ಇ. 


ಈ) 


| ಹಂಚತಹಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ. 


ಒದಗಿಸುವುದು)... 


. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ 


' 144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಳೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


' 1076 (1149) 


ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ 


(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


ಉತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 22-09-2021 
. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ _ ಉತ್ತರ , 
ರಾ | 2018-19, "2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಅನ್ನಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 


ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 


ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ 


ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು)... 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ... 


ಸದರಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 


ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ' ಪೈಕಿ ಉಪ 
ವಿಭಾಗವಾರು ಹಂಜಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 


ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು | 


ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಅನುಷ್ಠಾನದ" ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ 
ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ವಯ ಅನುದಾನದ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಯೋಜನಾವಾರು 
ಅನುದಾನದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ .ವಿವರ 


ಸಂಲೋಇ/146/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ! 
ಉಪಯೋಜನೆ: ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ |. 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ 
ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನಯ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


(ಪಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲು) 
“ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


4 


pa 


ಅನುಬಂಧ-1 (ಚುಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.1076 (1149) 


- 18-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ 


ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
oe 
ಕ್ರ ಅನುದಾನ 
MM ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 
ಸಂ 2018-19 2019-20 2020-21 
4 I& 
1 2 3 4 T 
7 [4050-80-051-0-25-386 [ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 10000.00| _ 12200.00| - 7700.00 
R050 50 051032005 ಾಾನಮ ಸ್ಛಡಗನಾ-ನರ್ನಾಣ 15000.00[ 1477.47] 1000.00 
3 |4216-01-700-2-01-386 [ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ 5780.00 5350.00 3598.48 
4 |4216-01-700-2-24-386 [ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ - ನಿರ್ಮಾಣ 2443.00 1299.89 975.00 
5 1505403 101-0.02-132 ಪಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 10510.00|  12080.00|  16000.00 
6 [5054-03-337-0-16-154 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು If 6600.00 4284.11 4100.00 
5054-03-337-0-17 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | \ 
7) 154 [ಸುಧಾರಣೆಗಳು | _ 35950:00[ 3547262) 3715152 
8 160 (ನವೀಕರಣ 2500.00|  372000[ 4100.00 
5054-04337-0-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು | 
FS 133[ನಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 5000.00] 1827000) 12586.70 
10 135|ನಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 10000.00| 12400.00 6104.00 
41 136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 5267.00 6400.00 3094.00! 
32 154 |ಸುದಾರಣಿಗಳು 194500.00[ 165530.00| 264698.00 
13 160|ನವೀಕರಣ 13568.00 6900.00 6700.00 
14 422|ವರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 82755.00}| 86900.00} 6613000 
15 423|ಗರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ . 39410.00| 40000.00|  .31500.00 
[16 5054-04-337.0-02-436 |ನದಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 18370.00|  33837.00 6158.60 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ IN 
5054-04-337-0-06 ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 
TN 422|ನರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 5638.00 6261.49} 1871200 
pr 223 [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 1588.00 0.00 7661.00 
— 
19|5054-05-337-4-02-154 ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 0.00 3500.00 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌) 
20 [5054-04.337-0-05-172 [ಕೇಂದ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು 51039.00| 3787000 4349900 
21 |3054-01-052-3-00-182 |ರತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ 170.00 170.00 175.00 
& ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 51209.00|  38040.00| 4367400 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ) 
22[5054-03-337-0-18-154 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 70000.001 75000.00| 172500.00 
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ[ 7000.00) 75000.00] 17250000) 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್‌) 
23 |5054-03-337-0-84-172 [ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್‌)-॥ ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು 7356300 7033042] 5987600] 
kdl 
24 |5054-03-337-0-86-172 [ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್‌) -!! (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸೆಗಳು 42550.00| 539864.88| 70000.00 
ಒಟ್ಟು ಕೆಶಿಪ್‌] 145103.00] 110195.00| 129876.00 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮೆ ನಿಯಮಿತ (ಕೇಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌) 
5054-80-190-0-01 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
25 132|ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 61601.00| 40000.00|  45500.00 
26 240|ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ 1250.00 1450.00 1650.00 
5054-80-190-0-03 ಕೆಆರ್‌ದಿಸಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ ರೋಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ Wi 
27 132| ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.00 0.00 0.00 
28 422|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಂತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 0.00 0.00 0.00 
[29| 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 0.00 0.00 0.00 
30 3054-80-190-0-01-240 [ಕಆರ್‌ದಿಸಿಎಲ್‌ ಯಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ 3178.00] _ 3981.00 1183.36 
ಒಟ್ಟು ಸನಮ್‌] 66029.00| 45439.00; 48333.36 
31 |2059-80-053-1-09-200 |ನಿಧಾಸಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 430.00 250.00 200.00 
32 [2059-80-053-1-10-200 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ | 35.00 25.00 35.00 
ವಿಧಾನಸೌಧ. ವಿಕಾಸಸೌಧ. ಬಹುಮಹದಿ ಕಟ್ಟಡ. ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ 
33 |2059-80-053-1-11-200 ದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನರ್ವಪಣಾ ವೆಚ್ಚ 2200.00 2000.00 1700.00 
34 |2059-80-053-4-00-200 [ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರಸ್ತಿನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 32244.00| 2673043] 2500000 
35 [2059-60-800-06-051 [ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 1500.00 500.00 100.00 
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ಅನುದಾನ 
2018-19 2019-20 | 200-2 


> ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ' ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


~~ 3 


-|2216-01 -100-3-01-200 


36 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 13546.00| 13693.53 0.00 
2216-07-053-0-01-200 pi 


4 


37 |2216-07-053-0-01-200 [ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸಶಿಗರಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬೆಚ್ಚ 0.00 0.00 12000.00 


38 [2216-01-700-4-00-221 |ಕೀಶೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು 400.00 203.69 75.00 


39 |3054-03-102-0-01-200 |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 4030.00 4000.00 5600.00 
40 |3054-04-105-0-01-200 [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ " 3500.00 3500.00 4340.00 
41 |3054-03-337-0-05-200 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಜಣಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ” 26710.00} . 35517.00|  33758.00 
42 |3054-03-337-0-07-200 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 11746.00|  11250.00| 1212841] 
43 [3054-04-337-1-09-172 [ನಖ್ಯಿಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾನೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ -[ 5134200] 2734200 32342.00|, 
|3054-04-337-1-10 ಜಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು.ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಜಣಿ ] | | 
44 200ನಿರ್ವಜಣಾ ವೆಚ್ಚ | 3661700) 3713644] 3362900 
45 422|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಂತಿ ಉಪಯೋಜನೆ | 0.00| 552700 


47 |3054-04-337-1-13-200 |ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 9735.00 9375.00] 1196000 
| ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒ 951255.00[ 905871.67| 1085615.77 


46] - 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ i} . 0.00} 2369.00 
ಟ್ಟು 
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ವಿಭಾಗ/ 
ವಏ.ಸಸ್ಲೇತ್ರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ಟರಾಯನಪುರ 
ಹದೇವಪುರ 


il 


| ಅನುಬಂಧ-ತ್ಲಿ | 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗವಾರು/ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳು (ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆಗಳು) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
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Safety Maintance Expenditure" 
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Karnataka State Highways Improvement Project-Il 
“ Statement showing Expenditure for the FY 2019-20, 2020-21 & 2021-22 (upto August-2021) under HOA 5054-03-337-0-84-172 
(INR in Crores) 
SL | Package | 2021-22 ¥ 
Upgradation of the Road from M/s. DRN Infrastructure 
ಈ . 4.29 
By WEE-2A Haveri (NH-4) to Hanagal Enginners & Contractors. 429 
Upgradation of the Road from Mis. DRN Infrastructure Re 
24 WEE2B Hanagal to Tadasa Enginners & Contractors. 3.84 84 
Upgradation of the Road from 
|3| wer | Dharwad to Saundatti Mis RYCELSRIDE NV) 225 4 
p FE Upgradation of the Road from RS B WM asl: “441 
Dharwad to Saundatti The Trinity Group 3.35 4.76 242 10:53 
Upgradation of the Road from M/s. Patel Engineering Ltd, 
Thinthini to Kamala Hyderabad 613 85 
Upgradation of the Road from , 
|6| wees | Chowdapur‘to Gulbarga Mis. SRK KCL (¥) 
, Upgradation of the Road from Mis. Patel Engineering Ltd, 
WAER Shimoga - Shikaripura - Hyderabad ನು 15.21 
WaE-spr UPSracallost of the Roed-iront IMs. RNS Infrastructure Ltd. 16.55) 6.62 23.17 
Shikaripura to Hanagal 
Wap pecatonl che Roan roi Mis. Sadbhav Engicering Lid. 8.35 8.35 
Managuli to Devapura 
DBFOMT Annuity Road from M/s. Mysore Bellary Highway 
DBFOMT Annuity Road from M/s. Ashoka GVR Mudhol 
WAE2 Mudhol - Nippani - MH Border Nippani Roads Ltd. | 7830 3949] 20808 
12| wer-1 [Road from Bagevadi to Soundatt: | M- Ashoka Bagevadi Soundaiti $4.58 
Road Ltd. 
13 | WCP-2 [Road from Bidar to Chincholi es 20.33 26.48 99.02 
Project Pvt. Ltd. 
14 | WCP-3 {Road from Hassan to Periyapatana IMs. DBL Hassan Periyapatana 77.54 130.25 
Toliways Ltd. 
. DBL Mundaragi 


Ww WW 
& N 
ಘಾ ww 
ವ = 
| 
[w=] 
a | SD 
ಮ 
Ww | 00 ES 
S1E1S: 
© |W 
00 | tan 


15 | WCP-5 [Road from Hirekerur to Ranibennur Mis. DBL Hirckerur Ranibennur p 44.12 
Tollways Ltd. 
Road from Mundaragi to Mss. 
16] WCP:6 Harapanahalli Harapanahatli Tollways Ltd. 4824 
17 | WCP-7 [Road from Hungud to Talikot DS ETL 69.26 
Road Ltd. 
AEP-6A [Mis. IMC Projects (India) Ltd Upgradation of Road from 
Davanagere to Chennagiri 
AEP-9A MS. D.P.Jain & Co., Infrastructure [Upgradation of Road fro; 
್ಟ Pvt Ltd Soundatti to Ramadurga 
Upgradation of Road from 
20 | AEP-9B {MI/S. RNS Infrastructure Lid Halgatti Junction, Ramadurga to 
Badami By Pass Junction 
4 ee! Upgradation of Road from 
AEP-9C |MI/s. Ashoka Buildcon Limited Badami Bypass to Pattadakatlu 


Construction of ROB with 
22 | ROB-1 Mis. KNR Constructions Limited approaches at Rly.km 316/200- 
- 300 on road CH 74695 On 


[8 
~ 
[8 
Rt] 


& 
[od KS 
\D \S [od 
Kal [ea FN 
೫ © [ov 
a 
ww 
[1 
[ವ 


2.88 2.88 


1.30} 3 


ನ Pe ಈ 


M 


3.5 


Other Miscellaneous (CSC, IE Charges, LAQ, Forestry, EMP, R&R, Utility Shifting, 


IOC & Other Consultancy Services & Equipments & KSHIP-I Expenditure} 


Davanagere to Channagiri Road 
3 65.32 


701.57 


§ 


PaOIECY DIRECTOE 
PAU SMP 
8, 8. Cirele, Sargste 


pS 
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p> P 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ (2019-20 ರಿಂದ 


ಮಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವ್ಲದಿ ಯೋಜನೆ 


ಅನುಬಂಧ-2 


2021-22ರವೆರೆಗೆ) ಆಯವ್ಯಯದ ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಸುದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌-21ರ 


ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಒ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು 5054-03-337-0-86-172) 
(ರೂ. ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 
SL Name of Contractor! Consultants Name of Descriptions ಖಿ Expenditure (upto Aug-21) 
No 
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 Tota . 
me] 
ADB 1st Loan No.2705-IND 
: 
| Mis. DRN Infrastructure Engincers and Upgradation of Road from Gubbi to 3.70 
Contractors {AEP-3A Package) Bueragonahalli ncar Yadiyur to Mandya K 

"Mes. DP Jain &Co.. lnfastracture Pvt Upgradation of ‘Road from Bueragonafialli 0 08 


Ltd (AEP-3B Package) 


Jncar Yediyur to Mandya of SH-84 


ES JMC Projects (India) Lid 
(AEP-6A Package) 


TMi. D.P Jain & Co.. Infrastructure Pvt 


‘Upgradation of Road from Davanagere to 
Chennagiri 
Upgradation of Road from Chennagiri to 


Birur 


Ltd (AEP-6B Package) 


MS. D.P.Jain & Co.. Infrastructure Pvt |Upgradation of Road from Soundatti to 
Ltd (AEP-9A Package) Ramadurga 


MS. RNS Infrastructure Ld 


Upgradation of Road from Halgatti 
Junction. Ramadurga to Badami By Pass 
Junction 


(AEP-9B Package) 


Mis. Ashoka Buildcon Limited 
(AEP-9C Package) - ಸಹ 


Upgradation of Road from Badami Bypass 
to Pattadakatlu 


Wo 


Mis. KNR Constructions Limited 
{(ROB-1 Package) 


Construction of ROB with approaches at 


Davanagerv to Channagiri Road 


Rly.km 316/200-300 on road CH 74695 On . 


Mis. K. Venkataraju Engineers and 
Contractors Pvt Ltd (ROB-2 Package} 


LL 


Construction of ROB with approaches at 
Riy.km 219/900-220/000 on road CH 
44+855 on Channagiri - Birur Road (LC 
No.133 b/w Birur Station - Nagavangala 
Station on Birur Junction - Chikjajur 
Section of Mysorc Divn) 


Mis. KNR Constructions Limited 
{ROB-4 Package) 


[s ಹ on Ramadurga to Badami Road 


Other Miscellancous (CSC, PRAMC, Equipments. Black Spot Programs. Land 
I acquisition, Forestry, EMP. R&R. IOC & Utility Shifting) 


Du 


Construction of ROB with approaches at. 


Rly Km. 601600-700 on road CH 42+214 


Total (A) 


Mis. KN Highways Development Pvt Ltd - 
Package-l 


ADB 2nd Loan No.3619-IND 


4) Two Laning with Paved Shoulder of 
Kollegat to Hannur {km 0.000 to km 4.900 
along Kollega! and Madhuvanhalli Bypass, 
from km 66.888 to km 85.770 of SH-79. 
length 23.8 km): 

{by Two Laning with Paved Shoulder of 
Chintamani to AP Border (km 47.203 to km 
$6.9770of SH-82, length 39.8 km): 


{c) Four Laning of Bengaluru (NICE Road} 
to Magadi (km 15.325 to km 50.850 of SH- 


connector from Magadi to NH 75 via 
Chikkamudigerc and lyandahalli {km 50.850 


85} and Two Laning with Paved Shoulder of 


Ke H . 
to km 66.150 of MDR) (length 50.7 km} - | I 


213.90 - 


213.90 


M:s. KNR Constructions Limited - 
Package-2 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


tw near Somwarpeth {Km 51.000 to Km 
221.833 of SH 85, excluding the following 
common sections with Huliyudurga bypass 
km 76.520 to 78.410, common portion with 
SH 84 between km 83.700 to km 90.380 and 
common portion with NH 150 A in 
Nagmangata km 111.060 to km 113.260) 


Two Laning with Paved Shoulder of Magadi ! 


57.23] 174.225 133.41 


M's. Sadbhav Enginccring Limited - 
Package-3 


to Honnali (Km 105.500 to Km 205.290 of 
SH 57 and Km 215.335 to Km 253.713 of 
“|SH-26}- 


Two Laning with Paved Shoulder of Gadag ಹ 


L 


Shifti 


5 Other Miscellancous (Consultancy Services. LAQ. R&R. IOC. Forestry and Utility 


— 


Total (B) 


996.34 


GRAND TOTAL (KSHIP-H and KSHIP-FH ADB) (A+B) 


} 207.41 700.00 11.15 1058.56 


KR) 


PHOIEEY BINECVSS 
PAU SMP, @ 
ಭೂ ಜೀ rise Bengalore « 


ಅನುಬಂಧ-2 (ಎಲ್‌.ಎ. ಕ್ಯೂ ನಂ. 1149) 
2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ FR ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಥೋಟೆ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ i 


5054 ಜಿ ಮು ರ ಸೇತುವೆ 5054 ರಾ ಹೆ ಸೇಶುವೆ 5054 ರಾಜೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಂಚಳಿ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಇನವಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡನಾವ ಆನುದಾನ ' ಹಂಚಕ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ 


5054 ರಾ ಹೆ ನವೀಕರಣ 


201835 [2015301 302051. 3018-45] 2015-30 | 2020-31 | 301815 [ 301526 [ 205055 | 201645501530] 20205] 
TS SEE SN NE 
NSE) SNES 


RECN ELE EER ಮ 

189.67 1 40.77 53.60 | 000 | 000 | 000 | 00 [319024 24 
| 774 | 130068] | 13268 | 68 {1280.25 EE 

x [om [os [25 [on [smn [ons 
MR 
[os [os [anion | wo [om 
CITES 
ETI OE TEA 


[oS 
ಬು 
[es 


3.82 


ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 


5054 ಜಿ ಮು ರ ಸುಧಾರಣೆ 5054 ಜಿ ಮು ರ ನವೀಕರಣ 5054 -ಎಸ್‌ ಡಿಪಿ 5054 -ಎಸ್‌ ಡಿ ಷಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ 


[rn 
[32682 | 


| ' ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ i 


| 5054 - ಎಸ್‌.ಪಿ 5054 - 2015 ಬಳಯಾಗದಿರುವೆಡು 5054 -ಟಿ.ಎಸ್‌.& 
ಸಿ. ಎಸ್‌ಸಿವಿಸ್‌ಪಿ -ಟಿ, ಪಿ 


$ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ ” ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ . 
[201520 J 200024 | 204819 [201520 [20002 | 201619 [201520 | 202021 | 20815 | 201030 | 202021 


744,14 990.19 | 000 | 000 | 64465| 75.10 78.50 422.31 


~ಎಿಸ್‌ ಡಿ ಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


My 
Dp 


ಬು 
2 


47.33 15,61 | 064 | 854.00 789.40 434.16 | 160.07 152.42 148.81 


| ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


3403 ಬಳ8ಯಾಗದರುವದು 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ' 


ಹಾರ್‌ ಮಾಷರಾಡ ಇನ ಷನ್‌ ಪಾಡನಾನ ನವನ ಜಾ ಮಾಡರಾತ ನವ 
2018-19 | 201920 | 2020-21 | 201815 [2019-20 | 


5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ. 5054 ನಬಾರ್ಜ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಣ್ಯ 


Kl ; ತುಪೆ ಣೆ. 
054 ಜಿಮುರ ಸೇ ನಿರ್ವಹ (ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ನಿಧಿ.ಯೋಜನೆ) 
" ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ 
64 65 7 


5 
88.26. | 195.64 1692.44 
2067.59 


3054 ಜಿಮುರ: ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054 ರಾಹೆ ನಿರ್ವಹಣಿ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ "ಆನುದಾನ 


120.31 | 119.75 
707.97 


22.73 


"186.16 


” ರೂಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 


ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 


2216 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 


' 2216 ನಿರ್ವಹಣೆ / ದುರಸ್ತಿ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ' ಮಾಡಲಾದ ಆನುದಾನ 
2013-19 ‘T 2019-20 | 2020-2. | 20189. | 201920 | 2020-21 


92 
SSN EEN SE EEE 


CENETAINS 
ಗಾ 


EET 


| 00 1607.17 1844.52 3178.50 
| 000 0.00 2000.56 6028.32 | 


3497.44 | 
40533.06 | 


0.00 


14941.65 | 20601.17 


ಅನು ಬ೦ಧ-2 (ಚುಕ್ಕ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.1076 (1149) 


ನ ವಿಭಾಗ, ನಾತ, ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್‌. ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2018-19 T3033 337-0-17-160 (a 
ರಾಹೆ- ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. 

3087 RESIST ಕ್‌ 
ರಾಹೆ- ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. 


prs) RENT TTA i ಯೋಜನ್‌ 4 ನ್ಹ್‌ಹಾವ್ಯ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ ಅ 0.00 ರಿಂದ 5.00, ಕೆ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15. pA ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


2018-19 5054-04-337-0-01-154 (Co 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ i 


ಕ್ರಸ: 


2 


3 


pl 


20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


pe 


a 


eal 


085 5 ನ K 
ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ-ಶಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.55 ರಿಂದ 070 ರವರೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗಾಮ. 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿೀಟ ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 


2018-19 


ಷಾ್ಯಕ್ಳ - ಭಾ ಹೋಪ್‌ 
TS ಗ್‌ [ 3 ಹೋ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


CCS TE TEE STE SES 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


7 8-19 
2018-19 


T TS TTT RE 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


0.80 ರಿಂದ 2.55 ರವರಿಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ದ] 
iE 2018-19 
2018-19 
2018-19 
IW 2018-19 
2018-19 
WA 
¥ 
2018-19 
2018-19 
WE 
pT 


Ela 
ದಾರ 


ಕ ೪ 505 


EOE ESE JEST TTT) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


) 


5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


¥ ೨೦5 


ಕುಮ ಗಾದಿಯ ಹಸರ 


ಪೂರ ಡಿಜಿ ದೆ 


ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.' 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಟಿಗೇರಿ ಉಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ) 


t ೪ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ದಾರಿ-!37 ರ ಹಂಚನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂ' ಿವಾಳ 
್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 280 ಮೀಟರ (ಕಿ.ಮೀ 75.20 ರಿಂದ 75.48 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆ ಪ್ರಭಾ ಸ 
ಶಹರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಓಲ್ಲ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಆಂತರೀಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರವಾಢ ಶಹೆರೆದ ಓಲ್ಲ ಕಂಟೋನಷೆಂಡ್‌ಷೋಲಿಸ್‌ಫಡ್‌ 
ಕ್ಲಾಟರ್ಸ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.70 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ (1.20 8.ಮೀ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ 
ಸಹಿತ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


300.00 


Fp) TRA ಕಾಡ್‌ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
73 0875 SCE TEES ETE TTR) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
24 2018-19 ರವಾಡ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
25 2018-19 ಧಾರವಾಡ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋ 
[ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
26 2018-19 ರವಾಡ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನ) 
| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
27 2018-19 ಶುಬ್ಬಳ್ಳಿ 5054-04-337-0-01-154 ( 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
pL TTS CEE EE ELE SE) 
" ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
30 2018-19 “ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 5054-04-—337-0-01-154 (Q *ಜ ) ಕ 
, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
|| ps - 
ಹೆ ಬ್ಬಳ್ಳಿ 
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H H fl H H t 

| f | j | . | | 
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L. Sl eile Es ELE & EE i SSS ES 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 000 UNOS i 0:00 ] 2523 0-00 [11295 YUI-61 
'ಶರಹಟ್ಟ ಭ್ಯ je 8S | 72 ಸ 80 0.00 SET “5092 ls ONC SR CY 
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| ನರಗುಂದ 0. 00° | 0.00 18720 000 i TIS52TU8 5140 K 000 | 0.00” 
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5054 - 2013. 
5054-ಎಸ್‌ ಡಿ ೬ 
ಟಂ | 5054 - ಎಸ್‌ಸಿಪಿ | ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು | 5054 -ಟಎಸ್‌.ಪ 15054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ| 5054 ನಬಾರ್ಡ 
N ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ - 
ಕ್ರ ಎಜಾಗ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ » 
ಸಂ.| ನ್‌ ಹೆಸರು Ll. 
| ಹ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ Ruud 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಲಾ 
ಅನುದಾನ 
lL NR 
_1 12 | 13 : 14 15 . 16 17 
U0 Eg 0,00 328) 
IIT REISE rr 0:0೮ 3816” 
2389 ರ್‌ ಡಿಡಿ 000 TI 0:00 


“I” --; 
“63” H 
“000 DE ನಾ 18.77 fp 0.00 Tyg: 


CT ಒಟ್ಟ 44.55 T 1360.09 6.06 733.32 T 0.0೦ ETE 7 


CE I 
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4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ 3054 ರಾಹೆ 3054 ರಾಜೆ 


ಖಾ 4216 ಇಲಾಖಾ ಸ 
pa ನ್ಯಾಯಾಲಯ 4 | ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆ ie ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ಥೆ 
ಬ ೨ tS ಸ [A] ಫಿ 
5 | ಜಾಣ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಕಣಢಗಳು ವಸತಿಗೃಹಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ Wii ಅತೀವ್ಯ 
ಸಂ. ok ಹೆಸರು E 
ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ "ಹಂಚಿಕೆ 
ಡಲಾದ 
ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮ 


ಅನುದಾನ ' ಅನುದಾನ 


| | 
H $ H H 
TS EES SE SS ER ES 
| ಸ ] 

BEET UALR ——337 80 — ug 83 
ತಾತ 


2೮52” 


su ಕಾ RC OC 
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| 
| 
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| oe | Tos 
-- 3054 ರಾಹೆ 3054 ಜಿಮುರ | 3054 ಜಿಮುರ 3054 
ಸ ಫಿ 54 ಜಿಮುರ | 3054 ಜಿಮುರ A 
pe ಸ ಗನವ್ಯಹಣೆ ಸಶಸ್ತ! ನರಹರ ರಲರರವ್ಯೇ | ರ 


ನಿರ್ವಹಣೆ - - ಸೆ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ರ್ವಹಣೆ NE ಮು.ಮಂ.ಗ್ತಾರ.ಅ. 
ಕ್ರ ನ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಸೇತುವೆ ಅತೀವ್ಯಕ್ಕಿ ಫಿ ಫಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಸೇತುವೆ ಅತೀವ್ಯಸ್ಠ ( ಮ ನಧಿ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಪಿ 
ಸಂ. ಹೆಸರು ವ 
ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ 3 ಹಂಚಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುಧಾನ 
೫ ೯ 27 | 8 | 30 


YU 


ನ ಸ ಭಿ 
} 1 
SET 
ಗದಗ NS | 


ASSL E LLL 
ಜ್ಞ ಸ 8340 . ಘಃ RR ies EG 


~~ 21.37 SEE 336.12 157.62 [153.83 7 696.24 
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¥ (oe 


ವಿಭಾಗ 


3054 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. 


] 


yp 


p-- 
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2059 ಸುವರ್ಣ 
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2216 ನಿರ್ವಹಣೆ 


22 


16 ನಿರ್ವಹಣೆ. 


2059 ಇಲಾಖಾ 2216 
ಮಿ ! ದುರಸ್ಲಿ ಹೊಸ R 
- ಟಿ. ಎಸ್‌.ಪಿ. | ಸೌಧ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ದುರಸ್ತಿ - ಲೆಕಶೀಷಿೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಂಚಿಕೆ 
ವಣೆ . 3 ಬ 
ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಮಾಡಲಾದ ಒಟು 
ಹೆಸರು ಬ 
ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದಾನ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಮಾಡಲಾಧ ದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ \ 
32 } 
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i \ | j 
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y ಅನುಬಂಧ - 2 (ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರ.ಸ೦.1076 (1149) 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು, ಉಪವಿಭಾಗವಾರು ಹಂಚಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


: (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


4059 p 4216 ಯಾಂಗ ಪ್ರಮು 
| 4059 ಇಲಾಖಾ |. ನಾಯಾಲಯ 4216 ನಿವಾಸಿ ನ ga kaki 5054 ರಾಜ್ಯ 
p ಕೆಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಂ ಕಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಣ ನನದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು 
3 wes Weald ಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ| ನ್‌ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ| ಸೇತುವೆಗಳು ಹ 
| ವಿಜ a ಮ | 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಹಂಚೆಕೆ ಮಾಡಲಾದ [ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹೆಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


p 


2 ರೋಣ 2073 0.63 100.11 39.74 

3 | ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 0.00 "- 0.00 0.00 0.00 

4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ 0.00 0.00 3.70 29.19 

5 | ನರಗುಂದ 11.28 0.00 0.00 0.00 | 000 0.00 
ಟ್ಟು 65.80 201.63 215.35 84.36 


pS 


pS 4 4 
FARekha 2021-22\@ LAQ LCQ 2021-22\LCQ 22-09-2021\746\1149 Gadag 1/1 


5054 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಭಾರಣೆ 


ಅನುದಾನ 


5054 . ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 


ಅನುದಾನ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ; 
4 ಹೆಲ್ಸಾ ಮತ್ಚು 5054 ವಿಶೇಷ 5054 - 2013 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


4 ನವೀಕರಣ . ಯನಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ |ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 


ಅನುದಾನ 


FARekha 2021-22\@ LAQ LCQ 2021-22\LCQ 22-09-2021\746\1149 Gadag 


50೨4 ಎಿಶೇಷ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ |ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು | ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 8 ಬ ಈ ಕ 
ನಿವೃದ್ಧಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 
ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಣಿ ತಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
[ | 7 7 
ಸ 1962.83 253.65 
— 
498.24 58.83 
1088.00 0.00. 
429.25 1.43 
988.59 73.05 
386.96 | 


1 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


2216 ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 
3೯ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


« pS 
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3054 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


3054- ಮು ಮಂ 

ಗ್ರಾರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ 

ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ [ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
, ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


SN 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ 
ಉಪ-ಯೋಜನೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


3054 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪ-ಯೋಜನೆ 


1 


5054 2013 ರಡಿ 5054 2013 ರಡಿ 
5054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


bp 5054 ನಬಾರ್ಡ 2059 ಸುವರ್ಣಸೌಧ. | 2059 ವಿವಿಧ 
ವಯ |ಬಳೆಕೆಯಾಗದಿರುವದು [್ಯೋಯ್ಟೋಬನ ಟಸ್‌ | ಬಳೆಯಾಗದಿರುವದು |ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ | ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ | ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪ | ನಯೋಜನ ಎಸ್‌ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುಬಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ" 


4 ಅನುದಾನ 
18 | 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
- ಅನುದಾನ 


ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


"0.00 0.00 
————— 
1996.58 529.06 


59,27 
414.28 


0,00 
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3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


— | _ ಕ್‌ - p 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [2೦59 ವವಧ ಇಲಾಖಾ | ಯ ರಾಜ್ಯ [3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 305) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ | ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ | ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ |, ನರದ ನರಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅತಿವೃಷ್ಟ | (ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
0 ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳ) | (ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಅಫಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ) ನೆರೆಹಾವಳಿ 
ky ರೆಹಾವಳಿ ರೆಹಾವಳಿ ) ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ | ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
- ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


' ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ 
ಅನುದಾನ 


0.00 0.00 0.00 0.00 | 000 | 0.00 3891.39. 
— — - 
0.00 0.00 278.22 0.00 29.08 0.00 3343.84 
0.00. 0.00 0.00 0.00 | 000 | 0.00 2526.19 


0.00 2473.46 


0.00 ‘0.00 150.00 000. | 000 | 0.00 1706.69 
| L_ 2908 | 


0.00 I 0.00 428,22 0,00 29.08 0,00 | 13941.57 
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ಅಮು ಬ೦ಧ-2ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1076 (1149) ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


2018-19 


ಮರುನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 23586) (ಮಂಜೂರಾದ ಆರ್ಜಿ 2013-14) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ - 2013-14 
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 203 ಕ್ರಸಂ. 1 (ಇ. ನಂ. 23586) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಹೆ ಸೇತುವೆ 
ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣದ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೊಡಿಸಿ 85. 00 
ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು 'ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ್ಷಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ 5609 ದಿ:04-02-2014 ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ರೂ,75.00 ಲಕ್ಷ, 
ರೂ. “0.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ್ಮ (ಒಟ್ಟು ರೂ. 185.00 ಲಕ್ಷ) 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


', ಲ್ನ € ; ಲ 
ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ಅಸೆಂಡಿತ ಆ 2016- 
17 ಕ್ಷಸಂ.ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಲೋಲ. 272 ಐಏಎಎಫ್‌ಎ!2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017 (ಇ. ನಂ. 67488) 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ' ಗುಜಮಾವು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.40ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಬ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅಭವ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಹರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯ "ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.16 (ಇ. ನಂ. 66999) 


ಕಾಮಗಾರಿ ೭ 


5 


ದಕ ಾಷಾಗಾಕಸಾಗ) ಧನ್ಯ ಮಾನ ಕ ನಾನಾ ಪಾಸ್ನವಕ 330 ₹00 
ರುಂಡವೀರ ಮಹಾಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತರ ಮಾವಿನಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುಖೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ' (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಏ:2017 

ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.17 (ಇ. ನಂ. 67004) 


ಬದಕ್‌ಇವಗಾ್‌ ಸಾ ಧಮ ತಾರಾ ನ ಪಾನ ದಾಗ್‌ 0 
ಹೊಳೆಬಾಗಿಲನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸಕಾರದ ಹತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಚ್ಯೆ.18 (ಇ. ನರಿ. 67005) 


| $10.00 | 09 76.00 
BUN 00 30.00 


| 17500 | 00 30.00 


ಕಾಡಾ ಜ್ಯ`ಹೆದ್ದಾರ SS 
(Appendix -E 2016-17 Page No. 132 SI. Ny. 1) 


ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಸೊಡುವ್ಲದು. 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯು.1 (ಇ. ನಂ. 67821) 


- EY ಧ್ಯ 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯ .2 (ಇ. ನಂ. 
67857) 


1 
Y 
a 
$ 
fel 
4 


(ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.3) ಕಾರವಾರ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರದ್ದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.3 (ಇ, ನಂ. 
67822) 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


415054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಬದಲ್‌ ಇಮಗಾರ ಸಂ ಕಾರವಾರ ಪಮ ನಳನದಂರ ಪಾಗಾರ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ಸುಧಾರಣೆ 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.4 (ಇ. ನಂ. 
67646) 


ಕಾರವಾರ ಲಿ: "ಸೆಂ. ಸ ಣೆ 
f (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ: ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272: ಐಎಥ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:5 (ಇ. ನಂ. 
ಗಾಕವಾರ ಕಾರವಾರ ಲಿ ಕಾಫ x ಪ್ವೀಯ ಹುದ್ದಾಃ 
ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ: ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272: ಐಎಘ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.6 (ಇ. ನಂ. 
67859) | 
"ಗಾಕವಾರ ನಾರವಾಕ ಕ್‌ ನವ್‌ 7 ನವನ್‌ ವಷ ಷ್ಟ” 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗಾಂವಕರ ವಾಡಾರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು. 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-ಲೊ.೪.272:ಐಎಥ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಇ. ನಂ. 
67860) 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


TITAS 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
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5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


' [ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ [(ಬದಲಿ`ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.) ಕಾರವಾರ ಸ್ಥಾ 

್ಯ i ಪಾಲೇಕರ ವಾಡಾದಿಂದ ನೌಕಾನೆಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಧಾರಿ: ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ 

| | ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ, ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ. ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ: 20- 05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.8 (ಇ. ನಂ. 
67862) 

" ಣಾರವಾರ ರ ್ರ ಥ್ರ ಕ್ಕಿ ರಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) £ 
(ಸರ್ಕಾರದ, ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.9 (ಇ. 

, ಸಂ. 67863) 

ಹಕ ಕಾರವಾರ (Oats ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.!0) ಕಾರವಾರ ಶೋಡ 

. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ: 20-05- 
2017) ರ.ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:10 (ಇ. ನಂ. 97860 


ಬರಕ್‌ ಇವಾಗ) ನರಾ ನಾನ ರಾವ್ಯಪದ್ಧಾ್‌ ಗನ್‌ 
ಪಡ್ಡಿ — ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ಬಳಲೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಸಂಶೆಪೇಟೆಯವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.00) (ಮುಂಜುರಾದೆ ವರ್ಷ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರಧ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ಬಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.11 (ಇ. 
ಸಂ. 67250) 


(ಬದಳೆ`'ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ) ಅಂಕೊವಾ`ತಲೂ ನಲ್ಲೂರು ಸಂಜಾಯಿ 
ಪಾಂಡವರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕಾರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 0,87) 
(ಮಂಜುರಾದ, ವರ್ಜ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.12 (ಅ. ನಂ. 67277) 


40.00 
40.00 13.01 


(ಬಡರೆ'ಾಮಗಾಕ ಕ ಿ 7500 
ಕೋಟೆಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.575 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ '2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೂ.೪.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.13 (ಇ. 


ನಂ. 67335) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.14) ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಸ ಪಂಚಾಯತ'ಸೊಣಿಗಿಮೆಕ್ಕಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:14 (ಅ. 


h -337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ , ಕ ಲಿ ) ಬೀಲೇಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. - ಬೊಗಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಧಿಖ್ಯೆ.15 (ಇ. 
ನಂ. 67467) 


1615054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ: SST ಸೋಕರ್ಣ ಡ್ಯ ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-143 "ರ ERSTIEI 125,00 25.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ರಿಂದ 200 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 


17(ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಇ. ನಂ. 66250) 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಭಾರಣೆ. 


[Ey ee ST 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


sa ಹಾಗೂ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ' 
2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ. ನಂ. 66689) 


[ರ ್ರ & ಣಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೋಲ್ಲರ್ಜೆಗೆರಿಸುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Rg SES 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜ ವರ್ಷ 2014-15) ಬೆಂಗಳೂರ ರವರ ಪತ್ರ 
ಲೋ.೪. 422 ಸಿಆರ್‌ ಎಂ: 2015 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2015 ರ ಪ್ರಶಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. (೪. ನಂ. 41753) 


K ಹೆ ಕ £ 
) ಸೇತುವ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ. ಇ.272:ಐಎಘಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (ಇ. 


ಸಂ, ಹ ದ್ದಾಃ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (29.30 ರಿಂದ 30.00, 33.00 ರಿಂದ 36. 00) (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2613- 
14) (ಅಖೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 424 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15) . (ಇ.ನಂ.23477) 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕ ಹೆ 
ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ 155 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಇ.ನಂ. ಕ) 


0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) Mees. 272 
ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:20-05-2017) BR 


ಗೌಡರಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿದಿದ 100 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ 
ವರ್ಷ 2016- -17) (ಲೋ.ಇ 272 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:20-05-2017) (ಇ.ನಂ.66990) 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


೨054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


೨054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


೨054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ' 


ESN 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


STN 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಕೂಣದಿಂದ ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮುರು ಡಾಂಬರೀಕರನ (ಕಿ.ಮೀ 0. 00 ರಿರಿದ $4.00 ರ ಪರೆಗಿ 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಷ — 2011-12) (9. ನಿಂ. -—--) 


ಣ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ : 


[43 
2013- 14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಪ 416 5 ಮ ಸಂಚ 10 ) ಪರಿಷತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
1337.00 .ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2010-1 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಷ-ಇ 
ಆಯ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಇ.ನಂ. 


ನ ಸ್‌ 1 y- 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಇ 2013-14 
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 478 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 17 (ಇ. ನಂ.10071) 


j ಸಹಕರ ಇ ಮೆಂಜೂರಾದ 
ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಫ-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ. ನಂ.46999) 


ಕಿ.ಮೀ 400 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಖೆಂಡಿನ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 


236ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 (ಇನಂ. ಸ 


[$3 ಲಃ ky ಹ ಪ 
(ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಆಡಂಡಿನ್‌-ಇ 2013-14 ಪಟ ಸಂಖ್ಯ 476 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 
(2010 -11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ- ಇ ಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ( ಇ ನಂ. 7229) 


ಫೆ 
Gnod ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 Rd 12.00ರ ವರೆಗೆ ಮದ್ಯವಚು ಪಥ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಳ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಸೆ 264 ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 2 ) (ವಅಂ:23951) 


ಕಠಂಕೊರಾ ಇನ ಆರಥ್ಮೆ ಕಾಕಚೈರ್‌ ಕಂಕಣ 3ವಷಸ್ಸರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 2.85 ರಿಂದ 4.00ರ 
ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013- 
14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 265 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ ನಂ. 23325) 


100.00 


800-00 
KN ಲ 


5054-04 337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ENT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0- ್ರಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


S054-04-337-0-01 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


NTE 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬೇ ಸ್ತು .ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 'ರ ವರಗ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15 ) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 
2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ ನಂ. 42423) 


236 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಅ ನಂ. 41787) 


ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 'ಉಳಗಾ ಬಂದರ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.55 (ಮಂಜುರಾದ 
ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಣಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಬಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ:.16 (ಅ.ನಂ. 67648) 


(ಬದಲಿ ಕಾ 
ರಿಂದ ಮೇಲಿನ್‌ ಬಾಳ್ಗಿ ಬಂದರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಬಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಅಶೋಕ ಮಿರಾಶಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.03 


(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.17 (ಇ.ನಂ. 67673) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 18)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಗಿನ ಬಾಳ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-34 
ರಿಂದ ಬಂದರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಅ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-18 (ಅ.ನಂ. 67675) 


(ಬದಲಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 7ಗಾಕಷಾಕ ತಾಲೂಕನೆ ಕಾರವಾರ`ಇಳಕಲ್‌ರಾಜ್ಯ 

06 ರಿಂದ ಶಿರ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. | K 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಖಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.19 (ಇ.ನ೦. 67676) - 


(ಬದೆಲಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಸಂ. 20)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ 
06 ರಿಂದ ನಿವಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


" [(ಮುಂಜುಧಾದಣ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 


2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.20 (ಇ.ನಂ. 67677) 


ಕಾಮಗಾರಿ`ಫೆಸಕ k .] ಅಂದಾಜು 1 ಜಂಟಕೆಯಾದ 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 21)ಕಾರವಾರೆ ತಾಲೂಕನೆ ಅಮದಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಕುದ್ದಾರಿ 
ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಳೆರಾಶಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ನುಂಜುರಾಜ ವರ್ಷ 2016- 


17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಟ ೇಲೊ.ಇ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.21 
(ಇ.ನಂ. 67865) 


ಡಾ ಹೈದರಘಾಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- -17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಬೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05.-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಧಿಖ್ಯೆ£22 (ಇ.ನಂ. 
67866) 


(ಬದಲಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 23) ಕಾರವಾರೆ ಧು ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ ಸರಷಾಹಾತ 
ಸಾವರಪೈದಿಂಧ ತಾರಿವಾಡಾರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ.(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ೈಲೊ.ಇ. 272:ಐಬಎಫ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ; 20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.23 (ಇ,ನಂ. 
67649) 


(ಬದಲಿ 'ಕಾಮೆಗಾರಿ ಸರ 24)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ `ಕೊಂಕಣವಾಡಾ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.50ರವರೆಗೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 


ಸಂಖ್ಯೆೇಲ್ಲೊ.ಇ:272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ತ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.24 (ಇಂ. 67650) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 25)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ'ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ 
ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಿಂದ ಹರ್ಟೂಗಾ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮನೆಯ ತನಕ 


ರಸೆ ಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ. SE ವರ್ಷ 2016-17), (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ: 20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸವ್ಯ 25 (ಇ.ನಲ. 78607) 


ಮತ್ತು ಇತರೆ' ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


21 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 28)ಕಾರವಾರ`'ತಾಮೊ% 3 7.33 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಿಂಡಿಕೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ i ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 “ರಂದ 0.6 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಅ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.26 (ಅನಲ. 67665) 
22. |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ದಾ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ [(ಬದೆಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.'27)ಕಾರವಾರ ತಾಮಾಕನ್‌ ನನಪೋನ`ಪನಷಾ ಗ 20.00 7.33 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ್ಯ "” |ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-34 ರಿಂದ ಪಾಟೆರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂಡ 


0.91(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20- 
05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.27 (ಅ.ನಂ. 67667) 


TE Ey EE SE 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ .ರಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


NTN TT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


RTI NT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TIT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TTT NTS ಠಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


[el CQ [e1 


a 
§ | 

F ಸ ಕ ಸ 

3] Y y 

(1 C1 [el (1 


ವಿಭಾ: 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 28)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ "ಪಂಚಾಯತ ನಾಡೆಗೇರಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೮.272:ಭಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.28 (ಇ.ನಂ. 67823) ; 

(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 29)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿ 

ಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.29 (ಇ.ನಂ. 67824) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 31)ಕಾಠವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ರುಕ್ಕಾ 
ಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೋಠವಾಡಾ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 0.625 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.31 (ಅ.ನಂ. 67669) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 32)ಕಾರವಾರ 
ದೇವಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಗಾ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಖವಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.32 (ಅ.ನಂ. 
67757) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 33) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಂದು ಗುನಗಿ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.33 (ಇ.ನಂ. 


67758) 

(ಬ ದರೆ 3 

ಕೋಟಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಅ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.34 (ಅ.ನಂ. 67670) 


OT EES BESS 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TREES eT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


RTT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ERT NST 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


೨054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


SENT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


5 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 35)ಕಾರೆವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣಗಾ`ರಾಷ್ಟಿದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಫಿಶ್‌ 
ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಚರ್ಚ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಳಸಾವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂಜುರಾದ 


ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ.35 (ಇ.ನಂ. 67867) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 36)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರವಾಡ'`ಪಂಚಾಯತೆ ಶೆಬ್ಬೆಶ್ತರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಯಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.36 (ಇ.ನಂ. 67856) - 


(ಬದರ ಇಷಗಾಕ್‌ಂ 37 ಾರವಾರ ಮೂನ ಮಾನಾ ಪರಣಮ 
ಗೋಟ್ಸೆಭಾಗದಿಂದ ಕೋಮಾರಪಂಥ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0:00 ಅ೦ದ 0.5 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಥ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.37 (ಇ.ನಂ.67671) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 38)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ ಪೆಂಚಾಂ ತ 
ಸಾಸನವಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಖೀರ್‌ ಮಜ್ಜೀದ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ರೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.38 (ಜನಂ. 67855) : 


ಕಾರವಾರ ಸಾಮಾ ಸೋನ ಕ್ರಮ ರಂದ 3 ರ ವರಗ ಸಧಕನ 
ಮಾಡುವುದು . (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಫ್‌-೪ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 3) (ಇ.ನಂ. 68999) 


ಕಾರವಾರೆ"ತಾಲೂಕಿನೆ ಕ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ'ಠಸ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಮಂಜುರಾದ ಪರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ -ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ ಧು ಸಂಖ್ಯೆ 5) 
(ಇ.ನಂ. 69896) 


ನಕವಾಕ್‌ ನನಾ ಸಹ EEO ETS 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಶ್ರೀ ಸಾಂತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) (ಮಂಜುರಾದ 


ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಹೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016-17 ಮಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8) (ಇನಂ. 67672) 
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5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಪೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


RINT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕೂಡಗ 
ಭಳ ಅಗ್ರಿ 

ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 

ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.39 (ಇ.ನಂ. 67334) 


ETN 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮಳೆಗಾಲದೇವತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.590 (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಬಎಫಘ್‌ಎ:2017 ದಿನುಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.40 (ಇ.ನಂ. 67278) 


NTT EG 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಆಂದ್ರೆ ಫಘೊರೆಸ್ಟ್‌ ಗೇಟನಿಂದ ಎನ್‌. ಎಚ್‌. -66 ರ ತನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.45 ರವರೆಗೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.44 (ಅ.ನಂ. 67219) 


TNT 8 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 42)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರವಾಡೆ ಪೆಂಚಾಯತ 
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.70 ರ ವರೆಗೆ(ಹಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 
2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ.42 (ಅ.ನಂ. 67369) 


15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


ಕ ಹಟ್ಟಿಕೀರಿ ಪಂಚಾಯೆತ 
ಕೋಟೆಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೈೆ:ಲೊ.ಆ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.43 


NSTI NTT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


. |ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - ( 
ಸಂಖ್ಯೆ237: ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ, ನಂ49413) 


|! 
W 


TIT D-TS್ಲಾ - ಕಸ್ಟ } ಸಕಸ 
ಮತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ 2014-15) 
pe 3 


'ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ237 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5) (ಅ. ನಂ.42255)) 


F) F] F] F) F) 
C1 [el [el [ed [el a 
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45 15054-04-—337-0-01-154. ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TEES ESTE 
ಮತ್ತು ಇತರೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ETT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-331-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


PITRE pL ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


% 


ಫ್ರಿ 

fel 
& 
el 


12014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (೪.ನಂ. 43892) . 


ಟಾ ತಾಲೂ ಹೆಗಡ" ಮಾಸೂರ "ಬಳ್ಳಿ" 
ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಹೆಂಡಿಳ್‌-ಇ 2016- 
17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 171 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ.ನಂ. 66116) 


್ಲ ಖ್ಯ ವರ ತಾಲೂಖಿನ ಹೂನ್ಸಾರ ಲ್ಲಾಪುಠ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 
8.50 ರಿಂದ 10.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 
17 (ಲೊ.ಆ. 272 ಐಎಪ್‌.ಎ 2017 ದಿ:20-05-2017) ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಅ.ನಂ. 67829) 


ಹಾನ್ನಾನ್‌ ಕಾಮಾನ್‌ ವರಾ ಇಡಾ ಇನ್ನಾರ ಕ ವಾಸನಾ 
12.50ರ ಎರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ 
2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ರ-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ.ನಂ. 43902) 


ನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಗ್ಲಾರೆ ಮಾಗೋಡು: ರಬಿಸಿಕೇರಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ31.00 ನಷ 
33.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ: 2014-15) 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಅ.ನಂ. 43906) 


150.00 
100.00 


100.00 


7.33 


7.33 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಫ:ಸಧನಣಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


Ce Ey ST 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TTT TAT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 3.00 ಪ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 
7 
(ಸರ್ಕಾರದ: ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ5 


. (ಹ k 
ನಗರಬಸ್ಥಿಕೆರೆ)ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಹಾಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 500 ೮ 'ವರೆಗೆ ಸವಾರನ 


. |ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- -17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೊ.ಆ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017 


'ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಕ (ಇ.ನೆಲ. 67473) 


ಮ್ನ ದ್ದಾ ್ಥ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 06-eae 
2016- 17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6) (ಇ.ನಂ. 67352) 


ಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ We 172 5 ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 


6 
Kt ಬ 
ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರಿಗೆ ಸುಭಾರಣೆ, (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 


2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ.10 (ಇ.ನಂ. 67365) 


; f ್ನ 
ಯಲ್‌ಕೊಟ್ಟಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 3.00 ನ 5.00ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಾನ (ಅ.ನಂ. 67449) 


್ನ ; 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- -ಗಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಅ,272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.42 (ಇ.ನಂ. 67408) 


f ಇ ಕು ಖರ್ಮಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತೆ 
ಮುಷ್ಟೀಂಕೇರಿ. ರಸ್ತೆ EN (ಮೆಂಜುರಾದ ವರ್ಷ" 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖೆ: ಸೀಲೊ.ಇ.272: ವಿಎಘ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.9 (ಇ.ನಂ. ig 


2.50 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಪ ೈದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- -17(ಹರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಆ.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: .6 (ಅ.ನಂ. 66991) . 


7.33 


ನರಕವು ನನ್ಗ್‌ ಕರಾ ನನ್‌ ವರ್‌ ನ್‌್‌ 
ದಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾಜ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
 [ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖೈೆ:8 (೪.ನಂ. 67003) 


62 ಜಿಲ್ತಾ (ಬದಲ' ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.7)ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೃಲೂರುನಿಂದ ಸೆಣ್ಣಬಲಸೆ ನಾ 35.00 733 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹುಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕೃಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.7 (ಅ.ನಂ. '66992) 
(ಬದಲಿ"ಕಾಮಗಾರಿ`ಸಂ.]3)ಭಟ್ಕಳ ಸೆ 508ರ ಕಸ 


ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ. 272:ಐಎಫ್‌ಎ!2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ,13 (ಇ.ನಲಿ. 66996) 


ಒಟ್ಟೂ] 5527.00 


ಕಾರವಾರ ನೂ ಇವರ್‌ ವಾಡ್‌ ಕಮ ರರ pT 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಖೆಂಡಿಕ್ಸ್‌- 2013-14 
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 607 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ( ಇ.ನಂ. 10081) , 


(ಬದಲಿ "ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.44) ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗಚಾ`ಪಂಚಾಹಾತ T3500 11.08 
ತೆನೆಬೋಳೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.87 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷೆ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಧಿಖ್ಯೆ.44 ( 

ಇ.ನೆಂ. 67217) § j 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ವಿಭಾ ಉಪ ಏಭಾ 


ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರ bus ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 


17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:45 ( 
ಇ.ನಂ. 67403) 


ಕ ಕ 40.00 
ಹರಿಕಂತ್ರ ಕೇಣಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.46( ಇ.ನಂ. 67453) 


3 ಶ 40.00 
ಕೇಣಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯ ಫಲೊ.ಬ272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.47 ( ಇನಂ, 67460) - 


ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.48 ( ಅ.ನಂ. 67462) 


್ಣ ್ಸ ್ಲ f ಫ END) 
|; ್ಣ ಗ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಎಚ್‌. ಪಿ.ಎಸ್‌. ಗಾಬೀತವಾಡದಿಂದ ಹಾರವಾಡ ಬಂದರು ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ 272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 


ಈ ಸಿಕ 70ರ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಸಕಲಬೇಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ RAS ಸಶಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 
ಹಳೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೋಗುವ ಸಕಲದೇಣಕ್ಕೆ 'ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0. 386 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ; 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.49 (ಇ.ನಂ. 67411) 


2015 ದಿನಾಲಕ:11-05-2015 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ2 (ಅ.ನಂ. 44238) 


8 ಸ್ತ X 140.00 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ . ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ -ಅ 2014-15 ) 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
| ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ. 154: ಐಎಎಫ್‌ಎ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


TTT ನಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


TNT 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


ಸಷ y ಕ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ೬ಮೀ. ೮00 ರಂದ 3 ಕ`ವಕಗ ಪಕ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ಭರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಇ 2016-17 ಪುಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ 206 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಅ.ನಂ. 586027) 


ವಾ 
ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಫೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಅ 2016-17 (ಇ.ನಂ. 
67760) 


ಬವಕ್‌ನವಾಗಾ್‌ 3) ಹಾನ್ಸ್‌ ಪರಾನ್‌ ಕಪಾಸಕಹವ 
ಅನಿಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.14 (ಇ.ನಂ. 67438) 
(ಬದಲಿ' ಕಾಮಗಾರಿ .ಸಂ. 15) 2 ಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೃಲೂರು 1 ಸು ಕ್ಷ. 

ದಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ. ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.15 (ಇ.ನಂ. 70048)) 


650.00 
ತಾನ ಾರವಾಕದ್‌ ಪ್ರವಾಸ ಪಂರರ್‌ ಹಾಡ್‌ 200.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. Page No. 91, SI No.1 Appendix-E 2013-14 


ಕಾರವಾರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ೀಸಂ.27, SINo.1 


Appendix-E£2016-17 
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.:335.ಐಎಘಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ ಸಂ.!.ಪಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ 2/8 


ಲಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕಿ 


ನಧಾಗ ನನ್‌ ನಧಾಗ ಇಮ್‌ ಇಂವಾ Tಪಯಾದ 
° ' ' | ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 


FS SAN MEEPS SENS EAT ESE ESS 


Kalk ಇಲಾಪಾ |ಾರವಾರ ರವಾಕ 10050 20.00 
w 
TOOT ನಾವಾ | ಣಾ 7ರ 
[0 
| ನಾನಕ 


20.00: 
SST ನರಾವ್‌ [ರವರ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು 


50.00 
SIS ನರಾವಾ`[ನರವಾರ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು of 


200.00 20.15 
4059-80-051-0-32-386 ಕಾರವಾರ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
4 X ಕಾರವಾರ 


73ರ FTN) 
TAO TT3 


100.00 | 30.63 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಹು y A A 
ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. Appendix -.E 2016-17 
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ. 326 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿನಾಂಕ:08-02-2017. ಕ್ರ 
ಸಂ. 2 6 3 


ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ ಹೌಸ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. Pa No. 27, Sl. No.2 Appendix - E 2016-17 ‘ನಾರದ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ; ಆಲೋ.ಇ.335 ಐಎಫಎ2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರಸಂ. ಪಟ 


ರದಲ್ಲಿ ಹಳ ಪ್ರವಾಸಿ 


ನು 


po) 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ. Page No. 27, Sl. No.3 Appendix - E 2016-17 :ರ೯ರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಛೋ.ಇ.335 ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ತ ಸಂ.3 ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 


100.00 30.63 


ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ-2 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ( Spill Over) Page No. 43 Sl. 
No. 1 Appendix-E 2016-17 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Construction of 2nd floor ‘to Dist Court compler for ADR Centre at 


ನಢಾ ; ಾ ಘ ” ಷಾನ 


—— 63 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮೂರನೇ "ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಲಿಪ್ಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಉಚ್ಛ. 


son (Spill Over) Page No. 43 Sl. No.2 Appendix:E 2016- 
17ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: , 1CBS 19 /2013 Dt:07-10-2016) S.1 


re 4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


5 |4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


92.45 


TESTO TNT ಕಾರವಾರ ಪರಾ ಇಾಕವಾರರ್ಸ ಸ್ಥನ ಕಹಕರವ ಫ್‌ ಮಾಕ ಗಾ 0 PNT 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ದರ್ಜೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಕಿರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (3 ಬ್ಲಾಕ ಗಳು) Page 
No. 35 SI No. 1 Appendix - E 2016-17 ನಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯ ಆ ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಘಫಎ:2015 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸರು 
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ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾನಕೇರಿ ಸತ್ಯಸ್ಥಳ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. 

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಾಕುಳಿ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕಾಲುಸಂಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಭಾತನಗರ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಶೋಕಾ ಪಂಚಾಯತದ ಹೂಜಿಮುರಿ ಹರಿಜನ 
ಕೇರಿಕಡಕೋಕಾ ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಚ್ಚೆಕೇರಿ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ನವೀಲಗೋಣ 
ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಡಗೇರಿ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ, ಚಂದಾವರ ಪಂಚಾಯತದ ಶಿರೂರ ಹರಿಜನ 
ಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (78239) 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತೋಕಾ ಪಂಚಾಯತದ ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 78217 

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗದ್ದೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಂಡಳ್ಳಿ 
ಹಾವಳಿಕಂಟ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(1.50 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) (ssub Est-1) 

ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66: ರಿಂದ ಸೋಡಿಗದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಡಿಗದ್ದೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (75268) 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಪಂಚಾಯತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಕರಿಡೇವ ಹತ್ತಿರ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೋಡುರು ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶ್ವಲ ಬಾಬು ಆಗೇರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮು ಆಗೇರ ಮನೆತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


150,00 
100.00 


20.00 


16.59 


8.40 


42.96 


20.89 


20.00 


ಕ್ರಸಂ 


1 15054-04-337-0-01-422 ಐರಿಶಿಷ್ಟ ರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
5; 


ಅಂದಾಜು 1 ಹೆಂಚಿಕೆಯಾದ 
ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೋಡುರು ಪಂಚಾಯತ ದಿಗಂಬರ ಮಂಕಾಳು ಆಗೇರ 
ಕಾರವಾರ " 16.00 16.00 
ಮನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಆಯು ಆಗೇರ ಮನೆತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
"ಕಾರವಾರ ಭೆ 
ಕಾರವಾರ 18.00 18.00 
18.00 18.00 


15.00 15.00 


AT -d- 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡುರು ಪುನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಸ್‌ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಜಾರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾ ಸೂರ್ಯ ಆಗೇರ ಮನೆತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


pS 
ಖಃ 


hl Re dl 
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5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕುಮಟಾ ಶಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಧ್ಯಹರಿಜನಕೇರಿಯ 
ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಶಿವು ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಬೀರಪ್ಪಾ ಹೆಳ್ಳೇರ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡುಮಾಸ್ಟೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ , 
ನಾರಾಯಣ ಆಗೇರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಾಯ ಆಗೇರ 


ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಖ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


' [ಕಾರವಾರ - 
ಕುಮಟಾ 


45 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ' ಉಪಯೋಜನೆ 


46 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಣಾಕವಾಕ 
ಕುಮ 
ಕುಮ 


ಟಾ K . 
ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಪಂಚಾಯತದ ಜನಶಾ ಕಲೋನಿಯ ಮಾಳು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ 18.00 18.00 
K ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ SH ” 
ನಾವರ (ಹೌನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹಬ್ಬುಗದ್ದೆ-ಚಂಡೇಶ್ವರ i 
ಇ" |ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ \ 
7 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ' [ಕಾರವಾರ ಹೊನಾವರ (ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೊದಿಕೆ ಶಿರೂರು 30 7 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ನನ್ನವರ [ಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ Wl 
TTT Se ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತದ ಸಎಷೋವ ಪಗಡೆಏತ 
ರ ಇ ಸ್‌ ks 4 714 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [a ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4 
TTT NN So Te ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಗುಳೇದಕೇರಿ ಪಂಚಾತಯತ ವ್ಥ್ಠಾಪಿಯ ಕುಂಬಾರ ಕೇರಿ 
ky ೫3 .00 .00 
054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ" [ಕಾರವಾರ ಹೊನಾವರ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಮೊಗೇಹಳ್ಳದಿಂದ ಆನೇಗದ್ದೆ ವ 0 
ಸ್ಥಾವರ [ಮ್ಯರ್ಗವಾಗಿ ಕರ್ನಕೊಡ ಹಳ್ಳೇರಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. k K 
STN ಪರತ ನರವಾರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


p 


FN 


3 


ke) 


pS 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕ್ಕಿಣಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಿಕಾನ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಮೋಚಿಮನೆ ಮಾದೇವಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮೊಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹ 


10.00 


ಮೊ 


ತ್ರ 
Ws 


955,80 288.96 


52 {5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಠ [ಕಾರವಾರ 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಹೊಸಕಟ್ಛಯಂದ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಸುಜಾತಾ ಮೊಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಆಗೇರಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಅಂಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಚ್ಛಡ ಆಗೇರಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪಡಿಕೇರಿ ರಸೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಟಿ 
ಹೊನ್ನಾವರ ಡ್ನ ) ವ 
೩ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹೊನಾವ ರೆ ಹೊನ್ಸಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಹಳೇಮಠ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಫರಬಜಾರ 
3 ಟೆಲಿಪೋನ ಆಫೀಸ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
1 |5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಅಂಕೋಲಾ |ನಲಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಫಂಚಾಯತದ ವಾಡಗಾರ-ಹೊಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 25.00 
ಉಪಯೋಜನೆ . ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (63369) ರ 
2 15054-04-337-0-01-423 Nou ಅಯೋವಾ ತಾಲೂಸಿನ ಡೊಂಗಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮನಠಲಗಾಂವ ಸದಿಕಾರಿ ರಸ 
ಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ ಈ ಡಿ ಗ್ರಾ ಕೇರಿ ರಸ್ತ 20.00 0.00 
ಉಪಯೋಜ; ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (63325) : 


ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(63274) " 


4° 15054-04-337-0-07-423 ಗಿರಿಜನ [ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ದೋರಣಗೇರಿ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 20.00 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (63326) ' ' 


5 [5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ [ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕನಕನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ [ಡೇ ಮಲಗೆ 12200 


-CNN IT NA T REESE 
ಅಂಕೋಲ ಕಿನ ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾ ಸ್‌ ತನಬೈಲ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 20.00 9.00 


HB 


20.00 0.00 


ಕ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಶೇವಕಾರ-ಕೈಗಡಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (63271) - 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಬ್ಬಾರಗುಡ್ದ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (63269) - R 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ನೆರಲೆಸರ ಹೆಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಹೊನ್ನೆಗದ್ದೆ 
ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನೆ ' ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಂಗಡಿಬೈಲ್‌ ಮುಖ್ಯ 
ಉಪಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಂಡಿಮನೆ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (78394) 


| 
A: 
§ § 


ಅಂಕೋಲಾ [ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಡಿ. ರಿಟೇನಿಂಗ್‌ವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುೂಲೆಕಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 
ಅಂಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ . ಬಳೆಜಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೋಲಾ |ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಳಲಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಿದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ' _ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


8 
$ 
z 


TTS NIT Ao rd 
ಉಪಯೋಜನೆ 

ETNA AOR 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಅಂಕೋಲಾ 


[| 
| 
ಗ್‌ | 


HO 


ಅಲದಾಜು ಹಜರಿಚಿಳಿಲಬ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಶ ಕೋಳ್ಳಿ 
ನಿಂದ ಕರೂರು ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳ್ನಡಿಕವೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ 
ಪುರವರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ ಸಾಯ್ದರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಚಿ ಗೊಂಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ . 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಾರ ಪಂಚಾಯತ ಹದ್ದೂರು 
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶಿಕಾನ ಗೊಂಡರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಸ್ತವಳ್ಳಿ 
ಗೊಂಡರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಚರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ 
ಕಾನಮದ್ದು ಹೊಸಹಕ್ಕಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

’25 15054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಿತ್ರೆ ಬ್ರಿಜ್‌ ನಿಂದ 

ಉಪಯೋಜನೆ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ-2 ಪಂಚಾಯತ ಕೊಡಸೂಳು 
ಜಡ್ಡಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ಸೂರಿಗೊಂಡನ ಮನೆಯ ತನಕ ಕಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಕಟಗಾರ ಗೊಂಡರಕೇರಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಕಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


496.79 100.49 


WM 


5054-04-337-0-06-423 2013 
ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಟೆಎಸ್‌ಪಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1076 (1149) ಕೈ ಉತ್ತರಗಳು 


ವಿಭಾಗ ಉಪ ವಿಭಾ ಹ ? ಅಂದಾಜು . 


(ಒಟ್ಟು ರೂ. 185.00 ಲಕ) 


ESE SEE i ಥ ಥ ಪನ್‌ ನರವ 7 3 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
TANT ; 


b \ ಕಿ.ಮೀ, 5. ಸತ 185.00 
ಈ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 23586) (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ" 2013-14) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಷ -ಇ 
ಜಿಲಾ ಪ್ರ ಸೇತುಷಿ ಸುಧಾರಣೆ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 203 ಕ್ರಸಂ. 1 (ಇ. ನಂ. 23586) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣದ ಮಂಜೂರಾದ " ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
We ಗೊಡಿಸಿ 185.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ್ಷಕ್ಷಕ 
"ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಧಾರವಾಡ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 5609 &:04-02-2014 ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷ ರೂ, 70.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ 


ಸ ಬೋವಿ ಸ ಛ ಸ್ಪ ಕಿ.ಮೀ. 2. ಫಕ್‌ ರರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (3 | 
FST SSS ವ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ನಂದಾರಾಮಾ ನಾಯ್ಯ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ" ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ : ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿ ವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಾವಾನಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮನೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ITNT ವ್‌ ಕಾರವಾರ ಮನ ರಾಷ್‌ಮ್ಥ್‌ ಗಾನ್‌ ಪಾಜಾಡಾ್‌ ಸಾರಾ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು pu ನಿರ್ಮಾಣ. 

5ರ TTS ಕರವ es 
[AN 


ನನನ್‌ ತನ ಸಮ್‌ ನ ಪಾಷಾಹ 
ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ' 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
—03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 


ಬ 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದೇವಳ: ಕ್ಕಿ 
ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಡಿಯ f 
ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಾಂದೇಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯೆತದ್‌'ಕನಡೇವಘಾ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಡೂರು ನಾಲಾ ಅಖ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕನ ಗಾಢಸಾಯಿ ಜರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ 
ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾ: ಪನನಾಹಾವ ಹಬ್ಬಲಗಾ ಜನತಾ 
ಪ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕ ಬಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ 


CN LN 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಅಸಳ್ಳಿ ಶಾಲಗ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಖೆ ಸುಧಾರಣೆ 2 


[5] 
fel 
1) 
[el 
G 
fe) 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ” ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ ಕಾವಾ ಸಾವ್‌ ಪಡಗಾನಾಗವರಾ್‌ಸ್‌್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಆಂ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ” ರ ಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನಿ 'ಉಳುವರ ಶಾಲೆಯ ಬೋಳಕೆಂ೬ ಹತ್ತಿರ ಶಾಲಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುವೆ ' ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇಲಾ 
ಲಾ 

SNS ಪ್ರಮು" ರ್‌ ಗ್‌ ಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಗುಢಿನೇವಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂರ್ಷ್ಕ್‌ಸೌತುಷ ನಿರ್ವಾಣ 
ವಾ 5 


[GQ 
[e 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ” ಕಾರವಾರ |ಅಂಕ ಆಂಕೋಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ೫ಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕಸೇತುಷೌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; ” ರ. Wl ಲಾ ತಾಲುಕಿನ ಶೇವ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂರ್ಕ್‌ಸೇತುಷ`ನರ್ಮಾ 


) 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
STANT ಮಾಪ್‌ ಇಕವಾಕ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ETT OST ESS” 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
SINT ಪದ್‌ ನಾನವರ 18ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
SEES ESE ರವಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ps] p) 
al 
y 
[el 
[C3 
Q 


4 
g 


54-03-101-0-02-132 ಪ್ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ -ಇ 2016-17 ಕಸಂ.ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಕೋ.ಇ. 272 ಐಎಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017 (ಇ. ನೆಂ. 67488) ' 
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38 


39 


40 


41 


42 


ಪ್ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
೨054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
೨054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


೨054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


EET ISS 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಬೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02~132 ಖ 


[ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
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5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
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5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054—03-—337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕಾರವಾರ 


ಕಾರವಾರ 


¥ 
& 
W 


ಕಾರವಾರ 


ಕಾರವಾರ 
ಕಾರವಾರ 
| 


ಕಾರವಾರ 


6 ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಹ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 

ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.೪.272:-ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯ! (ಇ. ನಂ. 
67821) 


2 ನ ಷ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಅ.272:ಖಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.2 (ಇ. ನಂ. 67857) 


ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ. 272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ಬಿನಾಂಕ:20-05-2017) ಠ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ:.5 (ಇ. ನಂ. 67858) “ 

(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ:6) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 
ಅರಗಾ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272: ಏಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.6 


(ಬದಲಿ ಇಾವಗಾಕ್‌ 3ರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕನ'ಚಂನಿಯಾ ರಾಷ್ಟ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗಾಂವಕರ ವಾಡಾರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರದ ಪಶ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:7 
(ಇ. ನೆಂ. 67860) 


ರಕ ವಗಾ್‌ ರವರ ಮಾಣತಾಡರುಸ್ಥನ್ನು 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾಲೇಕರ ವಾಜಾದಿಂದ ನೌಕಾನೆಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ, (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.8 
(ಅ. ನೆಂ. 67862) 


20.00 


0.55 


5054-03-337-0—17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. . 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಭಾರಣೆ. 


5054-03-337-0~17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


S054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಖೆ 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


S05 403--337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


KS 


ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 
(ಮಂಜುರಾಡ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ. ಸಂಖೈೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.10 (ಇ. ನಂ. 67864) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.12) ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ %ಲ್ಲೂರು ಪೊಚಾಯತ 
ಹೆಬ್ರಿಗದ್ದೆ ಪಾಂಡವರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕಾರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
0.87) 

(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272:ಬಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ;20- 
05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ12 (ಇ. ನಂ. 67277) | 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.13) ಅಂಕೆ ಥೆ 

ಕೋಟೆಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.575 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-- 
17) ೫ 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 

ಸಂಖ್ಯೆ.13 (ಇ. ನಂ. 67335) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.[4) ಅಂಕೋಲಾ ಸಾಮಾನ್‌ ನನರ 
ಸೊಣಗಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಅ.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.14 (ಇ. ನಂ. 


“67461 


ಬೊಗ್ತಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ; 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272 :ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ.15 (ಇ. ನಂ. 67467) » 


ರಾಜ್ಯ ಹೆ 
ಪಡಿಸುವುದು. 


15 


5054-—03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಗಾರಿ, 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಗಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054—03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


714.00 ರಿಂದ 717.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ 280 
ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿನಾಂಕ : 21.03.2018) 


90.00 


ಕ ಮೀ, 125.00 
ನ್ಯ 

0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುದರಣೆ (ಮಂಥುರಾದ ವರ್ಷ 

2016-17)(ಅಪೆಂಡಿಕ-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ D) (ಇ. ನಂ. 


ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಮಂಜುರಾದ ಭರ್ಷೇ 2016-17) 


- (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಆ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ, ನಂ. 6689) 


ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸುವ ಆಥಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) 
ಬೆಂಗಳೂರ ರವರ ಪತ್ರ ಲೋ.ಇ. 422 ಸಿಆರ್‌ ಎಂ. 2015 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2015 ರ ಪ್ರತಿ 
ಲಗಪ್ತಿಸಿಡೆ. (೪. ನಂ. 41753) 


ಸೇತುಷೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಜ್ಯೆಲೊ.ಇ272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.1 
(ಇ. ಸಂ. 72525) 


ವಿಭಾ ಹೆ ” ಅಂದಾಜು 


[ 


AF 


'ದ್ನಾರಿ 06 ಕಿ.ಮೀ, 31.00 ರಿಂದ 


5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ K 3.00 ರಿಂದ 36.00) 
(ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 424 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 15) (ಇ.ನಂ.23477) | 


ತಡಸರಾಜ್ಯ ಸನ್ಮಾನ 


5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 155 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಇ.ನಂ.66030) 


(ಬದರ ಇನಾಗಾ ಸಾ) ಪಾನ್ನಾವರ ಪರಾನ್‌ ವರಾ ಪಾಮ್‌ ್ಥ 
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ _ ಕಿ.ಮೀ. ೧.00 ರಿಂದ 2,00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ $ - (ಟಲೋ.ಇ. 272 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:20-08-2017) (೪.ನಂ.67405) 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕಾನರರವ ಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ದಾರಿ- 34 


ಷದ್ಧಾ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲಾ ಮತು ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮುರು ಡಾಂಬರೀಕರನ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು NA ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2011-12 (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ - ಇ 2011-12) (ಇ. ನಂ. 9437) 


ಕೇರಿ ಕ ರ ¢ ಫ ೯ಣ '(ಮಂಜೂರಾದ 1337,00 

ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-೪ 20 ಖ್ಯ 10 } ಪರಿಷ್ಯತ 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 1337.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಜೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2010-11 ಸೇ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ-ಇ ಆಯ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಇ.ನಂ.11269) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು - 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (9. ಔಂ46999) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. . (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌ಆ 2014-15 
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236 ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 (ಇ. ನಂ. 49924) ' 


ಲಳ ಗ 
ಮಾಡುವದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2613- -14) '(ಆಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 
476 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2010 -11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂದಿಕ್ಸ- ಇ ಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಉಮಗಾರಿಗಳು ( 
ಅ ನಂ.7229) 


ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12. ರರ ವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಪಥ ಕಸ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013- 14 ಹುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 264 
ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ) (ವ.ಇಂ:23951) 


4.00ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುದಾರಣೆ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 265 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ ನಂ. 23325) 


ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃ ಡಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15 ) 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಆ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236ಕ್ತ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ ನಂ. 42423) 


್ಯ . 
ವರಗೆ ಮರು: ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ. 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ ನಂ. 1747) 


» 


ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗಾ ಪೆಂಚಾಯತ 
ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಳಗಾ ಬಂದರ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 5.55 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.16 (ಇ.ನಂ. 67648) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 77ಾರವಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನ್‌ ಬಾಳಿ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌” 
34 ರಿಂದ ಮೇಲಿನ್‌ ಬಾಳ್ಗಿ ಬಂದರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಬಾಳ್ಗಿ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಶೋಕ ಮಿರಾಶಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದ್‌ 0.00 ರಿಂದ 1.03 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತ 
. ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಬಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ20-95-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸರೆಖ್ಯೆ:17 (ಅ.ನಂ, 67673) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ`ಸಂ. 78 ಕಾರವಾರ್‌ ಮೂಢ ಗನ ಬಾಳಿ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌- 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 34 ರಿಂದ ಬಂದರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಬಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.18 (ಅ.ನಂ. 
67675) . 


| (ಬದಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. ರವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಿಂದ ಶಿರ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 
ದ್‌ ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:19 (ಇ.ನಂ. 67676) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ": ಗಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲ್‌ ರಾಜ್ಯ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಿಂದ ನಿವಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 


ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ಲ - [ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.20 (ಅ.ನಂ. 67677) 


ಛ ಫ ಅ ುದಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
5054-04-337-0-01~154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಳೆರಾಶಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 


ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2016-17(ಸ8೪೯ರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಬಎಥ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-95--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.21 
ರ್‌ (ಇ.ನಂ. 67865) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
 |ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ. ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಟೋಲನಾಕಾದಿಂದ ಹೈದರಘಾಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜಾರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕೆ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.22 (ಇ.ನಂ. 
67866) 


ಬದರ್‌ ಇಷುಗಾಕ್‌ಸಂ. 3ಾರವಾರೆ 


ನಕ ಇವಗಾ್‌ 3 ಇರವಾಕ ತಮೂಣ ಚತ್ತಾನರಾ ಪನಚಾಹತ 
ಸಾವರಪೈದಿಂಧ ತಾರಿವಾಡಾರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಥಾರಣೆ.(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಣ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.23 
(ಅ.ನಂ. 67649) 


ನರಕಇಾವಾಗಾ ಸಂ ಾರವಾರ ವಾನ್‌ ಚಾರ್‌ 

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50ರವರೆಗೆ' (ಮಂಜುರಾಜ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-45-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:24 
(ಇ.ನೆಂ. 67650) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 25)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ 
ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರಿಂದ ಹರ್ಟೂಗಾ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮನೆಯ 
ತನಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-.25 (ಇ.ನಂ. 
78607) - 


(ಬದಲಿ `'ಕಾಮಗಾರಿ 'ಸಂ. 26)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ 
ಮೆಡಿಶಿಟ್ಟಾ ಸಿಂಡಿಕೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ (ಪೆಡ್‌) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.6 (ಮಂಜುಲಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಿಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.26 (ಅ.ನಂ. 
67665) 


(ಬದೆಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 27)ಕಾರವಾರ ; 

ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-34 ರಿಂದ ಪಾಟೆರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
0.91(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.೪.272:ಐವಎಫ್‌ ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.27 (ಇ.ನಂ. 67667) | 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು, 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


|5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


.|5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರೆಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


[4 


ನಾಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.28 (ಇ.ನಂ. 
167823) | 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 29)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕನ`ವೈಪವಾಡಾ`ಪೌಜಾರ 

ಪಾಕಳಿ ಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:29 (ಇ.ನಂ. 
67824) 

ಬರವಾಗ ಾಕವಾಕ ರಾನ್‌ ನರ್‌ 

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಠಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಖಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.30 (ಅ.ನಂ. 
167850) s 


ರುಕ್ಕಾ ಬಾಯಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೋಠವಾಡಾ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.625 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.31 (ಇ.ನಂ. 67669) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 32)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪೆಂಚಾಯತ 
ರಾಮದಾಸ ದೇವಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸೈಗಾ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ, 
ವರ್ಷ 2016-17) (ಸಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) 
ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:32 (ಇ.ನಂ. 67757) : 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ, 33) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂ8ನ್‌ ¥ ಕೃಗಾ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಂದು ಗುಸಗಿ ಮನ್ನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 


2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಆ.272:ಖಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.33 (ಇ.ನಂ. 67758) 4 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


5054--04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 34)ಕಾ | 

ಕೋಟಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ( ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.45) (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 
2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.34 (ಇ.ನಂ. 67670) 


(ಬದೆಲಿ`ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 35)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣಗಾ ರಾಸ 


ಫಿಶ್‌ ಮಾರ್ಕಿಟದಿಂದ ಚರ್ಚ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಳಸಾವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ..272:ಐಎಫ್‌ಎ:2೧17 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.35 (ಇ.ನಂ. 67867) 


ಇವನ್‌ ಸ ರವರವಾಕ ನಮ ರನ್‌ ಪಾಪಾ 
ಶೆಚ್ಚೆಶ್ಚರ. ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.36 (ಇ.ನಂ. 
67856) 


ನವರ ವಗಾ ಸ ೫7ಾರವಾರ ಕಾಮಾ 
ಗೋಟ್ಲೆಭಾಗದಿಂದ ಕೋಮಾರಪಂಥ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
0.5 (ಮಂಜುರಾದ ಪರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.37 (ಇ.ನಂ.67671) 


(ಬದಲಿ`ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆಂ. 38)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರವಾಡ ಪರಜಾಹತ 
ಸಾಸನವಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪೀರ್‌ ಮಜ್ಜೀದ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.38 (ಇ.ನಂ. 


X ಕೋ ಸ್ತ ಠೊ p ್ಭ - 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು . (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಹೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 


ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (ಅ.ನಂ. 68999) 


ವಿಭಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 
ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5) (ಇ.ನಂ. 69896) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ON 
| 


ಸ್ತ ಸುಧಾರಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 16-1) ಮಟ ಸಂಜ 110 5 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕ ಕೂಢ್ಗೆಗದ್ದ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 
1.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 
1.00 ರಿಂದ 6.155) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಅ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.39 (ಅ.ನಂ. 67334) ' 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
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(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 4) ಅಂಕೋಲಾ`ತಾಲೂಳನ`ಇಗಸಾರು 
ಮಳೆಗಾಲದೇವತೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.590 (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಖಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.40 (ಅ.ನಂ. 
67278) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ರಕ್‌ ನಗ SNS 
ಪಂಚಾಯತದ ಆಂಧ್ಲೆ ಫೊರೆಸ್ಟ್‌ ಗೇಟನಿಂದ ಎನ್‌, ಎಜ್‌. -66 ರ ತನಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.45' ರವರೆಗೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ" 


2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.41 (ಇ,ನಂ. 67219) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


WE 


ಕ್ರಸಂ 


41 ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು - 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

¥ § | 


| 
SN EN 
ನಮಾ ಹಾರವಾಡ ಪಾಜಾಹಾ 


ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.70 ರ ವರೆಗ(ಮಂಜುರಾದ 
ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ,272:ಬಿಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) 
ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.42 (ಇ.ನಂ. 67369) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 43)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ 
ಕೋಟೆಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.43 


42 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು F700 ₹5 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು _]0.50 ರಿಂದ 2.20 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ, ಸುದಾರಣೆ. 

44 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ-ಕಡವಾಡ ಠಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.00 11.93 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು - 0.30 ರಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 

45 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ಶಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ , 40.00 5.96 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿಬೇಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

7 ನಾನವನ ರವಾರ ಇನ ನಷ ಎಎ ರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ಯೋಟಿಗಾಿ ಪಂಚಾಮತ 550 748 
LEENA ಗ HR ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4 A 3.50 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದ CEE ಸ 

47 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ 4500 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

| 


ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
48 ' ‘ ಕಾರವಾರ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ನ್‌ 
ಕಾರವಾರ 


ಕಾರವಾರ 


3 ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 
[ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿ ಪಂನಾಯತ 
ಬೊಗಿಬೈಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೆಕೇರಿ ಮಂಜುಗುಣಿ ರಸ್ತೆ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಜವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರು 
ಗಳಿ ಸಿಉ ೧೧೧ ಗಿ ನೆಲ ನೊೋಡಾಣೆ೧ಸು ಹಣೆಗೆ ಣಾ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತೆರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054--04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ತಗೆ ಗೆಜೆಗೆಲೆ ಇಗಳಾಗಣೆಗೆಲೆ § 


ಉಪ ವಿಭಾಗ 


ಠಂದಾನ 
ET 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಡೊಂಗ್ರಿ 35.00 ೨.22 
ಹಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾರವಾರ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ ಕಿನ್ನರದಿಂದ 5000 74 
ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಮ್ಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನರ ಮಳೆಪೂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು 
ಅಂಕೋಲಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಗೋಣ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಗೆ 35.00 22 
ಬೈಲ್‌ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
54 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ ' [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕಸಾಳ ಪಂಚಾಯತ 35.00 .22 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ಮೂಲೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
55 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಶಿರಗುಂಜಿ ಮೀ 35.00 -22 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 ರಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
_ — ಕೋಲಾ .22 
¥5) 
ಕೋಲಾ 22 
46 
6.11 


ವಿಭಾಗ 
3 


[e 
[$) 


51 
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054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


5 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


Un Uy 
ಓಂ MA 


[x 


Ui 


7 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಠಾರ | 330 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

8 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ |ಅ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಟಗಿರಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಡವ 35.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ) 

9 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ ಕಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.30 ರಿಂದ 1.00 ೨0.0೦ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ-ಹಳವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ 100.00 14.91 
ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 
i ಕಾರಬಾ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 | 


Uni 


ತ್ಲ 


5, 

ಸ್ಟ: 
; 5 

ಖಿ: pe 
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ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗುಡಿನೆವಳಸೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

; 5 

- 


[ 
[el 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
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WE 


4 
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63 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
4 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
66 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಠಾರ ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಹಡ ತಂದಾನರ ಕ ನಮಾ ಕಂದರ 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ 2014-15) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 


ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಕಾರವಾರ [ಕುಮಟಾ ಕ 
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ237 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ. ನಂ.49413) 
ಕಾರವಾರ [ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕನ ಕುಗಡೆ ₹ ರು ಲುಕ್ಪೀರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 1.50 "ರಿಂದ 3.60 
' |ಹಾಗೂ 420 ರಿಂದ 6.00 ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 171 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಇನ. 66116) 
ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ಕುಮೆಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಕಡ ರುರು ಚಂದಾವರ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ರಿಂದ 8.65 150.00 22.37 
ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ನ 
ಸಂಖ್ಯೆ 171 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (ಇ.ನಂ. 66255) 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಖಳ್ಳಿ ಗುಡೆ ಸೆವಳ್ಳೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಬಾಳೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 18.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಹಂದಿಗದ್ದೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಿಂದ 2.80 
ರವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿನ್ನರದಿಂದ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 
ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಭಿಮಕೋಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.57 ರಿಂದ 
2.05 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕೇರಿ ಹಿಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತ. ಕಿ.ಮೀ. 3.00 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
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ಅಂದಾಜು 


p ಟಾ” ಕಿ.ಮೀ. EE 
5.00 ರಿಂದ 10.75 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ is ತಾಲೂಕಿನ ಹನೆಹಳ್ಳಿ - 

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.45 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 

2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 171 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಅ.ನಂ. 66249) 


Ey 
ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 10. 80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ eu ed ಗ 
ವರ್ಷ 2016-17) (ಲೊ.ಇ. 272 ಐಎಪ್‌.ಎ 2017 ದಿ:20-05-2017) ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ.ನಂ. 67829) 


X . 
12. 50ರ ಎರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ as CN (ಮಂಜುರಾರದ 
ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ.ನಂ. 
43902) 


X ಳಿ ರಸ್ತ ಕ.ಮೀ.2.50 `ದಿಂದ33ರರ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ: ಮಾಡುವುದು (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ 2014-15 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (ಇ.ನಂ. 43892) . 


ಕ ಹಗ್ಗಾರ ಸ್ತ ಗ ಕೇರಿ ರಸ್ತ ಕ, 
33.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ" 2014- 
15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ.ನಂ. 43906) 


ಯಿಂದ 


ಪರರ ಇಪ ಸಂ ಹೊನ್ನಾವರ "ಲನ 'ಹೆಮಾನ್‌ರ್ನಯ 3 
ಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ;2017 ದಿನಾಂಕ:20-45-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.5 


(ಇ.ನಂ.67373 ) 
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ಬದಶೆ`ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.4) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿ ಮಾನ. (ಹಗ್ಗಾ; \ 

ನಗರಬಸ್ಯಿಕೆರೆ)ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-4' (ಆನಂ. 67473) 
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ಘಸಜತ್ಸಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ `ಹೆದ್ದಾರಿ`208"ರ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆರುಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌.. 
ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6) (ಇನಂ. 67352) 
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ಕಾಷ್ಟಾಹಾ ಸನ್ಮಾ 7 ಕರರ ನವ್‌ ಗ ಸಾರ್‌ ಸವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 
ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9) (ಇ.ನಂ. 67491) ” 


ಭಟ್ಕಳ ಶಾಲೂಕೆ 
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Fr ಕಾರವಾರ ಸನನ್ನಾವ್‌ [ಬದರ ಇವಾಗಾಾ ಸಾ)ತನನ್ನಾವರ'ಈಾಹ-20ರ ದಬ್ಧನಗರ್‌ದಂದ 135 
ಕಾನಗೋಡು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ 
| ಜಭಯ ಜಿಲ್ಲಾ WN ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐವಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆಗಳು ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.10 (ಅ.ನಂ. 67365) 
3 ನರವ ನನ್ನಾ ಬರ ನವಾಗಾಕ ಸಾಗಹಾನ್ನಾವರ ಪರಾಂ ವೈತ್‌ಡ್ಡ 5A 7585 
} ' ಕೆಂಬಾಲ ಯಲ್‌ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 3:00 ರಿಂದ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 5,00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ಪರ್ಜ 2016-17) ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ 
§ ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-15--2017) ಠ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.11 (ಜನಂ. 67449) 
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ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


[ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


- 


NE 


ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3. 00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ Re ವರ್ಷ 2016- 


17(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ. ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ:.12 (ಇ.ನಂ. 67408) 


ವಲ್ಫಿ ಮುಸ್ಲೀಂಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ies (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- Se (ಹರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೇರೊ. ಆ.272: ಐಎಫ್‌ವಿ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.9 (ಇಂ. 67400) 


ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- nd 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.6 (ಇ.ನಂ. 
66991) 


ಥ ” ಸ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 110ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.8 
(ಇ.ನಂ. 67003) 


ಸ pl ( ಬ್ಯ ಸು 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ: 1.00ರ ವರೆಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ. 272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ;20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ]: 
(ಇ.ನಲ. 66992) 


ಕುಳ 
ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 
17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: :ಲೊ.ಇ. 272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-. 2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ.13 (ನಂ. 66996) 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾ ಕಿತ್ರೆ ಕೋಟಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 700 705ರ PY) 
ರ: ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಈ 
PLES) 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೊಳಿ ಕುಂಬ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2,70 ರಿಂದ 
6.70 ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು [ಹಂಚಕೆಯಾದಿ 
ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 
[3 7 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟವಾಣಿ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ಧಿಂದ 6.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣವಂತೆ ಮಾಳಕೋಡ ಇಡಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 11.50 ರ ವರೆಗ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಭಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


97 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನೂ ನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೊಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ದಿಂದ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 33.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


98 "15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ; ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಂದ 1800 ರ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


99 ಗಾನಾ  |ಹೊನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3. y 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು MER ನ ಸ Sp ಮ 
.. py PM 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು , i) [ad 


ಮಾಡುವುದು. 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ಅಡಕೋಲ ಹಿನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು . 13.50 ರಿಂದ 14.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೋಡ ನಗರಬಸ್ಥಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 
-]ರಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಆಯ್ದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ಠ) 


5054-04-337-0-01~154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕಾರವಾರ ಮಂಗಳೂರು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂಡಳ್ಳಿಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆಡವಿನಕಟ್ಟಾ 
ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ದಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04--337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


: |ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


|5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


ಹಕಾರ ನಹ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಲ್ಲೇಕೋಡಿ ಕಟಗಾರಕೊಪ್ಪ 
ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


]ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಕುರುಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ “ಮತ್ತ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ KH ಮ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅನೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 
2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 607 3 ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ( ಇನಂ. 10081) 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೂಬನ 
ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ 'ಪತ್ರ ಸ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ. 272:ಐಿಎಫ್‌ಎ:2017 ದನಾ 20-05-2017) 
ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: .45 ( ಇನಂ. 67403) 


ಗಾಬಿತ ಕೇಣಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖೈಲೊ. 272 ವಿಎಫ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ.47 ( ಇ.ನಂ. 


~ 
ಪಂಚಾಯತ ಎಚ್‌. ಪಿ.ಎಸ್‌. ಗಾಬೀತವಾಡದಿಂದ ಹಾರವಾಡ "ಬಂದರು ತನಕ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 


ಸಂಖ್ಯೆಲೊ. ಇ.272:ಬಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:. 48 ( ಇ ನಂ. 
67462) 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


es 


150.00 


22,37 


ಸಷನಘ 


: ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ (ಬಬಲಿ ಕಾಮೆಗೂರಿ ಸ೦.49)ಅ೦ಕ `ತಾಲಣನ ಹಟ್ಟಕ್‌ರ"ಪರಃ 
, Ww ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕಲಬೇಣ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೋಗುವ ಸಕಲಬೇಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರುವ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ನವೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ" 0.386 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.೪.272:ಬಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.49 
(ಇ.ನಂ. 67411) 


ನರನ ಷಾ ಪಾ ಹಾಕ (CE 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 2016-17 ಹುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 206 'ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಅ.ನಂ. 66027) 
054-04-337-0-01-160 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


ಬದಳಿಾವಗಾಕ್‌ಸಂ"14) ಹೂನ್ನಾವರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕು.ಮಾ.ನ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಅನಿಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕ8.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾಜ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರಚ ಹತ್ರ 


15054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳ ನವೀಕರಣ | ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಅ.272: ಐಎಘ್‌ಎ2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.14 (ಇ.ನಂ. 


ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಕ 106.00 37.76 
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ.335 ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. 
| ಕ್ರ. ಸಂ.1 ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 28 - | 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ರ್ಕಾರದ 
ಟಡಗಳು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯ ಲೋ.ಧ335 ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07- 2016. ಕ, ಸಂ.2 
ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 28 


. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊ a ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ 
4059-80-051-0~-29-386 ಇಲಾಖಾ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ; 27 ಕ್ರಸಂ3. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ 335 


ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ. 21-07-2016. ಕ ಸಂ3 ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2/8 


ಕಾರವಾರ ಫಷ ಧನ್ಯ ತಾನ ಧ್ಯನ ಪನ ಪಾನಕ ಹನನ 


ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 203- 14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 9] ಕ್ರಸ. 2 


k ಇಾಕವಾಕ ಕಾರವಾರ ಕನ್ನಡ ಸಸರ ಇರವ ಪಲ ವರಕನ 7000ರ 75: 
ನಾಯಾಧಿರು ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ-2 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 
4059-80-051-0-32-386 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ ಆ 2016-17 ಹುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕ್ರಸಂ. 1 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ನ್ಯಾಯಾಲಯದ "ಅವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು } 
' ನ್ಯಾಯಾಲಯ' ಸಂಕಿರ್ಣಕ್ಕ ಲಿಪ್ಪ ಸೌಕರ್ಯ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 


" ಕಾರವಾರೆ ಕಾರವಾರ ತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ನನಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ: ನ್ಯಾಯಾಲದ 100.00 15.31 
' ' ಸಂಕಲನ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. "ಹಾಗೂ ಲಿಪ್ಪ 
4059-80-051-0-32-386 | , ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅಖೆಂಡಿಕ್ಟ-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕ್ರಸಂ. 2 (ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ 17ಚೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್‌ ಸಿ.ಬಿ.ವಿಸ್‌./19 


12013 Dt:07-10-2016) ಕಸಂ. 16 


TT 

WE - ಘ್‌ “EE; : 750ರ p] 
4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ತ್ತರ ನ್ನಡ ಜೀ "ಪಷ್ಗ'ಘಸಪ 305ರ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಅಬೆಂಡಿಕ್‌-ಅ 2017-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ? ಕ್ರ ಸಂ.23) 
್‌್‌ ₹0500 73783 
ಕ "ಕಾ ದಲ್ಲಿ ದ ಕೈಕಿಣಿ'ರಸ್ತಿಯಲ್ಲರುವ ನಿವ 100.00 33.89 
4216-01-700-2-01-386 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಟಡಗಳು _ ಬ್ಲಾಕ 'ಗಳು)ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ-ಇ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 35 MN ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
* ಲೋ.ಇ.335 ಐಎಘಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ ಸಂ.! ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2/5 
ರಸಃ ಸಪರ ವ 


ಕಾರವಾರ 'ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕಾಜುಬಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠ 
ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹ ಸಂಕೀರ್ಣ 
4216-01-700-2-01-386 ನಿರ್ಮಾಣ (2 ಬ್ಲಾಕಗಳು) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಷ-ಇ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಕ್ರಸಂ 2 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯ: ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಘಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ ಸಂ2 ಪಟ . 


4216-01-700-2-01-386 ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೇರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಖೆಂಡಿಕ್ಷ-ಇ : 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಕ್ರಸಂ.3 
ಪೋಕೋಪಯೋಗಿ “ನಿವಾಸಿ ಕಟಡಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ಕ ಸಂ.3 ಪಟ 
[A 
- ಸಂಖ್ಯೆ 3/5 


101.67 


” 12.0೮ 12.00 
ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಡಗೇರಿ 
ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ | 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಠವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಿಯಾ ನಿಲ್ಕೆ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮಂಕಾಳಿ ನಾರಾಯಣ ಹುಲಸ್ಟಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 500 ಮೀ. 
ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸ್ಥಶಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಚಿನ 
ದೇವರಾಯ ಪರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೋಹರ ರೋಕಡೆ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರವ 
ಪರವಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆರಿಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ದಶಮತಿ ನಾಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ನಾಯ್ಯ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೇಕೊಟ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇರಪಾಗೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶಾ ನಂದು ವಾರಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ದಹಳೇಕೊಟ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಚೇಗಾರ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದುಕಪ್ಪ ಒಲೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ವಿಭಾ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡವಾಡ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಕಾಲನಿಯ 
ಕರಿದೇವ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರವಾಡ' ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಾರವಾಡ ತರಂಗಮಠ ರಸೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭಪನದ 
ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ರ [ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಚ್ಛಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕೂರ್ಮೇ ಹೋಗುವ 
ಆಗೇರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹರವಾರ 15ರ [ಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಧ್ಲೆ-ಕಂಕಣಿ-ನಿವಮಹೂರ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಳ್ಳೇರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


17 15054-04-337-0-01-422 ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ  |ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ವಂದಿಗೆ ಆಗೇರ ಕಾಲನಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422 ರಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಕ 

ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರ್ವೆ ಆಗೇರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. y 
5054-04-—337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಸ್ಕೋಡ ಆಗೇರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುರರ, 


20 15054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಈ - [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಂದ .ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವ ಗಾಬಿತಕೇಣಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


21 |5054-04-337-0 ತ್ತ - 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಕಗಿಲ್‌ ಆಗೇರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕ್ರಸಂ ಉಫ 


ವಿಭಾ ವಿಭಾ 


[C 


| 


EN MENT ASIEN 
22 |5054-04-337-0-—01-422 ಪರಶಷ್ಟ" - 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರ - ತಿಂಗಳಬೈಲ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪ್ಲಾಟ್‌ ಮನೆ ರಸ್ತೆ 


23 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ p ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ 50ರ EA) 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ . ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬುಳ ಹರಿನಜಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

24 15057-037072 ಪರಕಷ್ಟ” ಕಾರವಾರ |ಠರಕೋಲಾ | 555 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ ಬೇರೂಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. id 
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WW ಪಕಶಷ್ಟ” ನನವಾಕ ಹಾವ 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
| ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸುಭ್ರಾಯ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆ 12.00 1200 
ಹತ್ತಿರದ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


28 150537022 ಪರತಷ್ಟೆ ರ ಸವಾ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಮೊರಬಾ ಪುಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 60.00 60.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹಮ K 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಶ್ರೀ. 28.00 28.00 
ಶೇಖರ ಮಾಬ್ದು ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವು ಮಂಕಾಳ ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತದ ಗಾಂಧೀನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ (0 6 
ಗಣಪತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಸಾರಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತದ ಗಾಂಧೀನಗರ ಶೀ ಲಿಂಗು ಮುಕಿ 18.00 


ಪು 


ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


OTST SOE ಕ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


3 50ST SO ಕಾರವಾರ 
ಜಾತಿ, ಉಪಯೋಜನೆ 


37 [STOTT N- ಪರ್ಟ್‌ ಕಾರವಾಕ 
ಜಾತಿ ಉಫಯೋಜನೆ 
5ರ ಸಕಶಷ್ಟ” 


ಠ್‌ 


fe pv) k 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲಕ್ಕಿ ಪ್ಲಾಟ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. Wa 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾವರ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, po 
10.00 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಡೆ ಸತ್ಯಸ್ಥಳ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
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ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


್ನಿಡ ಜಿಲ್ಲ F; ಖ್ಯರ 


NY 
ಜನತಲ್‌ಕೇರಿ ಉಮೇಶ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿ ನುಖಂಲಲ್ವಿ ್ಯ 
ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಬೇಣ್ಮನೆ ದುರ್ಗಿ ಜಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


38 5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಪಕ ಕ್ಲ ಇಷ 


ne) ಕನ್ನಡ ಸ್ಯ 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೇವಿ ಮೊಗೇರ ಮನೆ 


FETE EL EE EEE ನರವಾರಥಷ್ಯ ತಕ ನ್ನಡ ನರ್‌ ಧನ ಮಾನ ಮ್ಲಾಡ್‌ವಾರನಾಡಾಹ Eo) 550ರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಸೋಡಿಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಕಾರವಾರ Fg ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಳೆಜಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಲಲಾ |ಸ್ನೆ ಸುಧಾರಣೆ. 16.87 
7 0ST-0-337-0-06-422 20 ರಡ | ಕಾರವಾರ [ನಾರ | ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಂಬಿ ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ನ್ನಾಃ ಸುಧಾರಣೆ. 15.69 
3 SENT NEAI HS 58 ರ oe ಇತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷಯ ಭಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಲ್ಲಬ್ಧನ yp ಧಾ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ “4 ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಶೇಡಬರಿ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಒಟ್ಟಾಗ 3೫ 3777 


1 T5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಲ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ 9.00 
ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. i 


w . 


ಸಧಾ ಇನ್‌ನಧಾ 


5054-04-537-0-01-423 Nರಿಜನ ಕಾರವಾರ ಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಳಲಗಾಂವ 857 857 

ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ” ' 

3 [5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ' ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 5.00 

ಉಪಯೋಜನೆ . ಸುಧಾರಣೆ. 5.00 . 

750-3 NS ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ 

ಉಪಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ " ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಶೇವವ್ಯಾರ ಅಣ್ಣಿ ಸಿದ್ಧಿ 

ಉಪಯೋಜನೆ  - ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಧಾರಣೆ. ನ 

FONSI NNT Noe ರವಾಕ|ಅಂಕೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈದ್ಯ ಹೆಗ್ಗಾರದಿಂದ ಸದ್ದಿಕೇರ ಠಾತೆಗೆ ಹೋಗ 5 1 

ಉಪಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ. oo } 10. 

7 [5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಅಂಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾದ್ರಳ್ಳಿ ಸಾತನಬೈಲ್‌ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 0 500 

ಪಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ. ' 5.0 ° 
00 
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ETT TIT Nou ಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಾಡಗೇರಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೇರಿ 5 5.00 
ಏಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಥಾರಣೆ, - " "- 


ಉಪಯೋಜನೆ 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರದಲ್ಲಿ ಡೊಂಗ್ರಿ ಗರಾಶಿಯಾ ಗಿರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಹ ರು ಗ್ರಾ; 


ಅಲುಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥಗೊಂಡರ ಮನೆಗೆ ಜೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 


Ke) [9] 


8) 


ರೋಲಾ 
ಅಂಕೋಲಾ 


A 


¢ 


[G 
a 
[IE 


4 


WL 
oO 


ಫಥ 
ಕ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


12 1|5054-04-~337-0-01-423 ಗಿರಿಜ - ಕಾರವಾರ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
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ಪಲ ಠಣ್ಬಿಣ ಟ್ಕ 
ಮುಂಡಗೋಳಿ ಜಡ್ಡಿ ಗೊಂಡ 


ರಕೇರಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


YEE EE SC ESTE ಫಷ್ಯಾ 
ಉಪಯೋಜನೆ | EE 
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5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮ 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ 
ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1076 (1149) ಕೈ ಉತ್ತರಗಳು 


ವಿಭಾಗ ಉಪ ವಿಭಾ 


ಖ 


ಪ್‌ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂ ವೈಲವಾಡಾ ಸ್ರಾವ ಪಾನಾಹಾ ನಾಕಾ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - 


ಖಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೀವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಂದಕಾಣ್‌ನಾಷ್‌ 


ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್‌ ಕಾರವಾರ ತಾರಾ ದಾಷಮ್ಸ್‌ ಗವ ಪಾಪಾಹಾರ್‌ನಾಪ್‌ಸ್ಥ್‌ಹ 
ನಾಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ-55 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


STITT SST ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ`ಪೆಂಚಾಯಿತರ`ಚಿಂಕಹಾ'ನರಾಘರ 


ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132' ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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po 
ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


೨054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
) ಪ್ರ 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದೇವಸ್ತಾನ ಗಾಂವಕರವಾಡಾ ದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಖ' ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತೆದ್‌ಮಹಾಡೇವ 
' ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಾಂದೇಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ದ ಕನದೇವತಾ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಡೂರು ನಾಲಾ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಉಳಗಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 
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3 TO TNANI-TIT ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕೋಲಾ ಔನ ಗಂಗಾ ಸೂರ ಾಕಗ ನನಾ ಮ್‌ 


15.00 6.15 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ . ನಿರ್ಮಾಣ 


PY STEEP ESS ಅರಕರಾ ತಾಮ್‌ ರಾವನ ಪಗ ಸಪ್‌ ಪಾರಾ ್‌ 
ಠ್‌ 357 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜಗುಣಿ ಕೇರಿ ರಸ್ತ 6. 75.00 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 9.51 ರಿಂದ 12.60 ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ. N 
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(ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಕೋಪಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನೆ ಡೋಂಗ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪೌರಚಾಯತ್‌ ಬಿಳಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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EE SE SSE 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; i ಕ ಕ 5 ಯ ) 12.00 4,೪2 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ? 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
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ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
38 15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
' ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


39°"5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-101-0-02-132 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರತ ಕ ಹುಮೆಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಊಳ್ಳೂರು 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ನಾಲಾಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಃ ೊಪ್ಪಿ; 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮೂಲೆಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
TE EE PEEVE) ; ೫ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-101-0-02-132 ಪಃ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


-03-101-0- 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-101~-0-02-132 ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪತ್ತ ನಡ ಸದ ಪಾನ್‌ ಪಮಾಣ ನಾರ 75ರ 1575 
ಶೇಡಿಹೊಂಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ರಮು ಕಾರವಾ ವ 8 ಯ ಕ ” 26.00 
ಸಾನಾಮೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ 
Ne ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಟೋಣಿ ಪಂಚಯತ ಬಾವೂರು ಚೆನ್ನಮಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು 
' ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. "ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂರಿಕ ಅಧಿನಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಲೋ.ಇ.:740:ಐಎಫ್‌.ಎ 2020-(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:20- 11-2020) 
STITT ” y 


RC _ ಕಾರವಾರ [ಹ ನ್ಸಾವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹ ನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಗಾಳಗೂರೆ 30.00 12.30 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ < ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
SESE SEY) ಕಾರವಾರ ನಾನ್ನ ಸರ್‌ oY. 3% 7733 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ನೀರೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ ಇಾಕನ ಹೊನ್ನಾವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಷಸ ರೆ ತಾಲೂಕ ] X 36ರ 7230 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡ್ಡಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03~101-0-02-132 ಪ್ರ ಕಾರವಾರ |ಹ ನ್ಸಾಃ ರ ಡ ಜಿಲ್ಲಯ ಹೆ ನ್ಸಾಃ ರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕೊಡಾಣಿ 37.00 15.17 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ" ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; ಕಾರವಾರ ಶ ನೃಡ ಜೆಲ್ಲಿ ನ ಬೆ ” ರ 25,00 10.25 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ ಪ್‌ ಕಾರವಾರ [ಹ ನ್ಸಾಃ ಕ 2 5 ಛೆ 50ರ 11.85 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ pe 

ಪ್ರ * ್ಸ ತ್ತರ X 


ವಿಭಾ। 


57 "15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

58°" 15054—03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

೨೦ ೨0ರ We 02-132 ಸಷಾಪ 
ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಪೆ ಸುಧಾರಣೆ 


6} 15054-03-101-0-02-132 MS 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ MS 


54-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮು 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ವಾರ 


63 


ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ತಿ ಸೇತುವೆ ಪೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಪಂಚಯತ ಕೊಡ್ಡಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ.:740:ಐಎಫ್‌.ಎ 2020-(ಇ- 
ಕಚೇರಿ) ದಿವಾಂಕ:20-11-2020) 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
- TTA NTT 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


66 15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಎಭಾ: 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ” 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ” 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-—02-132 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರ 


ಧ್‌ 
ಬ್ರ 
ಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ k 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿ 
ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಖರ್ವಾ ಕಡಗೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು 


1) ಹೂನ್ನಾಃ k ಣಿ ಬೈಲಗಬ್ಬ ಕೆ ಳ್ಳಕ್ಕ ಕಾಲು ಸಂಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಾ ಹುಡಗೋಡ ಗದ್ದೆಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಅನಂತವಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೆರಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹೊನ್ನಾವರ 
ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ ಕೊಡ್ಡಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ 


ತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜನೆಯ 'ಧಟ್ಗಳ ಪಮ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತ್ರರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ: 
ಸಮೀಪ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಷೆ ಸುಧಾರಣೆ 


75 15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ರವಾರ ಭಟ್ಕಳ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಭಾರಣೆ 
ಕ ಸಳ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ 
ಸಾರದ ಹೊಳೆ ಮಡಿವಾಳ ಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
77 |5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ j 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೆಟ್ಕ್ಗಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಮಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾರವಾರ ಭಳ ಸಾತಕ ನ್ನಡ ಸ್ಟಯ ವಷ ನಾ ಪಷ್ಕವ ತಮ್ಮ ಬಷ್ಣ ಪರಾಕ್‌ ವಾಸ 
ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 
ಪುರುಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಸರಕೇರಿ ಮಡಿವಾಳಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. | 


[o [ex lid 
[27 


್ಯ \ 5 

79 15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ "| ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಂ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಕಂಠ ಹೊಳಗೆ ಕಾಲು ಸಂಕ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ. ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 1 ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನೆ' ಹಳ್ಳರೇರಿ ಹೊಳಗ ಕಾಲು ಸಂಕ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರವಾರೆ": |ಭಟ್ಕಳೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೆಟ್ಕಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇರೂರು ಎಳಬಾರು ಸಡಗಹವ್ಮಾ 


f po 3 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಭಟ್ಕಳ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಾರ ಪಂಚಾಯತ ಹಲ್ಲಾರಿ ಹಳ್ಳಕೆ ಸುಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 


82 T5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ' ಟೃಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 5೨.೦೦ 2.05 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ಸೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
43 15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರವಾರ ॥ ಟ್ವಳ . ಉತ್ತರ ಕ ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ ಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಗೂಸಮನೆ ಕಾಮ ನಾಯ್ದ 10.00 4.10 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಉತ್ತ ಕನ್ನಡ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಡಿಕಾವೂರು ಮೂಲಿಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು 
ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. | 


ಉಪ ವಿಭಾಗ 


ry 
KN 
° 
ew | 


ಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 1 ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮುಂಡಳಿ ಪಾವತಿಹಿತ್ತು ದುಗಧ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು 
ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) 


85 15054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತರ ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಡ್ಡನಮ ' ರಾಮನ್‌ ಮ ಹತ್ತಿರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಭಾರಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 

5054-03-101-0-02-132 ಪಮ" 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


87 1[5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ ಉತ್ತರ ಕ ಡ ಜಿಲ್ಲೆಂ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


TTI SSS ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಕ್ಲೆಯ`'ಭನ್ಠಳ ತಾಲೂ ನರಾ ವಾಂಡ್‌ನ್ನ್‌ನ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗೊಂ 'ಡರಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಬಂ ಿ ನಾಂ ರ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 

5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುದಾರಣೆ 

5054-03-101-0~02-132 ಪ್ರ; ಉತ್ತರ ಕ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಂ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಠ 

ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


92 [5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರ ಉ: ತ್ತರ ಕ ಡ ಜಿಲ್ಲಂ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತಗ ಕಾಲು 24.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ 


54-03-101-0-02-132 ಪ್ರ; CN ಬಸೂನ್ನಾವರ ಕ X ಕಳಗಿ ಳ್ಯೂ 200.00 81.98 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ವ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಮ ಗ್ರಾ ವಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತ 75.00 30.75 
ನರ್ಮಾಣಾ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ . - 


ಬಿ 


ನ ಟೂ! 
a 


KE ಪ್‌ ಕರ್ಷಿ ನಭಾ RTE TT SE e 
——————— | 
95 15054-03-101-0-02-132 2 ಖ ಕಾರವಾರ |ಹೊನಾ ಕು ಎನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ 'ತುರಿಃ ಳ್ಳಿ ಹಂಸಲ 8 lf ತ್ತಿರ € 'ನಿರ್ಮಾಣ, 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿ ಕರ್ಣ ವಡ್ಡಿ ಬೀವನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹದ್ದಾರಿ-143 ರ ಕಿ.ಮೀ. -100.00 "24,00 
32.20 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುಷೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಡಗು ರಾಜ್ಯ 


ಕುಮಟಾ ಕು R ಭ್ರ ಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರ &.ಮೀ. 38. 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ' 2016-17) (ಅಪೆರಿಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016- 
17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 132 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಇ.ನಂ.68255) 


ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


I 1|5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಕಾರವಾರ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


3 |5054-03-337-0-16-154 ರವಜ್ಯ ಕಾರವಾರ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ . 

5 15054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-—17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕು 


ಲ್ಲಿ 


ಕ್ಸ 
1 


| 
& 
[1 
[ef 
[a3 
g 
|! 


ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ (ಬಡಲಿ`ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 1 ಕಾರವಾರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳೆಕಲ್‌`ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ; 
6 ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಜ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ೮ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯ:1 (೪. ನಂ. 
67821) 


ಕಾರವಾರ ನಕಕ ಪಗ ಸಾಸ ನರವಾರ "ಪನ ಇವರ್‌ ನಾದ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.2 (ಇ. ನೆಂ. 67857) 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಧಾರನಾಕ TSI ಡರ್‌ ನವಾಗಾರ ಸ ಇರವಾರ ಪರೂನ ನಾನಾ ಡನಷಾನೆ ಕ್ಸ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 

(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ. 272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ:.5 (ಇ. ನಂ. 67858) 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಚಾರಿ ~ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
[ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆ್ದಾರಿ 


5054-03—337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, 


ಅರಗಾ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸು 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272: ಐಎಭ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ20-95-.2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.6 
(ಇ. ನಂ. 67859) .. 


ನರವ ಗನ್‌ ಪಾ ಹಷ್ಟಹ 

el Sa Kd 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗಾಂವಕರ ವಾಡಾರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮಾಡುವುದು. (ಮುಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಅ.272: ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.7 
(ಇ. ನಂ. 67860) K 


ಣée 
ಶ್ರಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 


fd 


ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಾಲೇಕರ ವಾಡಾದಿಂದ ನೌಕಾನೆಲೆ ನಿರಾ. 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಜ 2016-17) 
' |ದರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ272: ಐಎಘ್‌ಎ2017 ದಿನಾಂಕ:20-95-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖೈ:8 


(ಇ. ಸಂ. 67862) 


(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಅ.272:ಐಎಫ್‌ಎಿ:2017 
ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.10 (ಇ. ನಂ. 67864) 


ಕೋಟೆಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ; 0.00 ರಿಂದ 1.575 (ಮಂಜುರಾಧ ವರ್ಷ 2016- 
17) 

(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖೈೆ:ಲೊ.೪.272: ಬಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ 

ಸಂಖ್ಯೆ.13 (ಇ. ನಂ. 67335) 


' ಕನ್ನು ಡ' ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ-34 714.00 ರಿಂದ 717.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬನೀಕರಣ. 


ವಿಭಾಗ 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


-  ಹೆದ್ಧಾ ಕಮ್‌ 
5054-03-337-0-7-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 714.00 ರಿಂದ 717.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ 280 
y 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿನಾಂಕ : 21.03.2018) 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಘದ್ಧಾಂ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 

ಗ `ದೇವನಹ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯ `ಹೆದ್ದಾರ-133 ಕ್‌₹ಮೀ 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ "ಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕಾರವಾರ [ಕುಮಟಾ 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ. ನಂ. 66689) 


N | 
16 ಸಾನ್ನಾಃ x RO ETE ETS 70.00 3770 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಠಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.  . . : 
ಥ ° ಮೀ. 0. 250.00 71.50 


ಅಂದಾಜು 


al 


ಛ F 400.00 
್ಣ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸುವ ಅ 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) 
ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. p ಬೆಂಗಳೂರ ರವರ ಪತ್ರ ಲೋ.ಇ. 422 ಸಿಆರ್‌ ಎಂ. 2015 ದಿನಾಂಕ: 28-10-2015 ರ ಪ್ರತಿ 

ಗ್‌ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. : (ಅ. ನಂ. 41753) 


ಡು ನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸಜ ಕ ಹೂಸಪ ಕ b 

ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272: ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-045-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ. ನಂ. 72525) 


160.00 


2175.00 


ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 06 ಕಿ.ಮೀ. 3100 ರಿಂದೆ 
; 36.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (29.30 ರಿಂದ 30.00, 33.00 ರಿಂದ 36.00) 
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ 


(ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ" 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 424 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 15) “(@.ನ೦.23477) 


225.00 


295.00 


] ಕೆ ಕ ್ಥ ಠ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮಂಜೂರಾದ 
ಪರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-೪ 20 ಸಂಖ್ಯೆ 476 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10) ಪರಿಷ್ಪತ. 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 1337.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2010-11 ಸೇ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು - ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೆಂಡಿಕ್ಕ-ಇ ಆಯ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಇ.ನಿಂ.1269) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನ 14, ಹುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 478 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 17 (ಅ. ನಂ.10071) 


| ” ” ಘರವಾರ ಕಾರವಾರ | ರೆಸ್ತಗಿ ಕೂಡ oy 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಇ. ನಂ.46999) 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 "ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 (ಇ. ನಂ. 49924) 


೧] py » ಒ ಸೀತು 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ' ಮಾಡುವದು. (ಮಂಜೂರಾದ 'ವರ್ಷ 2013- -14) (ಆವೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೆ 476 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2010 -1 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ- ಇ ಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ( 

ದ್‌ " ಇ ನಂ 7229) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲಾ ಮತು ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12. 0೦ರ ವರೆಗ ಮದ್ಯ ಪಥ ೬ ಕಸೆ ಅಭಿವ್ಪ ೈದ್ಧಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು K ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2013-14 ಫುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 264 
ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ?) (ವ.ಇಂ:23951) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲಾ ಮತು , 40೦ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುದಾರಣೆ, (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013- -14) 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ' (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 265 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ ನಂ. 23325) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲಾ ಮತು ’ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2 2014-15 ) 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೆ (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 236ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ ನಂ. 42423) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ" ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ವಿಭಾಗ 


ವಿಭಾ 


ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಳಗಾ ಬಂದರ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 5.55 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.16 (ಇ.ನಂ. 67648) 


(ಬದೆಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ೦. 17)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕನ ಮೇಲಿನ್‌ ಬಾಳ್ಗಿ' ಎಸ್‌.ಎಚ್‌- 
34 ರಿಂದ ಮೇಲಿನ್‌ ಬಾಳ್ಗಿ ಬಂದರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಬಾಳ್ಗಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಶೋಕ ಮಿರಾಶಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 1.03 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.17 (ಇ.ನಂ., 67673) 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. ಗಾರರ ತಾಲೂಕಿನ ಅ ದಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಂ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಳೆರಾಶಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 


2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಸಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ2017 ದಿನಾಂಕ20-95-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.21 
(ಇ.ನಂ. 67865) ‘ 


ಕು ಕೊಂಕಣವಾಡಾ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0:00 ರಿಂದ 0.50ರವರೆಗೆ (ಮಂಜುರಾಡ ವರ್ಷ 2016-17) 


(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಚ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-24 
(ಇ.ನಂ. 67650) 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.26 '(ಇ.ನಂ. 
67665) - 


ಭಾ; ಉಪ ವಿಭಾಗ _ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರ 


3) 
[5 


ಕಾರಬಾರ 


ಸ್‌.ಎಚ್‌-34 ರಿಂದ ಪಾಟೆರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.0೪ ರಿಂದ 


A 9|(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪಶ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಏ:2017 
ಬಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.27 (ಅ.ನಂ. 67667) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು, 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


7 : T ರಾರ ನವರ ಬಡಕ ಇಷಾಗಾಕ ಸರ ಕವಾರ ಪರ ನೃವವಾಡಾ್‌ ಪನಪಾಹತ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಳಿ ಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಣಾರದ ಪತ್ತ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ' ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.29 (ಇ.ನಂ. 
ಣ್‌ , 67824) 
ಕಾರವಾರ ರ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 32)ಕಾರವಾರ ನ್ಸಃ 0.07 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಮದಾಸ ಬೇವಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಗಾ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಂದಧಾಡ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೇಲೊ.ಇ.272: ಐಎಫ್‌ವ2017 ದಿನಾಂಕ: 20-05-2017) 
ಈ ರ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:32 (ಇ.ನಂ. 67757) 
i7 ಕಾರವಾರ 10.00 0.05 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಂದು ಗುನಗಿ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಆ.272: ಐಎಫ್‌ವ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ 
ಸೆ ಕ್ರಮ ಸಂಚ್ಯೆ.33 (ಇ.ನಂ. 67758) 
ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 30.00 
| ಫಿಶ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಚರ್ಚ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಳಸಾವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ. 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ. ಸಂಚ್ಯೆಲೊ.ಇ272:ಐಎಘ್‌ಎ2017 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.35 (ಇ.ನಂ. 67867) 
ಕಾರವಾಕ ನರವ ರಕ ನವಗಾಾ ಸ ರರವಾರ ತಮನ್‌ ರವಾಡ್‌ ನಾಡಾ 30 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಶೆಜ್ಚೆಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.36 (ಇ.ನಂ. 
Fe; 67856) ' 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆಗಳು : 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು . (ಪ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಹೆಂಡಿಕ್ಸ್‌--ಇ 2 2016-17 ಹುಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (೪.ನಂ. 68999) 


ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) ' (ಆಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-.ಆ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ 
ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5) (ಇನಂ. 69896) 


ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃ ಲ ಪಡಿಸುವುದು. (ಶ್ರೀ ಸಾಂತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ರಸ್ತೆ) (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 8) (ಅ.ನಂ. 67672) 


ರಿಂದ 1.55 (ಮಂಜುರಾದ ಭೇ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 2016- 17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ 
ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ.ನಂ. 66709) _ 


ಕ್‌: 


5 ) ್ಲಿ ರಸ್ತ 2 
1.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ಧಿ ನಡ Y ಮೀ. 


1.00 ರಿಂದ 6.155) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05- 
2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.39 (ಅ.ನಂ. 67334) 


ಮಳೆಗಾಲದೇವತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.590 (ard ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.೪.272: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.40 (ಇ.ನಂ. 


ಪಂಚಾಯತದ ಅಂಭ್ಲೆ ಘೊರೆಸ್ಟ್‌ Ret ಎನ್‌. ಎಚ್‌, -66 ರ ತನಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ: 0.45 ರವರೆಗೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 


2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸರಿಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ20-05-2017) ರ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.41 (ಇ.ನಂ. 67219) 


i 
BLS RSS SRE EN EE 
> ಅಂಕೋಲಾ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


& ತೆ 
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.70 ರ ವರೆಗೆ(ಮಂಜುರಾದ 


ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪುತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಇ.272:ಏಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) 
ರೃಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ42 (ಇ.ನೆಂ. 67369) 


ಕೋಟೆಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ. ವರ್ಷ 2016-17) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.43 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
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5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ-ಕಡವಾಡ ಠಸ್ತೆ ಕ8.ಮೀ 


ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು | 0.30 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
31 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ಶಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿಬೇಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ p : 


ಕಾರವಾರ ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊ ಪಂಚಾಯ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಉತ್ತರ: ಕನ್ನಡ, ಭಲ್ಲಯ ತಿನ ಗಟ ಪಟಾತ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಣ ಣಾ ಬರಗದ್ದೆ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಛದ 3.50 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
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ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ 
0.00. ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
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ಉಣೆ ಗೆಳೆಗಲ ಗುಗಾಗೆಣೆಗಲ 
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ಇತರ ನ್ನಡ ನನ್ನಯ ಅಂವಾ ತಾಮಾಿನ ಪಾನಿ ಮಂಬಗುಡ ರ್ಥ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | 

ಘುತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಜವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರು 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಡೊಂಗ್ರಿ 


ಸನೆಲೆಣಲಿ ಗಳೆ ಸಗಾಗಣೆ 
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" 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಮೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನರ ಮಳೆಪೂತ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು 


FTES TET ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ' [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಫೋಲಾ ತಾಮೂಸಿನ ಅಗ್ರಗೋಣ ಪಂಚಾಯತ ಹೆಗ್ಗೆ 35.00 086 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೈಲ್‌ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾ 
್ಲಾ ಮತ್ತು ರ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕಸಾಳ ಪಂಚಾಯತ 35.00 459 
ಸು ಮೂಲೆಮನೆ ರಸ್ತೆ: ಸುಭಾರಣೆ 
— ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ'`|ಅಂಕೋಲಾ ತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ನರಗುಂದ ಇಮಾ 350 1276” 
0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ § 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರು ನೆವಳಸೆಯಿಂದ 35.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗುಡಿನೆವಳಸೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ | 
_ - ್ರಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಕಾರ 35.00 0.46 
ಸ ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಅಂಕೋಲಾ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಟಗಿರಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಡವ 5.00 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ) 


1.58 
ಸಳವ ಕರಕ 3ಕ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ 
ಪಂಚಾಯತ ಅರವದಿಂದ ಪಂಟಲ್‌ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
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ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ ಕಡವಾಡಕಸೆ 50.00 WS 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ-ಹಳವಲ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ 100.00 13.12 
ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 45.00 
ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) . 
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SN NN 
Td ಜನಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ ಕಾಪಾ ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನೆವಳ್ಳಿ ಗುಡೆ ನೆವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. ೦.50 ರಂದ 3೦ ರವ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


8 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಬಾಳೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ಅ೦ದ 18.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಹಂದಿಗದ್ದೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಿಂದ 2.80 

ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿನ್ನರದಿಂದ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 
ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 


ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ರೆಗೆ 
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ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಭಿಮಕೋಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.5? ರಿಂದ 
೩05 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ 

- [ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

215054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ [ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕೇರಿ ಹಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 100.00 13.12 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತ. ಕಿ.ಮೀ. 3.00 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


33 ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 80.00 10.50 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 1.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಾಕವಾ 


ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ' 100.00 3.2 
ಖಾರ್ಣಿಜೂಗದಿಂದ ಸೃಶಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ 
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ರಸ 


ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ'ಕಾಲೂ8ನ₹ದ್ರಾ`ಮುವ್ಯಿ 'ದ್ವಾರೆದಿಂದ್‌ ಕುಸಿ ಕಾಪೋನಿ`ಹಾರ್ಗವಾಗಿ 120.00 7574 
ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ತಾನ ರಾಜೀವನಗರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 

ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರ ವರೆಗೆ ) (ಬದಲಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ)ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಾಳಿ ಮಾರಿಂಗಣಿ 

ತೊರ್ಲೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ' 
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ವಿಭಾ: 


ನ 


ಹೊಟೆಗಾಳಿ ಬಂದರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 
2.00 ರಿಂದ 2.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ರಸ 


ರ [ಕಾರವಾರ ್ರಾಃ ್ಯೀ § 
- ಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ |] 
ಕಾರವಾರೆ""1ಕಾರ ಬಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಮಹಾಲೆವಾಡದಿಂದ 25.00 3.28 
ಕೇಳಾ ಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ನಾಕವಾಕ ರ್‌ ನಡೆ ್ಯ 7500 57 
0043704 ಜಲ್ಲಾ ಮ್ತು |] 
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ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


K [ಸ್ಯ 
ವ 
[ 
© 
[= 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮಃ; 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ರ ರ ಕಾರವಾರ ಶಾಲೂಕಿನ ಆ ಸಾಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ 55.00 1.22 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ . 


62 1|5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ wl ಧನಾ ಡಗೇರಿ ರಸ್ಸೆ ಸುಧಾರಣೆ'ಗ್ರಾಹೀಣ ರಸ್ತ) 3೯ರ 33 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


63 15054-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 

ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ' 


ITO ಜಲಾ ಮ್ತ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


55.00 7.22 


100.00 13.12 


ಈ 
Ka 
pd 
[2 
[5 
ನ 


ಸಂ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ವಿಭಾ 


le 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ`ತಾಲೂಕಿನ `ಹೆಳಗಾ ಘಡಾಸಾಯಿ ಪೆರತಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 55.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನ್‌ ರಸ್ತೆ) | Wa 
ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ `ಪಮೂಕಿನ'ಘಡಾಸಾಯಿ'ಪಂಚಾಯತ ಡೋಲಾದಿಂದೌ' ಉಳ 25.00 28 
ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ; AK 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
72 ಕಾರವಾರ ms ವಾ ತಾಲ ಓಲ್ಲೂರ-ತಿಂಗಳಚ್ಛೈಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು | 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ನ್‌ ವಾ`ತಾಪೊಕನ ಅಡಿಗೋಣದಿಂದ"ಹೆಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ "ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 70.00 Wa 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) : 
ಲಾ ಥ್ಥ ಫಸ ಸವಾರ್‌ 1ರ: 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು wad 
ಕಾರವಾರ ''[ಅಂಕೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾರವಾರ . 


[= kel 


[a 
[e) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
75 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರವಾರ (ಅಂಕ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಗುಣಿ! ಷಃ 7a 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
76 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೆ ಅಂಕೋಲಾ `'ಹಾಲೂಕಿನ ಅಗಗೋಣ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ ಜೂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, 40.00 5.25 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು k (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
287 


~~ ~~ ~J 
~~ po [3% 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ`ತಾಲೂಕಿನ ಸಗಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಂಬುಗೋಣ ರಸ್ತ 20.00 
ಇತರ ರಸ್ಟೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

5054-04-337-0--01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರ-ಸರಳೆಬೈಲ್‌ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) 20.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


~~ 
[”.°) 


ಕ್ರ ಸಂ 


79 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು : 
81 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತಾ ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
82 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
83 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


85 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮನು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


N f 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 55.00 
ಕ ಹಟ್ಟಿರ ಸ್ತ ಣೆ. (ಗೆ 


ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - (ಮಂಜುರಾರದ ವರ್ಷ 2014-15) ಅಖೆಂಡಿಕ್ಸ್‌- ಇ 2014-15 
ಹುಟ ಸಂಖ್ಯೆ237 ಕ್ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ. ನಂ.49413) 


ಹಾಗೂ 4.20 ರಿಂದ 600 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. "ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 1m 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
(ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-೪ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 17] ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) (ಇ.ನಂ. 66116) 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌. 2016-- 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ) (e ಂಡಿಕ್‌-ಇ 2016-17 ಪುಟ 


N es 
ಸಂಖ್ಯೆ 171 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (ಇ.ನಂ. 66255) | 
5.00 ರಿಂದ 10. 75 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಮಟಾ 3 ತಾಲೂಕಿನ ಹನೆಹಳ್ಳಿ ~ 


ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.45 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 
2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-.ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 171 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4) (ಇ.ನಂ. 66249) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


Kl 
5054-.04-337-0-01-154 ಜಿಲಾ ಮತು ಕಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 10. 80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ ಸುಭಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು N KN ವರ್ಷ 2016-17) (ಲೊ.ಇ. 272 ಐಎಪ್‌.ಎ 2017 ದಿ:20-05-2017) ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ.ನಂ. 67829)|: 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಮಟಾ `ಮೂನ್‌ `ಸೋಷರ್ಣ್ವ ಆಡಾರಕೆಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TI EET 336ರ 378 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವಳಿ ತದಡಿ ಅಘನಾಶಿನಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಇರವಾಕ ನ ಕೆ 7 3305ರ 378ರ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 780 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಗುಳ ನಿಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 800 
ಇತರೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 

ಸಾಕನಾರ|ನಮಡಾ ನುಮಜಾ ಪಮಾಣ ರಕ್‌ ಷಾ ಸ 7. K 00085 pwr 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಫೋಳಿಮಂಜುಗುಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ! ದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

7 ರ ಗೊನ್ನಾವಃ ದ್ದಾರಿ-208 ರಂದ`ಮೂಡಗಣಪತಿ 100.00 13.12 
15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಳಿಕಾರ ಕೆಕ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು : (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) - 

ps) 


15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 8 ; 00ರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ದ್ರ | 


j | ಸ 
ವ 


5054-047337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಸ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


Ci ಇ 
ತೊಪ್ಪಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಠದಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 
ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ತಣ ರಸ್ತೆ) 


ಲ್ಸ ಠ «! 
12.50ರ ಎರೆಗೆ ರಸ್ತೆ pA ಮಮರ LE (ಮಂಜುರಾರದ 
ವರ್ಷ" 2014-15) (ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2) (ಇ.ನಂ. 


ಳಿ ರ . ಫ 
್ಸ K 
ಸ್ತ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಭಂಜನ ವ. 2014-15 
(ಿನೆಂಡಿಕ-ಇ 2014-15 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 237 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3) (ಇ.ನಂ. 43892) . 


ಮ. X ನ. ರಸೆ 
ಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರಗೆ J ಮಾಡುವುದು. 
(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) p ್ಸ 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.5 
(ಇ.ನಂ.67373 ) 


(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- ~17) ಡರರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿಸಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.4 (ಅ.ನಂ. 67473) 


ವಿ’ 
ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ip ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿ ಮಂಚದಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌- 
ಈ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6) (ಇ.ನಂ. 67352) 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ. 


- - ಷಾ ಪ ಧ pL SE 
5054-04--337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅನೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9 (ಇ.ನಂ. 67491) 


; - ್ಸ 

ಕಾನಗೋಡು .ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂಜುರಾದ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು "  [ಧರ್ಷ 2016-17) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:10 (ಇ.ನಂ. 67365) 


ಕೆಂಬಾಲ ಯಲ್‌ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ಥಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 30 ರಿಂದ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 5,00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಇತ್ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆೇಲೊ.ಆ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.11 (ಅ.ನಂ. 67443) 


ು ಕು. ) 100.00 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ py ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016- 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು p 17ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ 
ವೌ ಸಂಖ್ಯೆ.12 (ಇ.ನಂ. 6708) 


i . D ಈ -6) ಭಟ್ಕಳ ರಾ. ಸ ಸ” ಮೀ. 0. 60,00 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು R ky 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುು. (ಮಂಜುರಾಧ ವರ್ಷ 2016-17)ಸರ್ಕಾರದ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು KE ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಲಿಖ್ಯೆ6 (ಇನಂ. 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು . ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.10ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 20i6- -17) 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ; 4 (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05--2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:8 
ಘೌ (ಇನೆಂ. 67003) 


ಅಂದಾಜು 18 
ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 


| 7] 
ಬ ಬಡೆ ಗಭಟ್ಟಃ D8 ; 3500 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ; (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.೪.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.7 
= (ಇ.ನಂ. 66992) , 
112 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರ ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೇರಿ ಕಿತ್ರೆ ಕೋಟಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ,ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 700 200.00 26.24 

ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರ: ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. 

ಈ 


113 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೊಳಿ ಕುಂಬ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 200.00 26.24 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 6.70 ಸುಧಾರಣೆ 


& 
H4 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರ 150.00 19.68 
[ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
0 ) 7 
ತ್‌: 


7 


IS |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರ ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟವಾಣಿ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 6.00 60.00 78 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರ. ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - _ 
ವೆ 


TE ರ 7ರ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
17.06 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


117 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಹೂನ್ಸಾವರ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೊಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ದಿಂದ 160.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 33.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


x ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 4೧0 60.00 5.25 
ಹಾಗೂ 4.50 ದಿಂದ 5.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು. 


80.00 7.87 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ಅಡಕೋಲ ಹಿನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
3.40 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.00 ರ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. - 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TO [500-04357005 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


90.00 


4 
gy 4 
3 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಕಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ಸದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ವಂಕಟಾಪುರ ಕಡವಿನಕಟ್ಟಾ 
ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 2 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ಳೇಕೋಡಿ ಕಟಗಾರಕೊಪ್ಪ 
ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ದಿಂದ 15.00 ವರೆಗ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಕುರುಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಪ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಫ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


128 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು | 

129 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ರ 


Bak te 


130 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ [ಹೊನ್ನಾವರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು . 

131 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಘತ್ತು ಕಾರವಾರ |ಹೂನ್ನಾವರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


132 [5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ |ಷಾನ್ನಾಪರ 
ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು , 
133 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
134 15054-04- a 0-01-154 ಜಿಲ್ತಾ ಮತ್ತು 1700.00 Et) 
p ಕಾರವಾರ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | (20 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
136 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೌರಬ್ಲಾರ ಹೊನ್ನಾವರ ಈ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು Sk 
137 15054-04--337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ [ಹೊನ್ನಾವರ ನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಲೋಣಿ ಪಂಚಾಯತಿ "ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ"ಸೆದ್ದಾರಿ 7500 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 206 ರಂದ ನಂಜೂರು ಮಜರೆಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಖಲಷ. ef 
| 2 p | | | | | [ಲ 


ಅಂದಾಜು `"Tಹಂಚಿಕೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 

y Wl Tr 

Ww ME 


ik 
Ww 


ತಾಲೂಕಿನ ನ್‌ ನಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 200 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


al 
| 
| 


SR ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ send 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ 


138 -|5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
139 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ತು ಕಾರವಾರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ; 
140 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ 350ರ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣ ps 


ಧಾವಾಗಾಕ ಪಸರ ” TT ಹವಾ 


y 
$ 
g 
% 


4 ' 5 

ಫರವಾಕ ನರವಾಕ ಪಮಾಣ ಷನ್‌ ಪತ್ತವಾಡ್‌ ರ್‌ ್‌ಮಾ ರಾಡರ್‌ ರ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ 2013-14) (ಅಸೆಂಡಿಕ್‌.-ಇ 
2013-14 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 607 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ( ಇನಂ. 10081) ” 


1.00 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


1.00 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾಜ 
ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಉವಎಫ್‌ಮಿ2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) 
ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.45 ( ಇನಂ. 67403) 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


ನ್‌ ವಾ ಪಮಾಣ ವಾನ್‌ ನನನ 
ಗಾಬಿತ ಕೇಣಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.೪.272:ಐಎಘ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-08-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.47 ( ಇನಂ. 
67460) . 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


py) 
K [ei C1 - 
[3 
9 
4. 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.49)ಅಂ 
ಸಕಲಬೇಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕಲಬೇಣ ಸಶಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೋಗುವ ಸಕಲಬೇಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರುವ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. "ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.386 (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೊ.ಇ.272;ಬಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.49 
(ಇ.ನಂ. 67411) 


20.00 3.00 


" 15054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


§ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


% 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 
mY ರಸ್‌: 


ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ _ 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ನವೀಕರಣ ರವರೆಗೆ' ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 'ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
7 NM » | ವಾರ ರ [ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಿಗದ್ದಯಿಂದ 20.00 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ದೇವಳಿವಾಡಾ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 0.00 
| ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ನವೀಕರಣ ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


|] 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ್ಲ! 
ಕಿ.ಮೀ 0.00' ರಿಂದ 0.750 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾ 
(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


$ 
a 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ . 


5054+04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ' 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳು 


© 
ಕಟ್ಟಡದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು .ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ- 


ಇ “2016- 17 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ. 326 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ' 
ದಿನಾಂಕ:08-02-2017. ಕ್ರಸಂ.ಂ2 


ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:27 ಕ್ರಸಂ.2.. 


ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇ ಲೋ.ಇ.:335 ಐಎಘಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. 
ಕ್ತ ಸಂ2 ಪಟ ಸಂಟ 2/8 


ಅಂದಾಜು 


N 


580.00 116,44 


100.00 33.55 


wi 


; ರದಿ i 30.05 me 74 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
' |ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ-ಇ 2016-17 pv ಸಂಖ್ಯ27 
.|ಕ್ರ್ಯಸಂ.3. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ:335 ಅಎಫವಿ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21- 
ಕ್ರ ಸಂ. ್ಯ | 


350.00 82.78 


ವಾರ ; ತನ್ನ 170050 LEY) 
4059-80-051-0--32-386 - ' ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ-2 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 

K ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ- 2016-17 ಹುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕ್ರಸಂ. 1 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು . , 

ನ್‌ - ಸ್‌ 


kd 


: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೇ ನುನುಟಾ ಮೂ ಗಾ ನೇಮ 
4059-80-051-0-32-386 


- ಅಸೋಶಿಯೆಶನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅಜೆಂಡಿಕ್‌-೪ 2017-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕ್ರ ಸಂ.24) 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು _ 


oo - (0 - ಸ 
4059-80-051-0-32-386 ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಷ-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕ್ರಸಂ. 2 (ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ 17ಜೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್‌ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್‌./19 

12013 Dt:07-10-2016) 5೦. 16 oo 


ಪತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನ ಸನ್ನ ಪಮಾಣ 


ಜು 


4059-80-051-0-32-386 (ಜಿ+3) ಅನ್ನೆಕ್ಷ ಬಿಲಟಡಿಂಗ್‌ ಬಾರ್‌ ಅಸೋಶಿಯೆಶನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
. (ಅಪೆಂಡಿಕೆ-ಇ 2017-18 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕ್ರ ಸಂ.23) 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಖೈ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


- 


100,00 


4216-01-700-2-01-386 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು: 


ಗಳು)ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 35 ಕ್ರಸಂ.1 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಲೋ.ಇ:335 ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ ಸಂ1 ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2/5 


4216-01-700-2-01-386 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


(2: ಬ್ಲಾಕಗಳು) ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ-ಳಿ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಕ್ರಸಂ. 2 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆೋ.ಇ:335 ಐಎಫಎ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ ಸಂ2 ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 
3/5 


|4216-01-700-2-01-386 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


1 100.00 80.24 
ಕಾರವಾರ ನ್ಫಾವರ ಹು 100.00 30.58 
ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೇರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ.ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕ-ಆ 2016-17 ಪಟು ಸಂಖ್ಯೆ 36 ಕ್ರಸಂ.3 


ಸ 
i ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ335 ಐಎಘವಿ:2015 ದಿನಾಂಕ: 21-07-2016. ಕ್ರ ಸಂ.3 ಪಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ 3/8 
5054—04-337-0—01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ಕಾರವಾರ ರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಡಗೇರಿ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ 12.00 4.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. (10948) 
0 & ಕಾರವಾರ .| ಕಾರವಾರ [ವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಿಯಾ ನಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳದಿಂದ 12.00 290°. |, 
k ಮಂಕಾಳಿ ನಾರಾಯಣ ಹುಲಸ್ವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 500 ಮೀ, ನಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. j 
¢ $ 105633 ; 
3 054-—04-337-0-01-422 ರಿಶಿಷ್ಟ j ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಪಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಯರದಿಂದ 12.00 5.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 'ೋಯರ ಹರಿಜನಕೇರಿವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.105221 
4 [5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ) ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ [ಣರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ 7.00 8.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸೃಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (109617) 
) | I k | Ea 


ಹು ನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾತ ನಗರದ ಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹ 


TTS SOR ಕಾರವಾರ ಕಾಠವಾರ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರವ ಪರವಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ 12.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ  ' ಸಿಮೆಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 105982 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸರ 


{au 
[o) 
pe ¥ 
[ee 
rd 
£1 
al 


5 


| | 
ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ [್ಞಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇರಪಾಗೆ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶಾ ನಂದು ಮಾರಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ದಹಳೇಕೊಟಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (06110 t ' 
ಕಾರವಾರ 
iE 


೪ 


5054-04—337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


7 [5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ . 
5054-04337 0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ನರವಾಕ ರಾರ ಇಾಮ್ಯಾನ ಮಲ್ಗಾನುರ ಗಾಮ ಪೂಖಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಷಗಾರ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದುಕಪ್ಪ ಒಲೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 117461-cal12 


ಕಾರನಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗಣಪಶಿನಗರ ಉಮಾ 
ದೊಡ್ಡನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹರೀಶ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (107827) 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಮಾಡ ಪಂಚಾಯತ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೆಡ್ಡರ ಕಾಲನಿಯ, ಕರಿದೇವ 
'ಶತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. (107817) 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


5054-—04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
5054-04-337-0-01-422 ಪುರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 

12 15054~04-337-0-01-422 ರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ; 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಚ್ಛಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕೂರ್ನೇ ಹೋಗುವ ಆಗೇರ ಕಾಲನಿ 
-|ರನ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 108974 


ಫವನಾ ಇವನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಾಜಾಯತದ ನುಭ್ರಾಯ ಹಳ್ಳ ಮನ ಹೌರದ 
ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋವಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (105181)/Cal-2 

ಸಮಾ ಮೂನ ಬರೇಗುತ್ತಿ ವಂಚಾಯತದ ಮೊರಬಾ ವಜಾ. ಕಾಮೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105174) 


I 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿತಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ ಮಾಬ್ದು 
ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವು ಮಂಕಾಳ ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(105173) 


FN 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತದ ಗಾಂಧೀನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಗಣಪತಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಸಾರಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
‘15 {5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ನ ಕಾ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


- 10.00 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾವರ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 106888 aE 
| 10.00 1.00 
ಯೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಗೆ ಸತ್ಯಸ್ಥಳ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 106867 
| p 9.77 
[ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಯೊದಿಕೆ ಶಿರೂರು ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸುವದು 106878 


ಉತ್ತರ, ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದ್ರಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇನತಲ್‌ಕೇರಿ 
ಉಮೇಶ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (107042) 


ಸಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ 
ಭೂತಪ್ಪನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೇರಸೋಪ್ಪ ಪೇಟಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಬೇಣ್ಣನೆ ದುರ್ಗಿ ಜಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


TT OSS SS ಕಾರವಾರ|ಧಟ್ಯಳ ಉತ್ತರೆ" ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ`ಭಬಿಕಳ ತಾಲೂಕಿನ `ಹಡಿಕವೂರು ಪಾಣಾಹತ ನಾಡಿಗ 
WA ಉಪಯೋಜನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105827) 
PRET EY EES ಕವಾರ ಕಾರವಾರ | ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಕದ್ರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋರೆ ಸುಶೀಲಾ ಹುಲಸ್ವಾರ 0.50 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. k 
24 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ' ರವಾರ ರಿವಾರ ಕಾರವಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಹರಿಜನಸೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ . ಜೋಗಿ ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
SST NTT ಕ 


| Jd 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಪ್ರಮೋದ 
ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ಯಾಮ ಬಾಬು ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಸುಧಾಕರ 
ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ಬಾಬು ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೀರಿ ಶೈಲೂ ರಮೇಶ 
ಅಣೇರ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಸುರೇಶ ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡ ಗ್ರಾಮ ' ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೈಲಾ ಕಾಂಬಳೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ಗಜಾನನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮೆಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರಬಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಷ್ಠ 
ಪಾಗು ಹುಲಸ್ಥಾರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105329 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


TO STS Sರಶ್ಟ” ಘರವಾರ ನಮಾ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
3 [5054023700177 ಪರತ ಸಕವಾಕ 1 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಹೊನ್ನಾವರ 


32 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರವಾರ |ಭಟ್ನಳ 


% 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


35 15054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ. ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಮಧ್ಯ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105178 


'ಹೊನ್ನಾವವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಗುಳಿ ಹ್ಞಾಟ್‌ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. 
(107912) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಿಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕುರ್ವ ಗ್ರಾಮುಪಂಚಾಯತ ಕರಿಕಲ್‌ 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭಧರ್ಮಮೊಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 'ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 
(105560)- 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಟೆಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಖ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರೇ ಗ್ರಾಮದ 
ಹರಿಜನಕೆರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117502 
54-04-337-0-01-42 
ಜಾಕಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಮಂಗಲಬಾಸ ಅಗೇರ ಮೆನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117558 


ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ನಾಗರಾಜ ಅಗೇರ ಮೆನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೈಲಬಾಡಾ ಬೃಹ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿಯಾ ಧಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಜನಕೇರಿ ಮಂಗಲದಾಸ ಅಗೇರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117545 


7} 


2.00 0,01 


Mi 
[pL 075 
i155 400 
80 ರರ 
2197 ₹00 
1500 600 
14:00 ೬ರ 


ವ p 


ಕಾರವಾರ ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಚಿನ ದೇವರಾಯ ಪರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಮನೋಹರ ರೋಕಡೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಣಕೋಣ ಗ್ರಾಮ 
_ ಪಂಚಾಯತ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂದೀಪ ಕೊಳಂಬಕರ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸೂರಜ ಕೊಳಂಬಕರ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117512 


[8 [9 
37 15054-04-337-0-01-377 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ” ರವಾರ | ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ 25.0 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಪಾಟೀಲ . ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117780 
ಕಾರವಾರ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಷ್ಠ ವಾಗು ಹುಲಸ್ಥಾರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) 117747 
9) - F 
[ey 2 u a 


ಅಂದಾಜು 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ರ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾಕುಮಳ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರ ಹುಲಸಾರ 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117766 


5054-04-337-0-01-422 ರಿಶಿಷ್ಟ ” k ರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಮದಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ದೇವಿದಾಸ ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು 
ತಿಪು ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ 
ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮಂಜು ಆಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಮದಳ್ಳಿ 


pe 
be 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಶೈಲಾ, ರಮೇಶ ಆಗೇರ ರವಿ ಸುರೇಶ ಆಗೇರ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117556 


ಕಾರವಾರ ವೈಲವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೈಲಾ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗಜಾನನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117761 


pd K 


ITT ರಶ್‌ 


ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾತೆವಾಡ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ . 


K ' ಮಹಾಲೆವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿಮೆಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 117525 
ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರವ ಪರವಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ಲಕ್ಷೀ ಕಮಲಾಕರ 
ಪರವಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂದುವರೆದ ರಸ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ' ನಿರ್ಮಾಣ. 118728 


k 


TTT NI ರಕತ ಕಾರವಾರ ನಕವಾರ | ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಣೋಟ ಎನ್‌ಸಿ. ಸವನ ತಸ 1500 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 117752 


ತೊಡೂರು ಪಾದ್ರಿಬಾಗ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವಾಸುಬೇವ ಬುದ್ದು ಆಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 13.00 
'  ಿಮೆಂಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117554 


I | ಸ 


47 ಕಾರವಾರ . ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾರಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ 25.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 117751 


48 ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಏಸ್‌ಹಿಏಸ್‌ಟಿ 10.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117776 
35 


25.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


10.00 

ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಗಾರಪ್ಪನಗರ ಅನಸೂಯೂ ಮನೆಯಿಂದ 
” ' ಪುಣಕಾಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಿರಮಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ನಾಗರಾಜ ಗೌಂಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 117836 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಠ 25,00 


[*] 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


53 [5054-04-337-0-01-322 ಪರಕಷ್ಟೆ ಕಾರವಾ 400 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ - 


0 2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ Construction of Cement Concrete Road Upponi Panchayat 60.00 


51 15054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಶಿರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ ಖ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಹಳೇಕೊಟಿ ಎಸ್‌: ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 10.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 17757 
33 ” 


Saralagi Platkeri to Upparkeri in Honavar Taluka Uiider SCP 
g 2019-20 (119219 | 
Construction of Cement Concrete Road to Anantwadi Panchayat | 60.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ Koppadamakki Harijankeri in Honavar Taluka Under SCP During 


ಸಿಂ ಅಂದಾಜು 


dd 
56° 15054-04-337-0-01-472 ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಕಾರವಾರ ಹೂನ್ನಾವರ [ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ' ಜಲಎಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದೆ ಯಲವಳ್ಳಿ ಸಾಮಿಫ್ಠೇರಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 25.00 5.65 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ [ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ" ನಿರ್ಮಾಣ 136004 * 
7 15054-047337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ” ಕಾರವಾರ. | ಹೂನ್ಸಾವರೆ [ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ. ಗುಳೇದ ಪಂಚಾಯತದ ಸಾರಸ್ವತಕೇರಿಯಿಂದ ಪರಿಕಷ್ಟ IS. ( 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 136004 
58 [5054-04-337-0-01—422 ಸಕಕಷ್ಟ” ಹೆ ನ್ಸಾಃ ರ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾ ಗುಳೇದಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ 10.00 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 136004 


Ur 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖೈರೆ ಮಕ್ಕಿ ಮಾಮಿನ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕರು ಸೇಶುವೆಯ ಅಪೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 132675 ಪ್ಯಾಕಿಜ್‌ 


ONCE EYEE VT ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿ ಅಚವೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆಶವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 15.55 
ಕಾಳುಸಂಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132670 
ನಾಕವಾಕ 70.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಳ್ಳಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132664 ee 


ke 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಇಮಟ ಇಾಲೂಿನ ಅಘೋಡ ಮಜಾಯತವ ಉಪ್ಪಿನಪಟ್ಟಿಣ ಹಡಿನಗದ್ದೆ ಪ 10.00 
ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 131777 


7 OSAMA TTT OO Wರರಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಎಣ್ಣೆಮಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 15.00 
ರಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 131779 
ಕಾರವಾರ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕವಲೋಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 15.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 131780 


3 50-7 ರ್ಟ” 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
did ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ'ಹಳದೀಪುರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 17.20 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 132287 = 
ITT NNT SO ಸರವಾಕ ಪಾಮರ ಅಂಜನ ಪಾ ಮಾ ಷಾ ನಾನು ಮು ಪನಯವನಗ 3337 


FOSS TT SoS 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


. 65 |5054-04-337-0-01-422 ರಿಶಿಷ್ಟು 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ox 


ಈ 
! 
| 


ಸ ಕಣ ನಧಾ EET ಧವನ್‌ ಪಸರ ಠಂವಾದ 


F 


ಮಳ್ಳಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತನಕಟ್ಟೆ ಕನ್ಯಾ ಹಸ್ಸರ ಮನೆಯವರೆಗ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
[ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132263 


6 


No) 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರುರು ಪಂಚಾಯತದ ಕಲಗದ್ದೆ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಕಾರೆಹಕ 
ಈಶ್ವರ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ತ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 131774 


0 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ' ಕಡಿಮೆ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣ ಪಂಚಾಯತದ ತಲಗೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 132605 


Jl 


- ~~ , | 


ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಷ್ಯಾಮರ 
ಸುಬ್ರಾಯ ಹಳ್ಳೇರ ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 
ಹೆಗಡೆ ಪಂಚಾಯತದ ಹೆಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಂಧೀನಗರ ಶ್ರೀ ಸಾರಿಂಗ ಮುಕ್ತಿ 

ಮನೆಯವರೆಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132604 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


72 15054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


73 15054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರವಾರ ನ್ನಾವರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 

74 |5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರವಾರ ಹೊನ್ನಾವರ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


ಹೊನ್ನಾವರ ಈಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ರಾಷಸ್‌ ಕೆಂಬಿ ಕೆಳಗನಿನಕೇರಿ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ಕೆ 
ಯುಂದುವರೆಸುವದು. 132273 


ON SN NN ದ ಜಟ | 0 
5054-04-337-0-01-423 ರಜ ಕಾರವಾರ |3ಂಕೋಪಾದಂೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮುಲ ಕಛ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ಲಂ ರಸ್ತೆ 
| | ( 
ಉಪಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ. 107120 \ 90 
2 15054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತೆದ ಮಳಲಗಾಂವ ಸದ್ದಕರಿ ರಸ್ತೆ 
ಪಯೊ ಸೆ K ಜ್‌ ಜ್‌ 8.57 
ಉಪಯೋಜ; ಸುಧಾರಣೆ 108963 ‘ 
ENOTES EEX TR; ನಾರವಕ ೊಂಕೋಲಾ ಮಾ ಎನ ಡೂನನಿ ಗಾಮ ಮಮಾಯತಂವ ಎದ ಎಎಮಡನಿ 
ಲಾ ಈ ್ರಿ ಗ್ರಾ ಪಂಚಾ ನ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ, ರಸ್ತೆ 10.00 100 


ಉಪಯೋಜನೆ . - ಸುಧಾರಣೆ. 109216 


ಅಂಕೋಲಾ ಈಾಲೂಕಿನ ವೈದ್ಯ 


'ಹೆಗ್ಗಾರದಿಂದ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಕಬ್ರೆ ಮುಂಡಗೋಳಿ 
ಜಡ್ಡಿ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಸಿ.ಿ.ರ್ತೆ 'ನಿರ್ಮಾಣ (105564) K 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂದ್ರಿ. ಪಂಚಾಯತ ಕಮ್ಮಾಣಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ. ಸುಧಾರಣೆ. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳ್ನಡಿಕವೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ 
'ಗೋಳಿಬೇಳೂರು ಬಿಟ್ಟುಬೀಳು ಈರಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಶಾಲೆಯ ತನಕ 
ಹಿಸಿರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105842) 


” 


RCS EEL Ee SCRE ಕವಾರ 
ಉಪಯೋಜನೆ | 

TOAST NIT No ಕನಾ 
ಉಪಯೋಜನೆ 

TOTTI ES ಧಕವಾಕ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೆವ್ಯಾರ ಕಮ್ಯಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ 
600 ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 118736 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂದ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೆವ್ಯಾರ ಕೈಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಬ್ಬಿಯಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಕೇರು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಂದ್ರಿ ಸೆವ್ಯಾರ ಕೈಿಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 118977/Call-2 


40.00 25.00 
45.00 33.02 
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5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
5054-04—337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ 


5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಕಾರವಾ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-423 .ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


ಕಾರವಾರ 


ಕಾರವಾರ 


ಅಂಕೋಲಾ 


ಭಟ್ಕಳ 
ಭಟ್ಕಳ, 


ಕಾಮಗಾಧಿ ಹೆಸರ " ' ಅಂದಾಜು 


$ 


[ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂದ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕೆಬ್ಯಾಣ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟಾ ಹಸ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಿಟೇನಿಂಗ್‌ ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 118978/Call-2 


Construction of Concrete Road from Koppa Panchayat Kattumulle 
Betkur Gondarakeri road (Scheduled Tribes) in Bhatkal Tq. U.K. 


25.00 
10.00 
10.00 


0 
8 


Construction of Concrete Road from Muttalli Panchayat Taland 
Gondarakeri road (Scheduled Tribes) in Bhatkal Tq. U.K. Dist. 
119091 


ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಬಿ, ವೆಂಕಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 500 
ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಸಂಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 132689 Ww 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿ ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಟ್ಟಾ ತಮ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿ ಮುಸ್ಕಾರ ಹತ್ತಿರ 6.00 
ಕಾಲು ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 132668 - 
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಸಹದೇವ ಮಾಲೇಕಲ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 2 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 131781 - 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಗಿಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೀರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕಿತ್ರೆ ರಾಮಬಾಳ 240 
ಭ್ರಿಜ್‌ನಿಂದ ಕಿಕ್ಕೋಡು ಇರ್ಗಳ ಗೊಂಡರಕೀರಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 131059 " 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಗಿಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ ನೆಂಕಟಾಪುರ ಯಲ್ಲುಕ್ಕ 1860 
ಗೊಂಡರಕೇರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 131067 i 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ಯ ರ ಕಮ್ಗಾಣಿ ರಸ್ತೆಯ 

i ಲ ಗರಿಜಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇವ್ಯಾರ ಕಮ್ಮಾಣಿ ದನ್ನ 100 
ಚೈ. 400 ಕಿ.ಮೀ. ಇಂದ 7008.ಮೀ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 132506 
ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಿಪ್ತಿಯ ವಾಡಿಗಾರ-ಹೊಸಗೇರಿ ಸಿದ್ದಿ 1000 
ಕಾಲೋವನಿಣೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 132509 " 
ಭಟ್ಟಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಟಿವಾಣಿ ಕೆರೆಹಿತ್ಸು ಹಳ್ಳಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ 80.00 500 
ನಿರ್ಮಾಣ. 132662 ” ರ 

೪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಅಶ್ತಿಬಾರ್‌ ಹಳ್ಳಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು 

ಟ್ಟ Ch 3 ಳಳ ಕ 50.00 9.64 


ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 130612 


ನಭಾ ಪ್‌ನಧಾ 


PEELE CE EE EGET 
ಉಪಯೋಜನೆ oo 


28 [5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ”, ಅಂಕೋಲಾ ಅಾಲೂಕಿನ ಕೇವಾರ- ಕಮ್ಮಣಿ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 600 ರಿಂದ 1000 8.ಮೀ ಸಿಸಿ ರಸ " 
[ಉಪಯೋಜನೆ - ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 200.00 4.00 


I | | 


ಅಮು ಬಂಧ-2 


ಸಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಕ್‌.ಸಿ. 
18-19 


ಅನುದಾನ 
a ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶಿರಸಿ ತಾ. ನೆಗ್ಗು ಪಂಚಾಯತ ಕೊಳಗಿಬೀಸ್‌ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(94080.) 


ವಾ 
ಶಿರಸಿ ಈ. ಹುಲೇಕಲ್‌ ಪಂಚಾಯತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 10.00 
ಸುಭಾರಣೆ(94078). ” 


| ಶಿ [ಶಿರಸಿ ತಾ. ಮೇಲಿನ ಓಣಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಣ್ಣಿಮನೆ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(93814) 


|p ತಾ. ಹುತಗಾರ ಪಂಚಾಯತ ಗುರುನಗರ ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ,94077 WN 
ME ತಾ. ಭೈರುಂಬೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರೆಕೊಪ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.93574 15.00 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಮತ್ತಿಗಾರ) ದೇವಿಕೈ ಹರಿಜನಕೇರಿ -ರಸ್ಟೆ 


ಶಿರಸಿ ತಾ. ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂತ್ರಾಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 44.51 
ನಿರ್ಮಾಣ.(89910) ; ರ್‌ 
ma: ತಾ. ಗುಜ್ನಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂತ್ರಾಜಿ ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 4,83 
| ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ ಶಾಂತಿನಗರ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2701 27.01 
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ ಪಂಚಾಯತ ರೊಡ್ಡ ಹರಿಜನಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
2018-19 
ನಿರ್ಮಾಣ 
a: ತಾಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾದನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ —_ 
ಶಿರಸಿ ಶಾಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ ಪಂಚಾಯತ ಸೊರಬ ಕಸ್ಸಜಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸ್ರ ವಡ್ಡರ ಮನೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2018-19 99949 17.01 


2018-19 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


2018-19 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸರೆಗೋಡ ಪಂಚಾಯತನ  ಕೋಡಸರ ಗಬ್ದೆಮನೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(90564) 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೌಡಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (91967) 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡಸಾಲಿ ಪ.ಜಾತಿ ' ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91972), 

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91937) 

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಕಾವಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಜನರ ಮನೆಗಳ 
ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ ಅರಶೀಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪೇ.ಜಾತಿಯ 
ಜನರ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಜಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಚಾಶಿಯ ಜನರ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗಣೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಜನರ ಮನೆಗಳ 
ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ತಮ್ಮಾನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಶೀಣಗೇರಿ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ *ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


8 
a 


| 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಜಗಿ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಜಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 93215 18.09 
ಹಾ ವಡ್ಡರ ೬ | 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹ ಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಸ್ಥ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.(94074) 


19 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿಸ ಕೋಗಿಲಬನ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಳಕುಮಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ - 
ಬ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ | pa ; 
| ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ(94065) | W W 
f ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸವಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಓಡೆಯನಿ ಇಂದ ಮನಾ 
- ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ ಸ ತಃ ಕ ಸ Ca 
f ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಕಿಮಣ್ಣ ವಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದಾರೂಡ 
4 ಛ ಹ ಛ fs CR ೬ಣ [2 [) 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ ಕಲ್ಲುರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಭಜಂತಿ 
_ ಹಳಿ ಹಳಿಯಾಳ ನಾ. ಇ ಟ್‌ 3 
2c ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(೨4064) pa 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿ ಕ ಮದ ಗುಂ ಳಪು ವಡ 
NOR SN TR EE ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾ ಡು ಬಾಳಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಧು ; ವ್ಸ es] ಎ 00 
yy ಥಿ ಲಃ ಜಲ y 2 
Uj ಬ fe ued fe, 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ" ಉ ಚ್ಛಗಿ ಗ್ರಾ ಂಚಾಯತ್‌ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ". "ರಸ ನರ್ಮಾನ 
5 >, 25.09 
ಕಾಮಗಾರಿ(92375) i * 


ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಧಗುಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಜಂಬೇಸಾಲ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಮನಗಳ ರಸ್ತೆ pe 
ನಿರ್ಮಾಣ 99910 ’ 


g 
[e 


5 
3 4 


8 
ತ್ರ 
( 


| ಹ ೪ ದ 
SR RS EYER ಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಚ್ಛಮ್ನಾ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ g 
ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


y ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ವಮದ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಬಜಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪಾ ಬಜಂಕಿ 
_ ಳಿ ಹಳಿಯಾ f 
9 |ಮುನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 94003 4 
ಸಂಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕವಾಡ ಗೃಮದ ಗದಿಗ್ಬವ್ದ ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿ MAN 


ಭವನ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (94002) 


5 
ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಆರ್ಗಂ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಫಕೀರಪ 
ಲ್ಲ 
ಪನ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ್ಸಃ 


| ne-» | crams | wvame icone ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಿಮದಲಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (94012) 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದೊಳ್ಳಿ ಗಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತುಂದ ಹನುಮಂತ ಪಡರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿ ವಡರ 
018-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ ಳಿ ನು ಈ @ ಲ್‌ 
| ne-» | woane | ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(94054) 
ಕಿ ಸವ್ನ ವೆ 
208-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲೆ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಲವಾಡ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ್ವ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ(94005) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ಶಾಲೂಕಿನ ಕೇರವಾಡ ಗ್ವಿಮದ ಅಡವೆಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ 


ಅಣ್ಣಪ್ರ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(94004) 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ 
ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 99386 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ 
18-19 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ದ್‌ 
2018 | ಪಾಷಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 99972 
ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಸಾಮಕ್ಕಾ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ 
ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100222 - 


ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಸಾವಕ್ಕಾ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲೂ ಶಂಕರ ಲಮಾಣಿ 
. ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 99995 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಕೇಶವ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ 


ಹಳಿಯಾ ಹಳಿಯಾಳ 
೪ | ಹಾಹಾ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100071 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ 


ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗವತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಇಮುರಸಾಬ ಜಾಂಗಳೆ 
018-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ } ್‌ K * 
2 | ಪಂಜಾ [ನ ಸಿ.ಸಿ.ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.(92435 6.71 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರಣ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ ವರೆಗೆ 
ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ ಎ 
| ಹೋಯ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 
ಪ ವಸ್ಥ ಮಿ 
ಹಳಿಯಾಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಮೊಡ ಗ್ರಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾವಸ್ಯ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಶುಭಂ 9.49 
ಕಲಂಗಡೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(93748) 


2018-19 


2018-19 ಹಳಿಯಾಳ 


2018-19 


2018-19 


2018-19 


2018-19 ಹಳಿಯಾಳ 


ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಲಪೇಟ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಗಾಂಜೇಕರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ 
-19 | ಹ ೪ ಳಿಯಾಳ $5 is 
ಉತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಮೊಡ ಗಮದ ರಾಮಾ ಗಿವಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ 
_ Jo ಹಳಿ ಳ pe) Kl [9 
2018-19 ಜಯಾಳ | ಜಯಾರ [ಸ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(93807) 


ಯಿ ಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇರಪಡಾ ಸಿ. 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಂಯಾಳ [ಹನ್‌ಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇರಪಡಾ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತ ಸ್ಯಾ 

ನಿರ್ಮಾಣ. (69278) - 
} ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೌವಳಂಗಿ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ( ವಿನೋದ ಮೈನಗೋಳ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ. 
ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ |ಮಹಾದೇವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಬ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಿಲಾಸ ಕಾಂಬ್ಯೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ 

ನಿರ್ಮಾಣ.93632 
IN ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೂಸ ಕೊಂಡಪಾ ಎಸ್‌ ಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಳಿಯಾಳ ್‌ 
| ames | sone | see ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮುಂದುವರಿದ ರಸ್ತೆ) 


DE ESN ASN EEL NCEE CE AECTETE 
5054-04-337-0-01-423 (Plan) TSP 


| ಶಿರ್ಸಿ [ರಸ ತಾ॥ ದೇವನಳ್ಳಿ ಪಂ. ಮಾಡಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (74795) 
| ಶಿರಸಿ [ಶಿರಸಿ ತಾ। ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.174380) 


ಘ | 
| 
018 ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ ತಾ. ಇಸಳೂರು ಪಂಚಾಯತ ನಾರಾಯಣಗುರು ನಗರ ಎಫ್‌.ಸಿ ದೊಡ್ಮನಿ ಮನೆ ಎದುರು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
016- ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಿರಸಿ 
© 


ಶಿರಸಿ , 

ಶಿರಸಿ ತಾ. ಗುಡ್ಛಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪಿಯ ಕ್ಕಾಂಪ್‌ಕೋ ಪರಿಶಿಷ ಪಂಗಡದ 

2018-15 ಶಿರಸಿ ್ಸ ಪ್ರೀ X ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪ ಗ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಚರಂಡಿ 246: 
ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡು ಪಂಚಾಯತ ದಾಸನಕೊಪ ಉರೊಳಗಿನ ಪಪಂ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸೆ 

2018-19 ಶಿರಸಿ ಐ 3 3.13 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ ಪಂಚಾಯತ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ರಸೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ ತಳವಾರ ಮನೆ ಎದುರು 

2018-19 ಶಿರಸಿ ಬ ಬ 2.50 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

| ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಾಪಿಯ ಸಾಲಗಾಂವ್‌ ಪರಿಶಿಷ ವರ್ಗದ 

- ಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ $5 ಇ 

oe [oe] ವಾ KN 


| miosis cemoc [mond ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲವಾಂವ ಗ್ಲಮದ ಪಪಂ ವಸತಿ ಕಾಲೊಳನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(93789) 
| si- |sxcaa | avg [scaled ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚನಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಳೆಕುಂಬ್ರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
2018-19 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ i) ನ್‌ ರ 
3 ic ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(92375) 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಎನ್‌ಎಚ್‌-63 ರಿಂದ ತಾಳೆಕುಂಬ್ರಿ ಫಜಾ ಎರ್ಗದ 
2018-19 | ಯಲ್ಲಾಪುರ |" ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಜನವಸತಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ) 22.86 (93223) 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗಿಮದ ಲೋರೆಸ್‌ ಹರ್ನೋಹಡಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಾಶಕಿ ಸೋಜ್‌ 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (160 ಮೀ) (73456) 

| ಹವ ಕಾಮೂನ ಗ 'ಫಾಸಾರ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪಸನಸಾಬ 

2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ 


2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ [ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ಕೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.05(94001) 


2018-19 


ಹಯಾ ಲಾ ಜೌಡ್ಣ ನ 
ಸುಳಗೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (94071) 


ಮಿ 


ಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ೫: 
ಸಾಲು ಬೆಳಗಾಂವಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ' ನಿರ್ಮಾಣ. 


208-19 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ [ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುಸ್ತುಂ ಗಾಡೇಕರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜುವಾಂವ ಗಾಜೇಕರ | 
ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(94081) 
2018-19 ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ 10.00 
| ನಿರ್ಮಾಣ(೨4036) 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ [ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ ಗಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ(94021) 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ [ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಿಮದ ಲೋಕೇಶ ಹನ್ನೂರಕರ ಮೆನೆಯಿಂದ 'ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ ಇವರ 8.00 
ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(94006) ps 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನಸೂರಸಾಬಹುಸೇನಸಾಬ 
ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಬ 
| a-9 | ಕಾನ | ಹಲಾ [ನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 99364 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಶೆಟ್ಟರಕೊಪ್ಪ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಅಂತೋನಿ ಕಲೇತ ಸಾಲಗಟ ಮನೆಯಿಂದ ಜುಜೇ 
— ಹ ಹಳಿಯಾಳ ಟ ಬ್‌ ಬ 
| me» | vane | sro [ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 100065 ” 
| ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಬ್ಬಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗುತಿಬೈೆಲ್‌ ಗಾಮದ ಹಫೀಜ್‌ ನಾಯ್ದ ಮತು 
-19 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ ಬ > ಬಳ್‌ ee 
| ಪಾರಾ | ಪಂದಾ ಧಾ WN 
ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತತ್ನಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಶಟ್ಟೆಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಮನೆ 
ಗು ಯಾಳ ~್‌ - ಲ fs 
2018-19 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅವೇಡಾ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಡಪಾದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪಕೀರಪ್ಪಾ 5.95 
ಬನ್ಯನಾಳಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ } 
. ಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಪಹಾದಲ್ಲಿ ಟೆ e ಈ 4 
2018-19 ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಜಿ 


ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅವೇಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊಂಡಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಫಕೀರಪ್ಪ 
ಬನ್ನಗೋಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನ್‌್‌ 
ಮ್‌ ಗಾ 
SE 
SS AN 


RA MS 


೬ ಹ KM p: _ HM 2 
5054-04-337-0-06-422 Unused SCP 


2018-19 KNEE ತಾ॥ ದೊಡ್ಗಳ್ಳಿ ಪಂ. ಆವಳಗುಂಡಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಗುರು ನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 


Ra: 
ಸ _ 


ಸಠಗೊ' ಪಂಚಾಯತನ ಕೊಡರ ಗದ್ದೆಮ K 
2018-19 | ಸಿದ್ದಾಪುರ a ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಠಗೋಡ ಪ ನ ಸಃ ದ್ದೆಮನೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ.(90573) } ಸ 
k ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಯ ಸಾಲಗಾಂಬ್‌ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
-19 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ KN ಪ 


ಮು ಪ ರಶಿನಗೇರಿ ಗೃಮದಲ್ಲಿ “ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ. ] : 
aod | es ೦ಡಗೋಡ ತಾ। ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ ಅರಶಿನಗೇರಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ 


) 
1 
ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ? - 
5 ಲ್ಲಾ; 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥ ಆರ್ಲವಾಡ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ್ವ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 


19 ಹಳಿ ಛ ಹಳಿಯಾಳ _ 
4 ಅ | ರಾಯಾ | ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


| 2018-9 | ಜೋಯಿಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ [ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾವಡವಾಡ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕಸೆ ನಿರ್ವಾಣ. 32435 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ॥ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ -ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ i 


SS SEES A 


ಶಿರಸಿ ತಾ. ಇಸಳೂರು ಪಂಚಾಯತ ನಾರಾಯಣಗುರು ನಗರ ಎಫ್‌.ಸಿ ದೊಡನಿ ಮನೆ: ಎದುರು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
. ನಿರ್ಮಾಣ. ' 
ಮು ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾ y 

EE ಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮ ತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಲಗಾಂವ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ 
ಸ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ g 
- ) ಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಠಾಳೆಕುಂಬ್ರಿ ಪರಿ ್ರ 

ES ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾ ತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 0: ಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕನಿಗೆ 126 

ki Ws ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


_ 
ke Fl 
ಸಾಪ] ನಾವಾ ಕಾಯಾ ಪರಾನ್‌ ಇಂದಕ ಗ್ರಾವಾರಾಎಸ ನ ನಕಾನಗ ಪಂಡ್‌ ಕ್ತನರ್ಷಾಣ 


9 
4 ಈ 


2018-19 


a 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಗಜಾರಗೆ 


5054-04-337-0-01-422 {SCSP) MDR & Other Roads 


2 1 rR sak ಶಿರಸಿ ತಾ। ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ ರಾಮಾಪುರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 470 
2 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
Ba os | 5 [o ತಾ 5ರನಿ ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರ ಎಸ್‌ ಕರ ಸಧಾರಣ 75 

ia ಮ ಶಿರಸಿ ತಾ॥ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್‌ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಲೋಕೇಶ ವಡ್ಡರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ಕೋರ್ಚಾರ ನ 
A : |ಪುನೆಯವರೆಗ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. : 
| 209-20 | ರಸ | ಶರ |೨ರಸಿ ತಾ ಮೇಲಿನ ಓನಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾನಕೊಪ್ಪ ಪರಿಬನಕಾರಿ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ. | 100 | 
A pe ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ ಕಂತ್ರಾಜಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ i 
id ಮನೆವೆರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. i 
| 209-20 | ಶಿರಸಿ |] ಶಿರಸಿ [ಶಿರಸಿ ತಾ। ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಂ ಕಾಲೋನಿ ಚಂದ್ರು ಕಾನಡೆ ಮನೆ ಇಂದ'ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 15.00 
Ke ಸಕ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುತ್ತಗಾರ ಪಂ ಗಣೇಶನಗರ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಗು ಮುಕ್ತಿ ಮನೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷೀ ವಡ್ಡರ್‌ 3800 
cs ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (107456) | 
ಶಿರಸಿ ತಾಗ ನೆಗ್ಗು ಪಂ. ಅಡಿಕೈಬಡ್ಗ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕ್ಥೆ ಡಾಂಬರಿಣರನ ಗಾಂಡ್‌ ರಸ 2000 
| 209-20 | 8ರ | ೨5 [ರ ತಾ॥. ಬೈರುಂಬೆ ಪಂಚಾಯತ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ 4 
| 209-20 | 8 | so [bo ತಾ॥ ಹುತ್ತಗಾರ ಪಂ. ಹುತ್ತಗಾರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 25.00 
| 209-20 | 808 | ಶರ [bo ತಾ॥ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ಸಿರ್ಸಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುತ್ತಗಾರ ಪಂ. ಸುಪ್ರಸನ್ನ ನಗರ ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಧಾರಣೆ 107664) 15.00 
ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಪಾಠಣಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತೋನಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | wo | 
y ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಂಷೂರು ಪಂಚಾಯತನ ಕವಂಜೂದು ಎನ್‌ ಸರ 
2019-20 | ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ ಶರಗನತ ಹಲ್ಲೇ Ks pK 15.00 
ಸುಧಾರಣೆ. j 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂಚಾಯತನ ಕರ್ಕಿಸವಲ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೇರಿ ರಸ 
2019-20 | ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ p ನ್ನ ಬಿ © ಸ 
[2 ಸುಧಾರಣೆ. 
p ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತನ ಹುಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಖು ಮ 19.02 
| | f 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 
2019-20 
2019-20 


2019-20 
2019-20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


ಫ iad 


ಮುಂಡಗೋಡ } ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮು 


[se] 


ಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮುಂಡಗೋಡ .}| ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


[28 
[e 3 
f 
1 
[el 


ಯಲ್ಲಾ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಪಂಚಾಯಕನ ಶಾನಬಾಳಗದ್ದೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕೇರಿಯಿಂದ 
ವಾಜಗದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ( ' ; 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ॥ ಕಾರೂರು ಪಂ. ಮುಡಸಾಲಿ ಗ್ವಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. " 
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣೇಶಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ। ಬಾಚಣಕಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಸರ್ಗಿಫ್ಲಟ್‌, ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ ಚೌಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ಲಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ॥ ಕೋಡಂಬಿ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಂಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ॥ ಮಳಗಿ ಗೃಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಟಗೋಡಿಕೊಪ್ಪ ಗಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ॥ ನಾಗನೂರು ಗೃಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ವಿಮದ ಪ.ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಕಾಮಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ। ಚಂದಗುಳಿ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತನ ಜಂಬೆಸಾಲ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಮನೆಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ। ಕಣ್ಣಗೇರಿ ಗಮ ಪಂಚಾಯತನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನರ ಮನೆಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. k 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ॥ ಕಣಣ್ಣಗೇರಿ ಗ್ಲಿಮ ಪಂಚಾಯತ ಕೋಳಿಕೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ'ಜನರ ಮನೆಗಳ ಕೂಡು ರಿಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. - 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾ। ಯಡೋಗಾ ಗ್ವಿಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾನಮನೆ ಗ್ರಮದ ಹವಳಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಶವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


ಲ ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥ 'ಕರ್ಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಮದ' ನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಲೋಳಕರ (ವಡ್ಡರ) ಮನೆಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ವಡ್ಗರ 9.75 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
9.75 


2019-20 ಹಳಿಯಾಳ [ಹಳಿಯಾಳ ತಾ। ಸಂಕನಕೊಪ್ಪ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | |] 
| ಹಳಿಯಾಳ ಶಾ ಅಜುಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಚಿಕಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾ ಲಮಾಣಿ ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ಹಥಿಯಾಳ 15.00 


2019-20 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


PORE se ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥ ಅಜುಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರಣ ಲಮಾಣಿ ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
2019720 ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
2019-20 | ಪಂಡಾ | ಪಂದ್‌ [ಡನ ತಾ। ದಾಂಡೇಲಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಜಿತ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


4 ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ವIಮದ ಮೌಳಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಲಾ ಸದಾಶಿವ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
2019-20 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ IM ಸ್ತ ನೆಯ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
2019-20 | ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಲ ತಾ॥ ಕುಳಗಿ ಗಮದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ: ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


20 ಹಳಿಯಾಳ ಮಾಲ ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥ ಅಜುಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿ ಮವತಗ ಸಿ.ಸಿ 0 
pS k ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - 


AR ER g ಯಾಳ [ನಳಿಯಾಳ ತಾ ಅಜುಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಸಾವಕ್ಕಾ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿ ಯವರೆಗೆ 
dk 3 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

6) wee | Foss ಹೆಳಿಯಾಳ ತಾ॥ ಅಜುಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಕೇಶವ ಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಮಾಣಿ ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 06 
A ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ೂ 

9-20 | ಹಳಿಯಾಳ ದಾಂಡೇಲಿ ತಾ॥' ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಿಮದ ಮೌಳಂಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ . ನ 
2 ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಃ 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥। ಅಜುಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನಥವರೆಗೆ ರಸೆ 
2019-20 ಹಳಿಯಾಳ ಹ್‌ ಜಿ 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ . 
A ENE RAE ಹಳಿಯಾಳ ಶಾ॥ ಅಜಿಮನಾಳಾ ತಾಂಡಾದ ಸಾವಕ್ಕಾ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಾಲೂ ಶಂಕರ ಲಮಾಣಿ 
A ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


.ಕೆ.ಹ ವಪುತ್ರ ಚ ದಿ ಮನೆಯಿಂದ 
209-20 | ತ೪ಯಾಕ | ಹಳಿಯಾಂ [ನಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಚಲವಾದಿ ಮನೆ ಮಂಜು ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜೋಯಿಡಾ ಕಿನ ನಗರಿ ಚಾಪಖಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧಾ ರಸೆಯಿಂದ ನಗರಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೊ 
2019-20 | ಜೋಯಿಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನ ೦ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಟಿ | ಸಂ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜೋಯಿಡಾತಾ। ಜಗಲಪೇಟ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಹಾಏಿಯ ಸರಕಾರಿ ಆಸತ್ರೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಗಾಂಜೇಕರ 
2019-20 | ಜೋಯಿ ಹಳಿಯಾಳ 6 ಬ್‌ . 
|| ಪಳ [ಗ ಬ | 
2019-20 | ಜೋಂಯಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ ಜೋಯಿಡಾತಾ॥ ಜಗಲಪೇಟ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಸ್ಪತಿ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ 
” ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜೋಯಿಡಾ ಶಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ-!। ರಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ ನಾಯಕ 
2019-20 |} ಜೋಯಿಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ hd 6-೨ , 
08-0 * | ತಾಡಾಳ | ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(150 ಮೀ) 6.00 


ಜೊ [ ಗಿಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಥಾಪಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ- ಸಂಜಯ 
2019-20 | ಜೋಯಿಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ €ಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಮ ಪಂ ಪ್ತಿ ರ್ಡ ನಂ-2 ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಕಾಂಬ್ಯೆ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(130 ಮೀ) } 


STE ES FE FT ES SS 
5054-04-337-0-01-423 (Plan) TSP 


2019-20 ಶಿರಸಿ ಶಿರ ಪಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡು ಪಂಚಾಯತ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಡರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ 
ರಂಗಪ್ಪ ಬೇಡರ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


| 209-20 | doh | ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬಸಳೇಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಶಿರಸಿ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತನ ಹೂವಿನಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
-20 ಸಿ ಶಿರಸಿ pr) Ki [) [-) Ko) * 
[| ನ್‌ | ರ 
ಶಿರಸಿ 


ಸಿ 
# 
ಫಿ 


2019-20 ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Construction of CC Road for SC Houses at Madnur Village at Madnur GP Yellapur 
, tq. - ‘ 


ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾ॥ ಮದನೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಮದನೂರು ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರ ಮನೆಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರ, 
ಸಿಬಾಪ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ ಳಗಿ ಕ .ಪಂ. 
2019-20 ಸಿದ್ದಾಪುರ ರ ದಾಪುರ ತಾ। ಬಿಳಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿಲವಳ್ಳಿ ಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಗಿ ಲ್ಲಮ್ಮದೇವರ ಮಠದವರೆಗೆ ಪ.ಪಂ 
ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. 
ಲ್ಲಾ: 


; ಹಳಿಯಾಳ ತಾ। ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ' ಗ್ಯಮದ' ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮನಸೂರಸಾಬ್‌ ಹುಸೇನಸಾಬ ಅಡಿವೆಪಾಚೆ 
ಸ ಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ KN $ ಸ ,65 
y ಹಳಿಯಾಳ ತಾ॥ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ :ಕೊಪ್ಪ:ಗ್ತಮದ ಜೂಜೆ ಮಂಗಳವಾಡಕರ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಸಿ.ಸಿ ರಸೆ ಮತು ಸಿಸಿ 
ಬ ಹೆ: w CO) ಮ pr R 
m0] we | wn yp 
| ಹಳಿಯಾಳ 8 ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡೇಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಮನೆಯಿಂದ ದೆ ಸಿ. 
ESS PEE FUE ಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಡೆ ನೆ ವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
k ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ p ] ಜು 


| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ” ಹಳಿಯಾಳ .ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಬಾನಾ ಸುಬಾನಿ ಮನೆಯಿಮದ ಮುಖ 
ps) ಹಳಿ ಳ pry Ki ಲ್ಲ p Y ಠ 


2019-20 


2019-20 ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ 


ಷೋಯನಡಾ ಕಾನನ್‌ ರಾನ್‌ ನ್‌ ಸಾ ಇಕ್‌ ಸಾ 


| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲಿ ಕಾಂವಚೂರು ಗಾ ್ಯ 
BT ks RS ರ 


ತ್ತರ `ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾರ್ಜ ದೇಸಾಮಿ ಸಾ ಇನ ನನನ 
ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [3 ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ | § ನಕೊಪ್ಪ 20.00 


2020-2} 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-2] 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


2020-21 


4 


ಶಿರಸಿ 


ಶಿರಸಿ 


ಶಿರಸಿ 


ಶಿರಸಿ 


- ಶಿರಸಿ 


ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 


ಸಿದ್ದಾಪ 


ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 


ಶಿರಸಿ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕನಾಳ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಬೀಳೂರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ 
ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (126954) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಡಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪಾರಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (126304) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಜ್ಜರಣಿ ಪ.ಜಾಸಾಶೊಧಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (126311) _ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದನಗೋಡ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವದ್ದಲ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (126960) 


ಸುಗಾವಿ ಪೆಂಚಾಯತೆ ಸುಗಾವಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (130592) 


ನ್ನಡ ನಹ ಸದ್ಧಾಪಾರ ಹಲಾ ಆನತಾಷ್ಯರ್‌ `ಪಾಚಾಹತ ಹಾಹಾ 


[oe] 


ಉತರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (132625) 


25.00 


"15.00 


40.00 


15.00 


ತ್ತರ ನ್ನಡ ಕಹಾ ಸದಾ ಮಾ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (131726) 


ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ 


2020-21 
2020-21 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


ರ್‌ 
ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 
— ಕನ್ನಡ್‌ ಇಸ್ಸ ಥ 
2020-21 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [ತ್ರಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131688) 
” ಉತ್ತರ ನ್ನಡ ಗೋಡ ತಾಲೂ ಸಂದಗಟ್ಟಾ' ಗಾ ಪಾಷಾಹ ; 
2020-21 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [್ಸಿಯ್ದಲ್ಲ 400 ಮೀಟರ್‌ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131660) 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ 'ಚೆಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ `ಸರಚಾಯತ ಅಜ್ಜಲ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲ 600ಮೀ 
2020-2! | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಸ್ಸ ಗ್ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131687) 


ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಅಣ [ನ Ka ಜಲ್ಲೆಯ ಕಾ ಪಾಲನ ಚರಿದಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಜಂಬೆಸಾಲ ನ್‌ 6 | 
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಅಲಾದ [ಕ Wd Ke ಇಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಜಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಗೇರಕೇರಿಯಿಂದ ಭಂಡಾರಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಎಂ [ನ ನಡ ಸಯ ಯಲ್ದಾಮರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಳ್ಳಿ ಸಂಚಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿ೦ದ ದ್‌] 
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕೋಳಕೇರಿ ಸುಭಾಷ | 


8 


[ek 


43 


' ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಹರಿಜನ ಮನೆವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾಠ ನಿರ್ಮಾಣ, (127916) 


ಇತ್ತ ನ್ನಡ ನನ್ನಯ ಹುದ್ದಾಹುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಸಬಗೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾ8.(119936) ' 


ಉತರ ಕನಡ 9 ಸ್‌ 
pr) ಪ್ಲ ko (ವಿ ಥ್‌ 
ಮನೆಯಿಮದ ಗಾಂವ್‌ಠಾಣಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131559) 


[cis 


| ತಯಾ [ರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ - ಹುಣ್ಣವಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ' ಹುಲಸ್ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ 


ಇತ್ತ ನಡ ನನ್ನಯ ನಾಮಾ ಕಾಲಿನ ಮಡೋಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾತಮೆನಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹವಳಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಉತ್ತರ `ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಂಿಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ; p y 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ” ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜು 
ಮೇತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ee 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಂವಚೊ 
ಸಿದ್ಧಾಪುರ(114800%2ನೇ ಕರೆ) 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ, ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರಾರ್ಜಿ !ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ' ಕರಗಿನಕೊಪ್ಪ 
(ಮುಂಡಗೋಡ) 


ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ 


i 


ಸಾಕಾ 


Ks Bl gy ಕ ey 


NE ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ, ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗಿರಿಧರ ಡಾಕ್ಷರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಕಾನಡೆ 
ಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಪ.ಪರಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(116909) ಸ 


ಶಿರಸಿ 
FF ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಡಗದ್ದೆ ಪಂ. ಕುಬ್ಬಕುಳಿ ಮಿರಂಪಾಲ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(116903), 


- $61 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಶಾರದಾ ವೈದ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ MAE 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(116887) 25.00 


p ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂ. ಕಿಲವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸವ ದೇವರ 
ಬ ಪುರ ರಸಿ pr) Ks ಹ | ೪ CE) ೬ 
ಸದ್ಯ y ಮಠದವರೆಗೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 


2020-21 ಶಿರಸಿ 


Ts |S 


2020-21 | ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಿರಸಿ ತಾ॥ ವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಠಲ ಜಯವಂತ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ೨500 
ಸುಧಾರಣೆ (130225) 
ಉತ್ತರ 


ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 
ನಿಲಾಷ್‌: 


ಶಿ 
ಶಿ 
ಶಿ 


ರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ €ಡ ಪಂಚಾಯತ ಬದನಗೋಡ ಫೋಃ ಕೆರೆಯೆಮ್ಮ ಬೀಡರ್‌ ಮನೆ ಎದುರು ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ. 3.95 ಲಕ್ಷ, ಹಾಗೂ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾ। ಇಂದೂರ ಪಂಚಾಯತ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ವಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷ) (132026) 


ರಸಿ 
ರಸಿ 
ರಸಿ 
ಶಿರಸಿ 


8 


ರಸ ತಾ ಡೌವಸ್ಕಾ ಪಂ. ಮಾಡವನೆ ಪಪಂ ಇಕೊ ಸಾನ ಸದಾ 5 


2020-21 | ಸಿದ್ಧಾಪುರ 


2020-21 | ಸಿದ್ದಾಪುರ EY 


ಸ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೂರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ನ ವರ್ಗದ 
ಮುಂಡಗೋಡ ಹುರಿ 5 5 
ಪಖೂಧಿಗ | ಅಣಣ [ನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡೆಗೋಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗ್ಳಿ ಗ್ರಾಷೌ`ಪೆಂಚಾರ ಣೀಶಪುರ ಗಾನ 
2020-21 | ಮುಂಡಗೋಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಫ್ರಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (131690 


po 
[o§ 


ನ್‌ ನಡಸ ಪಾ ವಮ ಪಡ್‌ ನವರ ರಹನನಾರ ಸ್‌ ಪನ್‌ ಹ 
2020-21 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ: [ಕುಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131587) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮೋನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಕರ 


ಮನೆಯಿಂದ ಸುಲೋಚನಾ ಕೈತಾನ ಕೆಸರೊಳ್ಳಿಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.( 80 ಮೀಟರ) 
2020~21 ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ Ne 
(ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನ್‌ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ 


ನತ ನ್ನ್ನ ನಹ ಹನನ ಮಾನ ನಾದ ಪಮನಾಹಾ ರಾಡ್ಗವಾಣದರದ ಪಗ 
ನಗ. & 
2020-21 | ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಫಲ್ರಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131680) 


ಕೋಸಿಸಾವ್‌ ಜುಜೆ ಕೆಸರೊಳ್ಳಿಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.( 75 ಮೀಟರ) (ರೂ. 495 ಲಕ್ಷ) 
(131484) 


020-2 | ಸಳಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಿ ಭವನ ಹಾಗೂ 
ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131486) ' 
ಉತ್ತರ `ಕನ್ನಡ" ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ””ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್‌ ಸಾಲು `ಬರ್ಜೆ 
2020-21 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ [ಮೃನ್ಸೆಯುಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (134436) 


ಪುತ್ತ ಇನ ಕಮ ಸಾಹಾ ಇರೂ ಹಾವ್‌ ಸಾವರ್‌ ಪಾವ್ಗ ಮಾಡ ಪರಾಕ್‌ ಮಡ್‌ 
2020-21 ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (134389) 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮ್ಮದ ಸಾಬ' ಜಮಾದಾರ 
2020-21 | ಹಳಿಯಾಳ | ಹಳಿಯಾಳ [ಮೃನ್ಟಯುಂದ ಮಲವಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (120 ಮೀಟರ) (134264) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಾರಗಾವ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಮಶೇತ ಎಸ್‌. 
ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ "ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆವೇಡಾ ಗಮ ಪಂಚಾಯಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಡಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಬನ್ಯಗೋಳ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ಗಟಾರಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 01 ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಲಾ ಕವಳಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ 400 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 01 ಎಸ್‌.ಟಿ ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಶಾ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ 150 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2020-21 | ಜೋಯಿಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ [ಉತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 02 ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಮಲಾಕರ ಜೋಗಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ 150 "ಮೀ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134731) | 
2620-21 | ಜೋಯಿಡಾ | ಹಳಿಯಾಳ [ತೆರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 02 ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಲಕುಂಡಿಕರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ 100 ಮೀ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬ 


ie 


SC 


. ಅನುಬಂಧ-2 (ಚು ರಹಿತ ಪ್ರ.ಸ೦.119) 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
' ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಯೊ1076 (1149) - 
ರ" ಭಾಗ | ಉಪ'ವಿಧಾಗಡ TEE TEE 730ರ ಜರಾ ಜ| 5054 87334 ಜಮೆ TAI se TIS od 
ಹೆಸರು ” ಸೇತುವೆ -ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ನವೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ | ನವೀಕರಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ | ವಸತಿಗೃಹಗಳು | ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 


[3 

| | F | 
| i ಕಟ್ಟಡಗಳು | ; ಪಸತಿಗೃಷಗಳು | 
| | ' 
; j 
i i 


J _- 
| 541.60 


6.06 


POC ECT 


RS NO RS ol 
iT 48s 000 000 100 | 
"2182" 0.06 | 1500.89 a SENET 
ಕ್‌ NT 7885 205.00 


300 | 000393900 


SS SS el. el _ 


ಅನುಬಂಧ-2 


2015-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಯೂ1076 (1149) ' 


ವಾ ET ರಾಜ್‌ 5054 ರಾ ಹೆ [5054 ಜ'ಮು]0S4 ಜಿಮುರ 405 | 459 426 ಇಲಾಖಾ” 406 
ಠ ಸೇತುವೆ ಸೇತುವೆ 1 ಸುಧಾರಣೆ ; ನವೀಕರಣ | ರ ಸುಧಾರಣೆ | | ನವೀಕರಣ 1 ಇಲಾಖಾ | ನ್ಯಾಯಾಲಯ | ವಸತಿಗೃಹಗಳು ! ನ್ಯಾಯಾಂಗ 
f Fi 


ಕಟ್ಟಡಗಳು | ಕಟ್ಟಡಗಳು 


| 
} 
§ 


p 
NY 


wl KN 


7 $033 ಪ್ರಮುಖ 


ಅನುಬಂಧ-2 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಯೂ1076 (1149) - 


i ಜೆಲ್ಲಾರಸ್ತೆ | 
ಸೇತುವೆಗಳು 
| 
1 
| 


| ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ; ಮತ್ತು ಇತರೆ ರು 


{ 
| 
li 


- 
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23 2018-2019 2059-80-800-0-085-051 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಡಳಿಪ-ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿಗಳು £ 
py 08-3015 2216-00-700-3-01-20 KA8 ಕನ್ನಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ನದಣಾ ವೆಚ್ಚ own | | 
33 M8205 2216-07-053-0-0-20 ನಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣ ಮತ್ತು ದಸ್ತ್‌ ನರ್ವಡಣಾ'ನಷ್ನ | ಕಲಬುಂಗಿ | 000 | 
pr MRS ETT TR ಸಾಮಾ ಮರ್ಲ್‌ ಸಕವರಾಜುಗಳಾ | ಕಲಬುಗಗ | 00 | 
py] 308-2015 S020 ವ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣ ನರ್ವಾಹಣಾ`ಪಣ್ಚ | sewn | 1600 | 
py EESTI ES eee pe Te) ನಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸನ್ನೆ `ಸೇಖವೆಗಳನರ್‌ಹಣಾ ನೆಟ್ಟ ಕಲಬುರಗಿ 
THIS 0-3-3375 ರಾವ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿಗಳ ನರ್ನಪಣ-ನಿರ್ಷಪನಾ ನಚ್ಚಿ | 'ಕಲಬುರನಿ 439.51 
30 2018-2019 [504-43371817 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ನಥ ಕಲಬುರಗಿ 78.60 56.52 71.21 143.67 
41 2018-2018 BOR4-03-357- 1-020 ಔಲ್ನಾ ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನರದ 288.09 190.00 168.64 131.27 778.00 
ಕಲಬುರಗ'ನಧಾಗದ್‌ ಬಚ್ಚು 6739.34 2967.61 3120.89 2806.44 15634.28 


ಹಂಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್‌ 


ಕ್ರ.ಸಂ | ಪರ್ಷ-2018-19 ಲೆಳ್ಳೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ನ ನರನ ನಳರು ಸೃ 
ಕ್ರಸಂ 
7 TESST TE SE RTT 
ENS SSN SSS A 
METIS TTT ORE SAE TaN ನರ್‌ MN 77 0.00 
[4% ETS ENT ನ್ಯಾಗ ಅಧಾರ ಸ ಸಮುಷ್ನಮ ನರ್ಷಾಣ ಫಡ 
5 2013-3019 OTTO ಪ್ರಮುಖಿ'ಕಲ್ಲಾ ರಸ ಸ್‌ಅನಗಳು- "ಬಂಡವಾಳ ಪಚ್ಚ `ಸ್‌ಡರ 
[3 TS TTT ದಮ್ಮ ಕದನ ಪತ್‌ಾ 
7 2018-200 [OTT ನಾಣ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ತ ಸುಧಾರಣ 
- § 308-205 [054-03-737-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಕಮ್ಮಾರ ಕ್ತ ನನಾಕರನ 0.00 
[7 2018-3019 0 
16 208-3015 A538 
Hl T8205 0-0 NS ಲ್‌ ಪುತ್ತ ರಸ್‌ [PIT 138.96 52606 
FT ARTS ETON ಕನಾ ವತ್ತ [CK WET) 37736 
5 2018-2010 0ST 5-4 ಜ.ಮುರ ಮತ್ತ ಇತರ`ಕಸ್ಸೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 385.00 "295.00 | 915.00 
Fr TOES [OO 3T-OO-NS BNSC i ಸೇಡಂ" 00 0.00 30.00 30005 
5-20 0-0-3 ಹ- ಜಲ್ಲಾ ಮಪ್ತಇತರ ರಸಗಳು ಸೇಡಂ 5758 408.46 42156 NT 152050 
16 08-205 5054-04-337-0-0-425 ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ- ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ್‌ರಸ್ಸಗಣ ೇಡೆ೦ [NI 68.64 63.36 
TTT 208-00 [50-0-0627 ಜನ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇ ಸ್‌ಡರ 40.53 3591 KEN 
ETS SSA TS ಡರ TOR [0 RT 733 
301805 ELEGY SEBS 0.00 0.00 0.00 "0 0.00 
FOES TERETE TS EE VERO] ಡರ 0೮ 000 CT 006 
pl) TEMS NTI ್ಲಾ ಮಮ್ಯಿ ಕಸದ ನಾಡ್‌ ರವ ಸಡಾ EX XI) ರರ T3078 ET SNE 
2018-2005 TST ನನಢ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಡರ್ತಾ 7 ನರ್‌ಪಣ ಸ್‌ಡಂ 43.75 83.35 [INL] T4400 


TS 


SONOS TE 


RTOS TTI SE ನರ್‌ ಮತ್ತ ದ್ರಾ ನರ್‌ 


4743 


42.30 


2018-2019 


ತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣ ನಿರ್ವಹಣಾ 


0.00 
0.00 


0.00 


0.00 


(ಡಂ 89.00 


126.00 


78.40 


2397.85 


100.00 
2029.24 


ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹ್‌ಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 


ಳ್‌.ಸಂ | ವರ್ಷ-2018-19 | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು 
ಕ್ರಸಂ } 
TENE SST ಇಮಾ ಕಬ್ಧದಗಳ ನವರ 
2 RIS S000 ನ್ಯಾಯಾಲಂ ಕನ್ನಡಗಳ ನರ್ನಾಣ 
KY TET AE N-TOTN-RE S5 ಕಟ್ನಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 HEIST NTN RAR CORON ಪರ ಷ್ಯದಾ ನರ್ನಾನ 
5 358305 ] 
6 ರಾಜ್ಯ ಯು 
STITT ಠಾವ ಪದ್ಧಾರ ಕ್ತ ಸರ 
FS 08-0 CITIES SY Sy mT] ರಾಜ್ಯ'ಷಡ್‌ಕಕ 


ಅನುದಾನ 


ಅಘಜಲಪೂರೆ S| 


| ಸ್‌ |] 'ಹಂಚಕಿ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ 
[XT 338: 


2048-2049 


ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದ ಕಸಾ" 


2018-2019 TNT ಮತ್ತು ಇತರರ 


| 


2018-2019 


2018-2019 


2018-2019 
2018-2019 


SERINE ಮುತ ಮತ್ತತರ ರಸಧಾರೆ 
UTE TEE EE SESE CE ಗವ 


ವೀಕರಣ 


[3 ARH BOTS NINA ನನಾ ಪ್ತ ಕವ 
fr TRS SST ST a್ಗಾ ಪತ್ತ್‌ ಗಹ 
17 I SANTA ನನ್ನಾ ಪ್ರಸ್‌ 


2018-2019 
2018-2049 
2018-2019 


ನ್‌ ಪತ್ರ್‌ ಕ್ಸ್‌ ಜ್‌ 
TTA 


2018-2019 


ಕಸ ಸಧಾ ಹವಾರ್‌ಸರಪು 


I ನನ ಇವಾಪಾ ನಡಗ ದ್ನ 7 ನರ್‌ 


2018-2019 


23 HEATON SIS TO ನರಾಾಷಾನ್ಸ ಪ 
24 2018-2019 PEON TOOT ಸ್ಟಡ್‌ ನರ್ನಡಣ ಮತ್ತ ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ } 
53 MEIN RENTS TTI SER ನರತರ ಮತ್ತದರ 7 ನರನ 


2018-2019 
2018-2019 


TENT ರಗಳು ಸಾಷಾಗ್ತ ಮತ್ತು ಸರವರಾದಗಳು 
3054-03- 


ಕ ನವ್ಯ ಸವ್‌ ಸಹನಾ ನರನ ನರನ 


ಇಫ MEAS EET ನಾ ಮಶ್ತ ಇತರ ಸರದ ನರ್‌ಪನಾ 
ET) TO STITT SR TROT RAR ನರ್ಷ್‌ಪಾ 

30 MEAS TASS ನ್ಯ ಪತ್ರಗಾನಾಾ ಕ ಇನವ್ಯನ್ಮನರ 

31 METS ITT Br ನು ಇತ ನರಾ 


— 


ನ್ಗರ ಕ್ಸ 


37.00 
| ಇಹಾದಗಿರಿ | 6000 | 


ಹಾದಿನ 
ಹಾದಗಿಕ 
ಯಾದಗಿರ 


| 220 | 


60.00 


[XT [X) 
PEA RS ETT 
[7 [0 [XT 


Hil 


SL I LN 


171.00 160.50 

160.00 210.00 760.00 

305.00 285.00 
2781.42 3060.60 13143.95 0.00 


EET 
ಕ್ರ್‌.ಸಂ | ವರ್ಷ-2018-19 


ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹಸರು 


ಹಂಟೆಳೆ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಂನ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು 


ಬೀಡರ 
48,00 


208-19 
2018-19 


200.00 
ES TART IE TE TA aR 005 
[~~ 8-070-2 ನಾಡಾಗ ಪ ಸಮಾಷ್ಸಮ ನರಾ 
§ 2018-19 05-5-77 ಸ್ರಹಮುಪ"ಚನ್ನಾ ಸತವ ಬಂಡನ್‌ಷ್ಯ 
— FICS) EOE EE TATE CEC 
es EOS) ETI ITT ER TRS SRR 1270.00 
FR TSE) 5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸನ 
[) PIER) -T-TITTಥಸ್ತಾಧೀನ ರಾಜ್ಯ ದಾರ RA TU 
7 TOES STO TNS B್ಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ್‌ (ನ) 
Ti 208- 5 T-Tಮತ್ತು ಇತII3) 118.80 40.20 129.03 
|] ETS NNN Sy STS TSN SE TE —್‌ 
FUSS SNS SS SRE 15406 37.00 205.00 93000 
[F! 08-19 SST 0-0-5 ಮುರ ಮಪ್ತ್ರೌತನ 0.00 10.00 30.00 4500 85.09 
TUES AST ಪ್ರಾ 37407 Sg 38 TR 2010.01 
5 CTT ಮತ್ರ ಇಗ EN 40645 TTY TT) 140256 


208-15 ಪೃ ಕ ಸವಾರ ಸರ್ಕ ಸರವು 
3018-15 TT ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರ ಗ್ರಾಮಾ ಕ್ಷ ತಢನೈನ್ನ ನ 


5054-04-337-0-02-436ದಲ್ದಾ 40.00 40.00 - « 0.00 [XN 


97.00 201.1 7356 129.86 


'ನಾದರ ನಘಾಗಡ್‌ ನ್ನ 1584.30 1538.80 256437 197476 924810. 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಂಡೂರು 
208-5 AS-IS ರಾಷ್‌ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನರ್ನಾಣ 57.00 56.00: 


PIS] MITT ನಡ ಕಡತಗಳ ನರಾ 
208-15 AEDT SINE SAT ard Dare 5 
PIN) IES NET ನಾಡಾಗ ಸರಗ ನ ನಾ್ಸಹಾ ನರ್ಷಾಣ 


00-7-77 ಪಹುಸ್‌ನನ್ನಾಕ್ಸ ಸಪ ವಂಡವಾ ಕ್ಯ 


ಬನ್ಸ್‌ 376400 19400] 
[7 


0.001 


THES ST Gh, FR SRT 
TESTS STITT SK, SRD SF SOIR OTT 


2018-19 
2018-19 


ಳ್ತ್‌.ಸಂ 


೬ 


ವರ್ಷ-2018-19 


2018-19 
2018-19 
2018-19 


[rx 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಂರು 


ಸ್ಲಾ`ಮಪ್ಪಇತ ಗಹ 


7 TS ERIS GFE 

77 TH SIT ನ್‌್‌ 
7 MET TITAN ಮಪ್ರ ಜ್‌ 
7 TRIS ERT SRS 

Fl TEN TT TRE 


2018-19 


ಕಾ ನನವ ಸಾಾನ ವಾರ್ಡ್‌ 


2018-19 
2018-19 


wl w 
| ಬ 

ಬಃ 

[ನ 

&ಾ 

B! 


TNT ನನಘಸನಾವಾ ಡದ ನರನ 


ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜೆಸರು 


ಅಳಂದ | ಅಫಜಲಪೂರ 


ಜೇವರ್ಗಿ 


1720.33 403.35 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಾನ 


) 


2018-19 


2018-19 


28 
29 2018-19 


30 2013-19 
2018-19 


2018-19 


ಬ ಳ್ಗಾರಿ 


ಬಳ್ಳಾರಿ 


ನ್‌ 73 Kr) 

ಸಧ್ಯ F168 ಇ 

ನಧರ [7 [XT 
——— 

TT 1 [7 [XT] 

ಬಳ್ಳಾರಿ 32.00 48.00 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


[Ka 
& ಅ! 


2018-19 
3|2018-i9 


ETT ಚಡಗ ನರಾ 


119.00 


588.00 


650.00 
531.00 


420-19 


51201819 
2018-19 


712018-19 


2018-19 


2018-19 
2018- 
2018-19 


054-0435 CANT ನ ುಪ್ಪ"ನತರೆ"ಕಸ್ತೆ ₹ಎಸ್‌ಸಿ.೫ 


2813.52 18929.78 p 
ಇಸ್ಟ 
83.83 
0.00 


0.00 
0.00 33.00 
0.00 0.00 
171.68 443.94 
197.08 197.08 NS NN 
1652.20 2250.98 NS 
0.00 2.22 
0.00 0.00 
150.00 414.85 
100.00 275.16 


ಉಪ-ದಿಭಂಗದ ಹೌಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಿಡಿದ 
ಕ್ರಾ.ಪಂ | ದರ್ಷ-2018-19 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಇವ ಧಾ ] ಇ ಅನುಜಾನ 
RESIS SS SEIT Ne 
pos TE ಜಮುನ ಮತ್ತು ರ್ಗ ಸಧಕನಗ PTR — 1143.00 
Ge —— ES SIN TSS SS SSS TSRES ನಂ 0 
Rs IITA ಪ್ತ ಕ್‌ Aer 
Rona SETS UIT ಮತ್ತ ಇತರಸಗಳು 1322.44 
os UTTER TE ' 9108 
—— Wl ಪತ್ತ್‌ 363% ರ 
lois STAT AG ್‌ 
0208-19 TTT STA Km 
F— Toric RT ಸಾಧಾರನ ವಾರ್ಡ ಕರ್‌ 108,22 58.51 
Thos NI SSS ET RE T= 94 67 6395 
RT TT SSS ನಡಾ ಷನನ್ಯಪ ಹಡಗ | ಇಂ 1845 KN 
Ani TENTS ಕಡ ನಿರ್ವಪನ ಪತ್ತ ದಾರಾ ನರ್ಷ್‌ಹನಾ'ಪಚ್ಣ ಹಡಗಲಿ 1474 386 
25[2018-15 NTT N70 ಸತ ಕಡ ನರ್ಷಪನ ಹಪ್ತ'ದನ್ನಾ ನರವ ಪಷ್ಟ ಹಡಗಲಿ 0.00 0.00 
26/2018-19 NET T-NT ಾತನರದಗಘು ಸಾವ್ರ ಮತ್ತು ಸರೆಬರಾಜುಗಳು ಹಡಗಲಿ 0.00 0.00 0.00 
27[2018-19 3094-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಚ್ಚ ಹಡಗಲಿ 50.48 41.05 149.36 
Thos 0-5 ಪ್ತ ಸ್ತಸತುತಗಳು ನರ್ವಹಡಾ ಪಷ್ಡ ಹಡಗಲಿ 46.12 $190 196.97 WR 
hoc TSI ವ್ಯ ತಡ್ಗರಗ ನರ್ಷಪನರ್ಷನನಾ ಇಣ್ಯ ಇಷ epee PY Pry "1 
Er) Pros TST ಮುನ್ನ ಪತ್ರ ಸಮಾನ್‌ ಸ್‌ ಧನ್‌ ನಥ 'ಹಡಗರಿ 200.85 Ep 540.15 
hablo OTA ನಾ ಪ್ತ ನರ್‌ ಹಡಗಿ 17400 176.20 643.20 
ರಾ ಹಡಗಲಿ ನಿಧಾನ ಇಟ್ಟ 2609.92 2237 10490.53 
OT TRS CE SSC SCE ರಾಯಜೂರು 200 
3 TAS SSS TE ಲ್‌ ಕಡ ನರಾ ರಾಯಜಾಹ BEN) 
3 EXCL) AEST TONNE SE NS Rr ನಾಷಹಜಾರ | NN 
4 208-19 4216-01-700-2-24-380 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಧಿಕಾರಿಗೆಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಯಚೂರು 0.00 0.00 
~~ | 208-5 TTS ನ ಕರ್ನ ಕುವ ಬಂಡವಾಳ ಪ್ಪ” ರಾಹಜೊಡು 0.00 0.00 
r— | RT RATT ನ್ಯ ನದ್ಧಾರ ಸೇಪತಸಧಾರಣ ರಾಯೆಚೂರು 0.00 
p2 PIS) MEST TTS SRE TSR TT ರಾಯಜಾರು 00 EX) 
೪ TITSTERO ದ್ಯ ಸೆಡ್ಗಾರ ಕನನರ ಕಾಹಾಷನಹ | 000 | 00 
[) HRT POINT ಧಾಸ್ನಾಧೀನ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದನ ಸರ ರಾಯೆಟೊರು 0.00 0.00 
IT) 308-8 RAT N-TT ನ್ಲಾ ಮು್ರI RI ರಾಯಚೂರು 96.76 349.86 
TT PIO) SOON E್ಲಾ ಮ್ತ TTS OO ರಾಯಚೊರು 64.52 233.25 119.00 


ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ-2018-19 ಲೆಳ್ಳೆ ಕೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ನಿಭ್ಞಾಣದ ಉಪು-ನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 
3 ಹೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುದಾಣಿ 
[2 20875 RDI ನಾ ಪಪ್ಪ ಎ3) [AT 3738 392.1 
FEY TTT OT ಸನಕ ಪ್ರರ ಗಳ ಸಧಾಕಣಗ 870ರ 68800 
[tS 208 T ಮು; 0.00 A 
15 2018-19 
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7 POS EEE TEES [Xd iio | 
p) PET ASTI ನರ 44438 
3 358-7 Es COTA 3 ನ್‌ 4516 | 
pI 5 ETT ನ್ಯಾಗ ಧಗ ಪಾನ್‌ ನಿರ್ಮಾನ 600 
SENT SSS 5 ಡ್‌ — 25490 
[3 FSFE] 0-37-54 ರಾಜ್ಯ ಸದ್ಗಾರ ಸ್‌ಪ್‌ಸಧರಣೆ 611.12 
p] 578 ETT RT TSR 13200 | 
ಸ 5ST EEE TER 006 
3018-5 TTT ನನರ ರಾನ್ಯಾ ನದ್ಯರ ರಸ್ತ ಸಧಾಣ 000 
I pr EE) TTS 75185 
T MES TINTS SR SS ITE 


521.31 | 


19 2018-19 TTT IT STAT 


] SR 
20 2018-19 


2018-19 


2018-19 


208-19 


2018-19 
27 2018-19 


3054-04-337-1-10-423 ಎ.ಪಿ 


0.00 


ಮ್ನ ಮಾಖ್ಕ ಸ್ಥ ಸಧಾ ಸದಾರ್ಡ್‌ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಡೆಗಳ ದುರೆಸ್ತಿ 1 ನಿರ್ವ: 


57 ಪಕ ಗನಗಾರ ನಡತ ಸಾಷನ್ಸ ವಷ್ಯ 
TENT TNT ರ ಕಡ ನರ್ವನನ ಮತ್ತಾ ದು 7ನರ್ಷಡ್‌ 
NNT ಕಾಡ ನಿರ್ವ ಪಪ್ಪ ಡ್ತ್‌ ನರ್ಷನಣಾ ಡೆಚ್ಚ 
RATT ಹಾರಾಗನ ನವ ಪಹ್ತರವರಾಾಗಕು 


3054-03-02-0-01-200 ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸತುಷೆಗಗನರ್ನಪಣೆ ನಿರ್‌ಷಣಾ ಪ್ಸ 


OT ದ್ದಾ ಪಾಪ್ತಇತತ ಕ ಸತುವೆಗವ ನರ್ಷಷನಾಷಷ್ಠ 


3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಷದ್ಗಾರಿಗಳೆ ನರನ್‌ಷನರ್‌ಣಾ ಪಚ್ಚ 


ERT ಮಾನ್ಯ ಪರತ್ರ ಸಮಣ ಕತ್ತ ಅನಷೃದ್ಧ ನರ 


TTI ಜನ್ದಾ ಪತ್ತ ನತರ ಕೆಗಳ ನರ್ಷಷೆ 


ಕ.ಸಂ ವರ್ಷ-2018-15 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು 7 ವಿಭಾಗದ ಉಪ-ನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು _ 'ಹಂಚಿಳೆ ಮುಡಿದ 
ಹೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಅಳಂದ ಅಫಜಲಪೂರ "ಟೇವರ್ಗಿ ಅನುದಾನ 
2018-19 TTR SR SIE) ಫೊಪಳ 4837 88.85 15,73 0.00 
208-19 SCT Sಮರಮಹ್ತ ಇತ ಸಧಾಕಣೆಗ ದ 74 582,95 ್‌ 0.00 965.61 2397.34 
5-5 ETE EEE ERC TE CEST CC MTT) "000 0.50 
75 208-19 ETT TIS ಚನ್ನಾ ಮತ್ತುಇತರ ಕೆಗಳ 358,57 0.00 30.10 1672.18 
pRB) TTT TIT GSS ಜಲ್ಲಾ 441.85 0.00 324.11 1362.08 
17 20)8-19 SIT EIT) 3ರ [XT 
[3 TS ST ಮ್‌ E) ಸಾ FY] ME 


0.00 


634.01 


3106.93 
37980,91 


27793 


4109.00 


055 389733 


26584. 11 


'36454.63 51598.33 


999.38 
1071.11 
1067.54 
139965.95 
40612.23 


ಅನುಬಂಧ-2 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯಡುದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1076 (1149)ಳಿ ಉತ್ತರಗಳು 
ಕಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುಬಾನವನ್ನು ಉಪ-ವಿಭಾಗಪಾರು ಮರು ಕಕಂಚೆಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 


ನಭಾಗವ ಇಾಪ-ನಧಾಗಡ ಪಡು 
ಕ್ರ.ಸಂ| ವರ್ಷ-2019-20 ಆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆಬಾರು ಛಾ ಳಾ 
ಚು FT 
000 385.0 


59 TTI ವಾಡಾ ನವನ 1360.02 


TH NTT Sa iS Barre ಕಲಬುರಗಿ 7169.46 


2019-20 IT ನ್ಯಾಹಾಗ ಧಾನ ವ ಸಮನನ್ಸವು ಸವಾ ಕಲಬುರಗಿ py 
0.00 
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7 


OSS [SS -0-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಲ್ಲಾ ರಸ್ಲೆ ಸೇತುಪೆಗಳು"-”ಬಂಡವಾಳ ಬೆಚ್ಚಿ ಕಲಲುರಗಿ 
|7| 209-30 TT ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಮಾರ ನನ ಸವಾರನ 
3010-30 RTT ಹದ್ಧಾರ ರಸ್ತೆ ನನಿಢರಡ 


8 
9 
fl 


PIE TTT ಧನ್ಯಾ ಹನ ಹದ್ಧಾನ ಕನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 
p] Es ಸ ್‌ ನ r 


pe 


pe 


|e 


MTN ನವನ್‌ಹಿ- ಚಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನವಕ ಕನ್ತೆಗಾನ ಕಲಬುರಗಿ 458.40 
[7] FILS S054-M-33T-0-06-425 ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು `ಇತಕಕಸ್ತ್‌ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 110.00 
[3 5ರ ಎ ಇಷಾ ಮತ್ತು ವನ್‌. 0.00 | 


209-20 


450,00 


0.00 


120.00 


0.00 


37.07 


20 2019-20 3.61 
ದ 

22 2019-20 ಕಲಬುರಗಿ 

23 2019-20 205 KO 8000-06-05 ಮಃ ಘ್‌ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಡಳಿಘ-ಸರಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು y 

pr ್ಥ CE ನ್‌ ಟ್ಲ್‌ 


ಇ 2015-20 TOT NI ಪೇಡೋಪರಕರಣಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ "ಮತು `ಸರಛರಾಲುಗ 


209-20 RTT 0-03 ನ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನರ್ನಹಣ ನರ್ವದಣಾ ವೆಚ್ಚ 


28 2019-20 3054-%-105-0-01-20 ಜಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು `ನಿರ್ವಹಡಾ ನೆಚ್ಚ K ¥ 


್ರಿ 44.00 20.00 190.00 


29 00-20 30S4-03-337-0-05-200 ety 'ಹನ್ನಾನಗಳ 'ನರ್ನಜಸ-ನರ್ನಹಣಾ KN 205,85 322.00 233.40 230,44 IOON.69 
KONE NET) TTA ಮ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಕತ್ತೆ ಧಾನನ್ಮನಥಿ 78.6) 56.52 71.21 143.67 35000 
3% 2015-20 ESTATE ಇವ್ಗಾ ಸುತ್ತು ಇತರೆ ಕಸೆ ನಿರ್ಷ್‌ಪ 212.00 148.00 115.00 147.00, 622.00) 


| ಪರ್ಷ-2019-20 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು ವಿಭಾಗದ, ಉಪವಿಭಾಗದ ಹೆಸರ , 'ಜಂಟಿಕೆ ಬಖಡಿದ — 
ಹೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಅಘಣಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುದಾನ 
| ಒಟ್ಟು ನೊತ್ತ. 186.05 J ET 303708 15037.23 | 
ಹಾಣ8ಮಾಡ 
ವರ್ಷ-2019-20 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಮಾರು ಎಭಾಗದ ಹೆಸರು) ಚಿಂಚೋಳಿ | ಚಿಳ್ಪಾಪುರ ಕಾಳಗಿ } ಸೇಣಂ ಅನುದಾನ 
ವರ್ಷ-2019-20 [4059-80-50 ನರಾಪಾಟ್ಟಡಗಗ ನರ್ನಾನ ಸೇಡಂ 0.00 39.11 
“SAF-200-20 OSS TIN ನಾಯಾಲಯ ಕನ್ನಡಗಳ ನವರ ಡಂ [XD [XO —— 
SAFTINI0-20 ETO TATE SAS SUNG RANTR ಡಂ [Xx [x ದಾ 
SHR OTT TNE oN SRE ನಾತ ನವ್ಯದ ನರಾ ಡರ 00೮ y 1588 ಕ್‌] 
| ರ್ಷಮಗರ ಕರರ [XD [X00 37 ದ 
ವರ್ಷ-20-20 [XN OTE 
T- 77035 PYRE) 


2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
3} 
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Peo STS CT: 7ರ ನಸ್ಯ ಸ್ಥನ ಸೇಡರ 5.85 OT 
SACHS POSIT ಧಾನ್ಯದ ರಾಣ್ಗ ಸದ್ಧಾರ ರಸ ಸಧಾರಣೆ ಡರ [XV [a 
SEA TST SSI CRE ಡಂ 37376 168.80 FX 
'ವರ್ಷ-2019-20 [0-07 III ಕನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೌ) ಸೇಡಂ 2777 113,40 15635 
RT OST ER SE TTS a 
ರಮ [OETA N-TI ವವರ. ಪತ್ತಿ ನತರ ಗಾ ಸುಧಾರಣೆಗರ ಸ್‌ಡರ 22835 330.05 RST 
| SarT0030 ITS ರ ಇಮುಕನಾಪ್ಪ ತ ಗವ ಇನರನ ಡಂ [KL] 278% EX [XT 
ವರ್ಷ-20-20 [00 I-A ದೆನ್ದಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರತಗಹ 632.61 449.4) EONS EO) 2095.75 
ವರ್ಷ-2019-20 [5054-04-35370-017375 ವಸ್‌ ತಿ-"ನನ್ನಾ'ಮಪ್ತ ಇತರ್‌ 240.88 30.10 IAT] COTA 
STH TTI ನಾ ಮುತ್ತ ನ್‌್‌) 40.85 3 355% TT 
ATT IAIN ಪ್ತ ಕಾ [XD WE [XT —~ ₹.00 
AHS RINT TAT SAE 58.32 pr] 407 5333 T9088 
Pe TST ETS TRE SRY VERS 384 ERTS TI 535 7375 
D0 OTT ಪರನ್ಸ ಕ ಸುಧಾರಕ ನವಾರ್ಡ ಸಂಪು 2 [IAT 78% ಮ 
INST OAT TN ಸನದ ನರಾಪಾ ದಗ ದರಿ ನರ್ನಪಣೆ 3338 EA) 3300 MPN) ಮ್‌] 
ವರ್ಷ-2019-20 [2050-80-800--08-081 ಮರಳು ಗಣೆಗಾರ ರಡತಸಾವದನ್ನ ಸನ್ಸ್‌ 0.00 0.00. 0.00 
pry) KENT EXT) OSS NS | 
ಪರ್ಷ-2019-20 
TRS TN SH ನರ್‌ಡಣಿ ಮತ್ತ್‌ನಕಾ್‌ನ [0 [AU [Was wu T — 
ವರ್ಷ--2019-20 © RA 
D920 [EAT NTT SARTORNS ಸಾಮಗ ಮತ್ತ ಸರವರಾವಾಗವ Ny 500 0.00 [i [XT TT 
STINE ನ್ಮ ತನ್ನ ಸಾಗಾ ನರನ ನವನ್‌ KIKI) 350ರ AAT ANN 
ವರ್ಷ-2019-20 | 
೫09೨0 TI ನನ್ನಾ ನತ್ತ ಕಹನ ಥ ನರ್‌ ಕ್ಸ IK) 754% a 7232 
REET IY TE Eee ನರ್ನಪಣರ್‌ಳಿನಾ ಸಣ್ಣ 181.30 154285 RATT 


ವರ್ಷ-2019-20 


RR TSI ನ್ಯ ವರ್ತ ಗಾನದ ಕಕ್ಷ ಅಭ್ಸದ್ಧ ನದ 


ವರ್ಷ-2019-20 


} 


ಲೆಳ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು 


ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 


2148.39 


| 


pl [Xx 
SRE ಸನ್ನನಾನಯ ಕಣ್ಣ ನರಾ ಹಾಂಗ 
3 FET) T8702 AAS ಗಳ ನಿರ್ಮಾನ ಹಾದ 75 ——— 7 
4 209-30 LETS SST esi) ನಾಗ ಆಧಿಕಾರ ನ ಸಮಸ್ಳಂಸ'ನರ್ಮಾಡ ಹಾನಗರ 
5 2050 ST TS ನಸ್‌ಕಾ`ಕಸ್‌ಪನಗನಾ"ದಂಡವಾಳ ವೆ | ಜಾದಗಿ | 
6 3000 TT ರಾವ್ಯ ದಾರ ಸಾಪಾತ್‌ಸಾರಾರಣೆ EN 
7 AATEC ವಾ ಕ್ರ ನವಕ ಹಾನ್‌ EY 
Fi FT TTT SR SRS ST 'ಯಾದಗಿಕ 449.09 
[) 3019-25 RTT ನನ್ನನ ನನ್ಯ ನಾಕ್‌ ಸಧಾ `ಹಾನಗಕ 
To pre) TT SR ST) ಹಾದರ ET 
Kl 2019-20 - NTT NTIS ಲ್ಲಾ ಮತ್ತತ SE) ಷಾಡಗಕ 573 
Ip PTT TTT ಸನ್ಗ್‌ದಪ್ತ್‌ ನವ್‌ ಹಾವಗರ ಇಗ 
3 208-20 NHN ಮಾರಮತ್ತು ಇತರ ಕಗ ಸರಾಗ 'ಹಾವಗಿಕ 000 
[] Fe) STRSTR ರರ ಮುತ್ತು ನತರ ವ SET 
15 HHH ITT ನನ್ನಾ ನತ್ತು ಇತರ ಕಗ 
16 2019-20 TTT ನ್‌್‌ ನ್ನಾ ಮತ್ತಾ 
7 | ——io-2 STITT ಸನ್ಗ್‌ನತ್ತಾ ಕಾ (ಎಸ್‌ಸಿ 
3 PETE ESS ESET) 
[| 303 STOTT EFAS 
20 2019-20 TTT SS 
21 2019-20 HEPES SESE] ಮುಖ್ಯ ಕ್ಸ'ಸಧಾಕಣ`ನಾರ್ಡ್‌ ಸಪ 
pp) pte) I ನನಢನನಾವ್‌ ಕನ್ನದ ದ್‌ 7 ನರ್‌ಪನ 
ರಸಾ ಗನ ಇಕತಾಷಾಸ್ಸನಷ್ಯಹು 
2019-20 ಕಟ್ಟಡ ನರ್ಷಪಣೆ'ಮತ್ತ್‌ ಪಸ ನರ್ಷಪಣಾ'ಪಣ್ಳ 
2019-26 ಪ್ರ'ಮಕ್ತಾನರ್ನ್‌ಹಣಾ'ನಪ್ಸ 
pT) ನಾನವನ ಸನ ಪಪ್ಪನ 


2019-20 


SII ಜ್ಯ ದ್ಧನ ಸುನ ರ್ನನನ ನರನ ಪಣ 


ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ | 


ಕ್ರ.ಸಂ | ಪರ್ಷ-2019-20 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಮಾರು ಅಳಂದ | ಅಫಜಲಪೂರ ನಿನುವಂನ 
28 Tee) S--E-S5-7 ನನಾ ಮತ್ತ ಇತರ್‌ ಸಪತಗನ ನರ್ಷನನಾ ಸತ 
2 2015-30 ETSI N- ರನ್ಮ ಕದನಗಳ ನರ್‌ ನರಾ ಪ 
30 2019-20 EIT ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತಿ ಗ್ರಮೇಣ ರಸ್ತ ಆಧಷೃದ್ಧ ನ 
EY p NTT TNE TRS TTA TT 
| ಹಾನ್‌ ಲವ್ಧ 6333.64 2643.34 3729.75 
ಕ್ರಸಂ. ಧ್ರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ ಭಾಫ್ಯಿ ಔಣದ ಒಟ್ಟು 
] NTS NI ರಾವಾ ನರಾ ಬೀದರ | 20 FrAT) 14500 20.06 is] 
TSR RE FANT PEFR ಬೀದರ 33050 000 136.32 ₹6050 ಗ] 
2019-20 TOT TNE ST sya ನಿರ್ಮಾಣ ಬೀದರದ 6.00 2846 0.00 
p 55 4216-01-700-2-24-388 ನ್ಯಾಂಖಾಂಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 'ವಸ3 ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೀದರ 0.00 0.00 65.49 0.00 
Kj TH TT ನನ ನನ್ನಾ ಕ್ತ ಸ್‌ಪಷಗಾ ಬಂಡವಾಳ ಬೀದರ 140.00 265,00 000 
TT TTT ನ್ಯ ಪದ್ಧಾರ ಸಪ್‌ ನಧಾಕಣ ಬೀದರ 119.67 3050 0ರ 209.67 
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% FLTC) STITT ರಾದ್ಯ ಫೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ನವಣರಣ ಬೀದರ 0.00 0.00 
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Fil ST RNIN SII ನರ್ಸ್‌ ಕ್ತ ಸಾಧಾರ ದಾರ್‌ T2100 oii] 
[3 TESTS ನನ್ಯ ಹಾಡ್ರ ಸಾಮಾನ್ನ ತಾನ್ಯ ನರ 64400 | 
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T0020 4 
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ಕ್ರಸಂ} ಪರ್ಹ-2019-20 ಲೆಳ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಫಿಭಾಗದ 

5 TTT ತಸ ರಾವ ಸವ್‌ ಸಧಾ F Co 
PIES] BSNS S್ನ'ಮತ್ತು'ಇತರ'ಕತ್ತೆಎಸ್‌ಕ25 Se 
209-20 ಮಶ್ತು`ಇತಕ'ಕಸ್ತ"ಬಸ್‌ಸ:3) 

| 373- ೫ ಸಲ್ಪ ಮತ್ತತ" ಕಪ್‌ 

PSs ನ್ಹಾ`ಪಪ್ತು'ನತರ' ರಸ್ತ } 

[NA FCs 'ತ-"ಜತ್ಣಾ'ಹಪ್ತ'ನತರ"ರಸ್ಸಿಸಹ : ERG 

OS 5) 'ಇಪ್ಪ'ಸತರ"ಕತ್ಪ ಪ: 1 


ಕು | 


ಉಪವಿಭಾಗದ ಣೆಸರು 


ಆಳಂದ 


ಅಘೆಜಲಪೂರ 


ಜೇವರ್ಗಿ 


ಪಂಟೆಕ್‌ ಮಾಡಿದ 
ಅನುದಾನ 


| 


2644.82 
3681.14 
160.00 


ತ್ಯ PICT) 2 'ಸನಖೈ ಮತ್ರ ಸಮರು [ನ ನನ್‌ ; 
SRN SEES ; 
| LL ನಧನ ಬದ್ನು 18605 35848 j 283 rr) 
; ರಾ [SST ES EET ಸರಸರ ಒಟ್ಟು 
7 POS NEES ETE EST PX TT) EX) 
p) PICT TST ಕಡಗ ನರ್ಷಾಣ 515.00 400 $2000 
3 pS) ೯ eu ಸ [XD 
p] PT [YT 
ಥ WLC) p ಕನಾಯಾಚಾರು KO) ನ್‌್‌ 7 EYE 
[3 | NE [0 4-03-337-0-18-134 ಕನ್ಯ ದ್ಲಾರಿ ಸೇತುಷೆ' ಸುಧಾರಣೆ ರಾಯೆಚೂರೆ 20.00 10.74 r 10.00 40.74 
TT 05-20 054-033 ರಾಜ್ಯ ಸದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಠಾಯಚೊರು | ] 155.00 1.00 28.00 205.03 11.00 500.03 


ಉಹ-ಪಿಭಾಗದ ಜೌಸರು 


ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಹ-2019-20 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು ——] ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ [| 
ಅಳಂಬ' | ಅಫಜಲಪೂರ | - ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುದಾನ 
F3 SEIT a ತಡ್ಗಾರ ಕ್ತ ನನರ 
50 TIT ನನಸ್ಠಾಧಾನ ರಾಧ್ಯ ಹೆದ್ದಾನ ರಸ್ತ ಸಾಧಾರ 
FTI) TEES SEE SETS RE AE) TI 38708 
T0520 TN ಕನ್ನಾ ಪುತ್ತ ಸತರ ಕ) ರಾ 16470 
FLIEeT) RT ಚನ್ದಾ ಸುತ್ತ ಇ ಕವ್‌) [EC 83 
2515-20 REECE ETRE CETTE CE CR 424.00 1075.37 
2015-25 SST ERECT RTC CR 0.00 
STS TU ರಾಯೆಚೊರು ETT EET F328” 73 717.25 4282.91 
RSNA AT ಕ್ರಾ ಮುಪ್ತ್ರತರ ಕಸು” ರಾಷಾಣಾಹ 753357 107406 [HCFC Su ET) “T3442 
MRT I COST NE ೪538 049 | 
NTT ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಟವ್‌ ರಾಯೆಜೊರ | 
[] TESTI HEE ಹನನಷಾರ ~~ 755 7 
5 TST THE —————————— ರ ಸಾ [SAF ~ 353 
SRR ಾ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕತ್ಪ್‌ಸುಧಾಕ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸರವು) ರಾಯಚೂರು 156.00 H ST00 | 48,00 
NET TST ನನರ ನನಾ ಕಡಗದ EE TU 144.70 4005 | 3300 
ಸ STITT ಹರವನಾರ ಆಡನಮಾಕ್ಗ ನ್ಯ ಾಯಚೊರ | } 
5 TT RTA ಮಾರ ಕಟ್ಟಡ ನರ್ಷಪಡ ದಾವ ದರ್ಕ್‌ನರ್ದ್‌ಹವಾ ಇನ್ನ” ರಾಯೌಜೊರು | 
TTT 5 ಕಡ ನಿರ್ನ್‌ಪಡ ಮತ್ತ ದರ್ತಾನರ್ನಪಣಾ ನೆಚ್ಚ ರಾಯೆಜೊರು — 1735 ENN 3000 3400 15.00 226.35 
STOTT TARRIRNS RS STE ಕ “To 
TI ರಮ್ಯ ಪದ್ಮ ಸಹಡಿಗ ನರ್ವನನ ನರ್ವನನಾ ಪಚ್ಚ ರಾಯಚಾರು 2730 | 53ರ MT $270 | 
— TET ಸಹರಾ ಸವನ ನರ್‌ಡಹ್‌ನ ಹಾಹಾಚಾರ್‌ LANE 10.08 10750 
75 TESTS ದನ್ನ ತದ್ಧರಗಳ ನರ್ಷಸನ-ನರ್ನನನಾ ಕ ದಡಾರ 2538 77570 KD 
& 705-20 RTT ನನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಗ್ರಹ್‌ ಕಸ್ಗ ಇನ್ನ ರಾಯಜಾರು PEEN TOR 800 
37 ITT SR STF ಜಾರು PCE 108.86 
ಭಾರ ನಧನ 37748} 5608 
—— ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಠಗಿ 
[imei HT STITT ಲಾವಾ ಕ್ಥಾಡಗಳ ನಿರಾಣಿ ಕೊಪ್ಪಳ 0.00 3] 0.00 
iW 3 BIT SATS TI ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕ್ನಡಗಳ ನರಾ ಕೊಪ್ಪಳ, 0.00 RK 97 
K] PDT] TEST TOTO 35 ್ಗಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಪ್ಪಳ 0.00 } 0.00 
pl HOI ESTE TON COROT SE TS ನರರ ಸಾಪ 0 Ta 
% LSE ಸಾ B38 [Xv oT 33390 
[3 3 [OSS ರಾನ್‌ ಸದಾ ಸತಾ ಸಿಧಕಣ ಕೊಪ್ಪಳ [XO 0.00 UN 0.00 Hs 


ಕಸಂ | ವರ್ಷ-2019-20 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು ನಿಭಾಗದ ಉಚ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾರಿದ | 
~ KR | ಹೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಅಳಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುದಾನ 
್‌ PIS) STINT ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಪಳ 3937 88.71 0.00 0.00 A 729.69 
F T0771 ದಾದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ಟ ನವಕ ಕೊಪ್ಪಳ 0.00 0.00 0.0 000 [XT 000 
NEL 000 600 0.00 0.00 000 000 
7] PCT) 236.01 513.72 353.62 1201.35 
Ti ಸರನ್‌ 124.77 303.85 0.00 28243 781.52 
7 7 ಧನ್‌ ಕ್‌ಟನ LN LL 35187 
I Y [XT [XT 
7 4873 0.00 [NAT] 3275.10 
[3 55138 0.06 303 730.15 
7 ELT) 5793 [XD E77 230-26 
78 PCL) 0.00 006 6.00 500 
[) 70538 0.00 0.00 | 000 000 
2 705-20 0.00 0.00 | 0.00 0.00 
rts 328.54 000 ತ 866.82 
pF) PSL) EAL) 0.00” 8585 339.99 
73 7553 ೮00 000 000 
TTT 3 00 453 
25 2019-20 ಕೊಪ್ಪಳ 000 | 000 0.00 | see | 
RN 
28 5-0 ಕೊಪ್ಪಳ 0.00 0.00 0.06 0.00 | 000 | 
30ST ರಾಜ್ಯ ಕದ್ಧಾರ ನೆ ನಿರ್‌ಪಣ ನರ್ನಡಹಾ ವ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳ 36.235 32.84 33.60% 200 42.37 | se | 
SII ಸಪ್ತಕ ಸಪ್‌ ನರ್ನನನಾ ಕತ್ನ pe 37 15 rN: 00 785 
CET ಕ್ಯ ಪನಾರ್‌ಳ ನರ್ನಪನ್‌ನರ್ಷನನಾ ಪಷ್ಣ ಕಾಪಳ EXPAT) 585 3 [x 185.36 
KALLE C-0-TI2 ಮನಖ್ಯಿ'ಮಂಕ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕತ್ತ 'ಅಧನೈನ್ನನರ ಕೊಪ್ಪಳ 249.73 197.55 462.26 0.00 367.40 1276.94 
Ki) PICT) INT NA ನರನ 70.75 737 PERL) [XT 77 543.41 
- ಸಾಪ್ಗ್ಗ ನಘಾಗಡ್‌ ಬಟ್ಟು 330787 375116 3391.38 [YT 3917.20 1447707 
ವಲಯದ a 8979.30 | 21237.80 24316.73 29433.42 $6735.31 52127.68 


ಅನುಬಂಭ-2 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಪಿನ ಪ್ರಶ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1076 (1149)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪ-ನಿಭಾಗವಾರು ಮರು ಹೆಂಚಿಕೆ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ 


[ 


6 

17 0-21 

[3 2020-71 RRS ಮ) 
|) 


pi 2020-21 IOS 337- 10-42% [Se 


ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ-2020-21 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಪಾರು ನಿಭಾಗದ - ರಾನ್‌ ವಿಭಾಗದ ಹೆನರು ಹಂಚಿಕ ಮಾಧಿ ಚ — 
f 30-2 |4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ 1538.04 
) TI ಾಾನಾ ನಡಾ ಇವಾ 
3 2020-21 IS STS TRS TS Fr ಕಲಬುರಗಿ | S106 | 
p1 FSET 2I6-01-70-2-738 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಧಾರಗಳ ವನ ಸಮಚ್ಛಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ 
ಇ FSET -T- 5 -7 ಪ್ರನನಂ ವಾ ಕನ್‌ ಸಾಪನಗನನಾಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 
ri Fy TET ಷ್ಗಡವ್ಮಾ್‌ ಸವ್‌ನಾಧಾಕ ಘಂಬುರನಿ | «25 | 
KF] 250-2 5054-03-337-0-17-154 ಲಾಟ್ಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ್‌`ಸುಧಾರೆಣೆ ಸಲಬುರಗಿ .5 
§ 2020-25 5054-03-337-0-17-160 ಲಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೇಕರಣ ಕಲಬುರಗಿ 
[) 200 SOTTO ಧ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹಷ್ನಾನ ರಸ್ತೆ `ಸುಧಾರಣಿ ಕಲಬುರಗಿ 
To RT TST A SS ST) ಕವಬಾರನ 1129.74 
Ti 50 NE ಕಲಬುರಗಿ 
FT EE EET EEE TERETE) 
pT] TTT ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗವ ಸುಧಾರಗ 


1194,38 


PTET] TTT ENE SRT ನರ 


30-7 RTI ನಾ ಮಾನ್‌ 


507 TOSS KAS ಠಲ್ನಾ ಮುತ್ತು ಇತರ ಸಗ 


2945.01 


ETE EEE TENE) 


POST IIT SRE 


Yl FST SSN ನವ್ಯ ಸುಧಾ ವಾರ್‌ ನಂ 165.00 
p>) FT] TNT SRR ಕನ್ಫಿಡಗ'ದುಣ್ಣು 7 ನಿರ್ವಹಣ 1247.98 
23 2020-21 ITT SdH ಗಾರಿಕೆ ಆಡಳಿತ-ಸಾಮಾಣ್ಯ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 0.00 
24 2020-21 226-0 ~-700-3-01-200 per) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು'ದುರ್ಲಿ`ನರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 
25 2020-21 [2286-07~-053-0-01-200 [ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಲಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ಬೆಟ್ಗೆ 
3% FS RETNA ೋಳರಾಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ ಮನು ಸರವ y 
pr 300-2 HORT O20 ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ'ನರ್ವಹಣ ನಿರ್ವಹಣಾ "ವೆಲ್ಸ್‌ 339:00 7865 
FET TITAN ER ST ನನಾದ 
ಲ್ಲಾ ಳೆ ಕಲಬುರಗಿ 602.90 53,05 18.18 716.68 


ಅ.ಸಂ | ಪರ್ಷ-2020-21 ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ-ನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಹಂಚೆಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಪೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಅಘಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುಬಣಿನ 
7) EST] ESTE ನ್ನ 'ಹಡ್ಯನಗಾ ನರಾ ನಷಡನಾ ವ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ 718 PP 10556 144.78 1380.08 
KA 2020-21 TTI ಮನಷ್ಯ ಮತ್ರ 'ನ್ರಾನಾಣ ಇಧವೃಷ್ಧ ನ ಅರಗ | 00 0.00 0 000 ್‌್‌ 
37 2020-21 3054-08-33 ್ರ-200 ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ ಕಲಬುರಗಿ 908.06 196.46 384.02 1739.7) 
| ಇದ್ದಾ ಪತ $127.30 1765.42 2633.80 13325.76 
pT ——— “TF ಷಾಪ್‌ ವಾಡಡ ಕ್‌ 
ಕ್ರಸಂ ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಬಾರು ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು] ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಾಳಗಿ ಸೇಡಂ ಅನುದಾನ 
TN SSSI SRS SN SR TU ಸಾಡಂ [XT A p71 —— 
3 2020-2 4059-80-0517-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಣ್ಟಡಗಳ'ನಿರ್ನಾಣ ಸೇಡಂ 0.00 0.00 . 
Kl Ti ETT SE ಕಡಗ ನವ ಫಡ [XU 0.00 
4 280 EAN TT ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಧಿ ಸಮಾಕ್ಸಡನರ್ಷಾನ 0.00 
— 220 STN ವಾಶ್‌ ನ್ದಾ ಕ್ರ ದವಾ 0.00 $y 
[A 2020-7 5-0 TTI್ಯ ತದಾ ಸೇತುತಸಧಾಕಣ § 0.00 . 
2020-21 TTT ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ 538.78 
20-21 RTT NTT ರ್ಯ ಪದರ ಕ ನವ 0.00 
3030-2 ETI ಭಸ್ತಾಧೀನ ರಾಜ ಹದ್ಧಾರ ರಸ್ತ ಸಧಾ 0.00 
io PST] SETA Bಲ್ಲ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ದಸ್‌) 241.47 914.14 
eae] A MESSI ನ್ಲಾ ಮತ್ತತ ಸ್‌ಸ.5) $7.10 443.32 
Fp ರ B-SIDE 8 TSA [SETS 224.72 
7 EST SN ಮುತ ವಾಪ್ತರ ಕಗ ಸಧಾಕಣಗವ 347.61 $6161 || 
WT 30-21 SENSI NT Sಮುರಮತ್ತು"ವ ; ನಣರಣ 20.81 20.8 
ET OTT Uನ್ಗಾ ಮ್ತ ಸ್‌ —T— 38310 1960.73 
TE 5530-1 05-03-3750 WET ್ಷಾ ಮತ್ತ್‌್‌ಗಥ 184.63 864.32 
FT 20-2 NT ಮಕ್‌ TE [XT] ೮0ರ 
[3 ON SAIN A SSS [XO CX 
mer TAH ITT NIT SAS RIO prt —] 
— pT TOAST UE 710 [( ACO SS 
pl 2020-37 0-037-7 T್ಲಾಮುಪ್ಳ "ಕ ಸುಧಾ ಸವಾರ್‌” [XT] 2200 
3 ETT SA ನನಇವಾಪ್‌ನ್ನಡಗ ದರಸ 7 ನನ್ನನ ಸಾಡರ [Tr Woe 5376 44346 
3 ವ II ಗಸನರ್‌ ಲತಾ ಸಾಮಾನ್ಸ ಸನ TR [XO 00 — [XUN 
pr ಸಹಾ SRT ಡ್‌ ನರ್ಷನನ ನಾವಾ ನರ್ಷ್‌ನನ್‌ಪಾ ಡರ 7735 TF ENT HS 


re 


ವರ್ಷ- 2020-21 


2020-21 


2020-21 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು 


TIT ರ್‌ ಣಿ ಪುತ್ತು ದರಾ ಎನರ್ಷಸಣಾನ 


28 2020-21 
29 2020-21 
30 2020-21 
31 2020-24 


2020-: 
2020-21 
2020-2 


| 
pS 


ವಿಭಾಗದ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೌಸರು ಹಂಚೆಳೆ ಮಾಡಿದ 
ಹೆಸರು ಅನುದಾನ NE 
ಸೇಡಂ 312,76 
ಸೌಡರ 


| ಡಂ | 14.56 233.14 234.73 


7 


TIT ನಾವಾ ಕಡಗ ನರಾಾ 
ETI ನ್ಯಾ ದಗ ನರಾ 


TTT ST ನರಾ 


2020-21 


ಭಾಗದೆ ಒಟ್ಟು 


ಇಡಲ NLL 
ಸ್‌ಡರ 76.53 182.13 10.86 
2774.47 193427 . 1955.45 


ಕನಾನುರ | ಸುರಪುರ 
[RT 


0.00 
562.52 
9448.43 


5 


HLL 


EE ರಾಜ್ಯ್‌ 


ನಾರ ಕ್ಸ್‌ಸಧಾನ 


2020-21 


EEE NN EERE K | 
ಬು 
F< 
[= 
T 
[Y 


258.72 
98.13 


65.70 


RT 


3 pel 
17 ps7 
8 30 
19 2020-21 

Ti ITT 
21 2-7 


TT RS 


ಎಸ್‌.ಪಿ 


1132.88 


INT ಹಾಸ್ಯ ಸಧಾನನ ವರ್ಡ್‌ 


L 


ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ-2020-21 


ಉಪ-ನಭಾಗದ ಚೆಸರು ” 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು ವಿಭಾಗದ __ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸ ಹಂಚಿಳೆ ಮಡಿದ 
ಹೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಅಘಜಲಪಹೂರ ಜೇಪರ್ಗಿ ಅಮಲಣನ' 


23 2030-21 SN ನಥ ಇರಾದಾಇದ್ದಡಗಳ ದುರ 7 ನರನ ಯಾದಗಿರ 33772 400 730.00 
33 2020-21 NT ಮತರ ಗಡೆಗಾ ಡಾ ನಾಮಾನ್ನ ಮಾಗಾ ಹಾದಗಿರಿ 0 ದಾ 
4 2020-21 ರ ನ್ನಡ ನರ್‌ ವಷ್ತ ದಾರ ಎ ನರ್ನವದ ಪಷ್ನ ಗರಿ 258.01 25.00 40.00 
_ pvr RTT NTN ರ ನರ್ಷನಣ ಮತ್ತ ರುಕ್‌ ನರ್‌ ಪಷ್ನ ದೆಗಿರ 
THETA ARTS WS ಪತ್ತ ನವವಳ ಹವಗ — —— 
Ms TET ENS ITAER U REA SIFSR TER ಸಾನ PR [xT SS 
4 EET ITT ನನ್ನಾ ಮತ್ತಾ ಇತ್‌ ಸಾಪನಗಹ ಪಗಕ 13733 17780 SNS ರ್‌ 
FT OIG ತೆದ್ಧಾರಿಗಳನರ್ನಪಣ-ನಿರ್‌ನಣಾ ವನ್ನ 553 787 33477 
327 TTT ರಮ್ಮ 'ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಮ ರಸ್ತ ಅಧವ್ಯದ್ಯ - 
2020-28 HTN ನರ್‌ SAT N 
ಹಾಡಗಿರ ನನನ್ನು RT 2438625 | ECT TT) [XT 
- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |] ಹುಮನಾಜಾದ ಬೀದರ | 'ಜಾಕ್ವ ಔರಾದ ಒಟ್ಟು 
2120 40.00 47.00 "1500 0.00 123.20 
Alie 000 74.00 80 390.00 1205.66 
2020-21 9500 r—s 047 [XT 12543] 
HA RAST RST SORT TE ಷ್ಟ ನಾ [NN ro TR [XT 3304 
5 [XT 45.00 [XT 401.77 
0.00 126.89 
T5000 5 1075.19 
2020-21 2631 130 2761 
[XT 
0 ಕ್‌ Ts 
H 2020-21 STEN ಮತ್ತತ ಸ್‌.3) T- 12503 
wm 2070-2 SI ನ್ಗ ಮತ್ತು ಇತ S್‌2) F737 
[E 100 TITS ರವರ ರಹ ಸರಾಕಣಗ ವ 230.00 [EXT 110488 
7 | 3070-51 ITNT ST ಮತ್ತ ಇನ ಸನಣಕಣ 7500 3ರ 
[H EET S05 AST ಸಕ್ಸ್‌ ಪ್ರಾ 72 TET 89527 
16 2020-2 ITNT ES Tನ್ಲಾ ಮ್ತ 380.16 2013.05 
8 R-II ನ್ದಾಮನ್ಯನಧಾಕನ ನನರ್ಡ ಸರು 2 ₹50 


ಕ್ರ.ಸಂ | ವರ್ಷ-2020-21 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆವಾರು ವಿಭಾಗದ ರಾಪನಿಕಗದ ಜೆನರು ಸಾಟಿಕೆೊಮಾಡಿದ 
| ಹೆಸರು ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂಬೆ 'ಅಘಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುಧಾನಿ 
ಘಾ | 7 ಣಾ ಗಾ 
pl FET] NTT ಮಾನಯ ನರನ ಪನ CN EE LL) 
3 2020-21 TEATS NSN SR ಬಳ್ಳಾರ 985.67 - ಈ 
ps PTS) TTT ನನಾದ ಸಮಾಷ್ಸ್ಟಯ ನರಾಣ pT) y F [YT dR 
3 HASNT ಕಾನ ನನ್ನಾ ಕ್ಟ ಸಪತಗಡ ನಾಡಾ 2337 115.48 583 22001 756.68 
NEN PS ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾಕ ಸಪಷ್‌ಸಧಾಕನ ಬಳ್ಳಾರ 27.48 F334 78.83 2 44945 ಸ್‌ 
3 5-2 NTT ಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರ ಧಣ ಬಳ್ಳಾರ 30763 835 4053 A 725.80 
% 7020-21 IIT ಠಾವ್ಮ ತದ್ಗರ ಕಸವ ಬಳ್ಳಾರ - - - A 
Fy pS ASIII ಸ್ನಾನಾ ದಾವ ಪದ್ಧ ಕ್ಸ ಸಧನ ಪ್‌ § Fa CS m ಇ [YY 
I POE EEE EEE ENC TT 2 FP] - PAS) TTY) 
HT TN ್ಲಾ ಹತ್ತು ಇತರ ಸಸ ಬರ &] 58,55 3 oT 
[ aT TN ನಾ ಪತ್ತ ಕಡ್‌ ನ್‌ ನ ET 2 ರ Fer 
FE) 0 ST ಮಾರ ಪತ್ತು ಇರವ ಸಧಾ ಬಳ್ಳಾರ 303 4138 278.84 70714 9072 
TF 20707 —— IIIT ಸಪ್ತಕ ವಕ ಬಳ್ಳಾರ 2 T 3 600 
IE] EN ನ್ನ ವತ್ತ ಕಥ ಬಳ್ಳಾರ 58224 584.53 458.79 5752 2457.08) 
73 50-2 (TRE PEPE ಜಲ್ಗ'ಮತ್ತ ಇತರ ಕಪ ಬಳ್ಳಾರ 1328.58 6804 Te 
7 I ಪಪ್ರ ಕ್‌ ವಾರ 7 ಸ ಸ [YT 
[3 ವ TIAA ನನಾ ಪತ್ತ್‌ನತರ ಕಡ್‌ ವರ i ಸ ಇ p PYT) 
19 ಬಘ್ಯ್‌ರ 89.82 50.84 860% 
20 2020-21 3054-04-337-1-10-423 ಟಿ.ಎಸ್‌, ಬಳ್ಳ್‌ರ 7264 37.02 42.93 476020089 
27 MES III ನನಧನನಾಪಾ್ಳಾಡಗಳ ಡರ್‌] ನಿರ್ನ್‌ಪ pT] 12500 3000 5.26 3425 278.51 
23 2020-21 TITIES SIN TAROT SET  ಪೆಚ್ಚಗಳು ಬಳ್ಳಾರ 00) | 
24 2020-21 TET SI ನರ್ನ್‌ಡಡ 'ವಪ್ತ'ಡಕ್ತಾನರ್‌ನನಾ ಬಳ್ಳಾರ RE 
FLY 6-07-0520 S85 TG ನರನ ಮಸ್ತ್‌ ನರ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 0.00 
26 2020-21 TET ಕೋಪಕರನಗವ ಸಮಗ್ರ ಮಶ್ತಸರವರಾವಗಹ" ಬಳ್ಳಾರ 000 
27 ರ TNT ಕನ್ಯ ಸದ್ಧಾರ ಸತವ ನರ್‌ಪಡನರ್‌ನನಾ ವ್‌ 837 | 


[ao ವರ್ಷ-2020-21 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಾರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನರು p ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಿ 
ಅಘಬಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ 
EEE 5 SS 180ರ 373 
35 PIE] CS NT) TXT 
ETS TET TN ಮವ್ಯ ಮುಡ್ತ ಗ್ರಾವ್ಸ ಠಭಿವೃದ್ಧ ನ - - 65.64 
El 2020-20 OTH T-1-10-00 ಜಲ್ಹಾ ಪತ್ತಾ ಸತರ ಗನರ್ನ್‌ಪಣ pr 757 ಇರರ [XT 723 
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಿಧಾಗದೆ ಒಟ್ಟು 8446.57 2433.70] 2627.66 2594.70 
ಫಸ ಹಡಗಲಿ ಣಗೆರಿಬೊಮ್ಮನಯಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ಡಿಗಿ ಜರಪಣಿಹಳ್ಳಿ 
ಪಂ 
= 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಡಗಲಿ 10.07 ' 
0 TE 3.14 — 
FPS] ರಾ ಹಡಗಲಿ 
TT6-MT0-T-7-E ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅರಕಾರಗಳ ವಸತ ಸವನಷ್ಟಮ ನಾನ ಹಡಗಲಿ 
ಪ ಹಡಗಲಿ ್‌್‌ 163.01 
ರಾ ಹಡಗಳಿ 1 ದ್‌್‌ 
PIS TIS ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ TOU ಪಡಗಲಿ 268.81 73.12 868.10 
TST TIN SR 
pS 00 T---77 ನನಸ್ನಾಧೀನ ರಾಜ್ಮ'ಪದ್ಧಾರ ಕ್ತ ಸುಧಾರಣ 
ET EIN S SSTEAET ——— Fre 
IETS SST ಾ ಮ್‌ 
ToS 55-NTನ್ಲಾ ಹತ್ತು ಇತ OE) 78.37 — 200.17 
NNT ST ಕು ಸಾರಣೆ 2398.21 4205.00 
SOSA ಹಮಾರ ಮತ್ತತ ಕಗ ನವರ 0.00 
= RTT SITS ನ್ದಾ ಮತ್ತು ಇತರ್‌ ಕಸ್ತನಹ 636.90 1563.34 
SORTS EHTS ಮಾತ್ರ 687.38 1706.31 


A ST ANI ನನ್ಗ ಪತ್ತ ನಾರ್‌ 
8 2020-21 NTE ನಾ ಮತ್ತ ದಸಾ 
io AMS TIT HAS 


150.70 
30.00 


27.66 


2300 ae ” 
FO s 


TOSS 4-00-700 ನನದ ಇವಾಪಾ ಕಾಚ: ಸಿ] ನಿರ್ವ 


2 2020-21 TENNENT SIS RANT ಕಡತಾಮಾನ್ಯ ನಸ್ಯ ರ್‌ 
ES TRA TNT SATE ನರ್ಷಪನ್‌ಹತ್ತ'ಮರ್ತಾ ನರ್ಷಡನ್‌ 


ವಿಭಾಗದ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಕ್ರ.ಸಂ | ಪರ್ಷ-2020-21 ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಳೆವಾರು a TE ಸ ME 
TENT ITT SI ನರ್‌ಪನ್‌ ಪತ್ತ್‌ ಪಕ ಎನರ್ಷನಾ ಇ 
ಸ | § ತ ಈಡಗಳಿ 35.00 200 | 257 
TS EL EG ಸಾಮಗ ಪುತ್ತ ಸವರ ಹಡಗಲಿ 
EN PENI NTNSನ್ಯ ಕರರ ಸವರಗಳ ನರ್ನನನ ನರ್ನನನ್‌ ಕನ್ನ ಸ 
20.22 30.29 45.72 
5 0-75 ನನ್ತಾ ಮತ್ತ ್ಪ್‌ಸಪನಗನ ನರ್‌ ಪ್‌ ಸ FRESE 
34.03 55.17 58,95 
ETI ಪದಾ ೪ ನಿರ್ವಹೆಣೆ-ನಿರ್ವಪಣಾ 'ಪೆ ನಡಗಲಿ 126.19 137.00 290.50 
RTT ನಾಸ್ಯ ಮಾಗಾ ಕ್ಸ ಇವನನ್ನ ಹಡಗಲಿ 44 1002s 232.58 
IEEE SS SEE EN Ey 3.69 30.35 17.39 145.29 
— ; TTT TS TET) | ads 13522.78 
j : ನಾಡ ಕವರ್‌ ಜಾನನ್‌ 7 ಕ ಸರಾ ಣ್ಣ 
PSE EE ET ರಾಯಷಾಹ - ~~ [NT 7358 
TT 305-051-327 ನ್ಯಾಸಾಲಡ ನಗಳ ನರ್ನ್‌ಣ ರಾಯೆಚೊರು 443,94 444,00 258.83 680.48 
EINE IR SESE 
TENT ಸಾಗ ಇರರ ವ ಸಹಾಟ್ಸದ ನನರ [er 
ET ಪಾಪ್‌ ನನ್‌ ಕಾಸ್‌ ನಾಡ್‌ ದಾಡಾಡಾ 18302 139.82 TAT 
[J ON TTT TTT Os SS TSS ನಾ TT 37 353ರ 
7 200-2 TTT ನ್ಯ ಪ್ಯಾರ ಸಧಾ — ಜಾ T —T00 3724 738.50 | 319.49 
| F3 FITS] TTT ನ್ಯಾ ಪದ್ಗಾರ ನನ —amE TU 000 | 
Ky pI5I)] TIT ಸಧನ ರಾನ್ಯ ಸದ್ನ್‌ ಕಸ ನಾರ ರಾಯಜೂಕು"? 0.00 
[i PSI STEERED) ರಾಯಜಾರ್‌ 13235 30533 179.7 1293.60 
2020 ERIN ತ್‌ ಸ್‌ ರನಾಹಾಷಜಾಹ EYKr 198.57 92.01 627.34 
2020-27 TTT 5 ಷಾತ ರಾಯಾ 373 4 4684 318.00 
3 3 ಕತ್ತ ರಾಸ ನಧನ | ಕಾಯಚಾರು | 87357 27258 EEK] 391868 
7 TS SST ಹಾರ 005 
75 Ti TTT ನನ್ನಾ ಹಪ್ತಾ a ಡೆ KIENT 3 ಸ 210.64 961.46 
Ir pis) IS ಸಾ ವತ್ತ [FIR] 33177 33 7033 PIR 1261.53 
iF PII) ST ಮಪ | 000 
ಗ pel] SER ಪ್ತ ಕಡ್‌ ಗ್‌ [7 
[CS TTS: SISTA SNL $0.2 30.00 19.43" 209.72 
pr EN ITA TSE | ಕಾಹಷಾರ] 8774 10570 77 3 ಕ್‌ 40703 
TT EIT STS ಹಾಸ್ಯ ಕ್‌ ಸಧಕನ ಇವರ್‌ 'ಕಾಹಷಾಕ 7070 7ರ 470 33 2170 
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PP TST SST ನವ್‌ ಸಡಗರ 7 ನರ್ಷ್‌ಪಣೆ ರಾಯಾಚಾರು 
I HT SINS IEST SIRT ನಡದಾನಾನ್ನ ನಷ ನಾಷಾಸೂರೆ" 


25 


24 2020-21 


2020-27 TET ಸ ಕಡ ನರಸ ಪತ್ತ ಮ್ನ ನರ್‌ ಪ್ಪ ಕಾಹೊಷೊರು 


TESTS 5 ನ್ನಡ ನರ್‌ನಡ ಪತ್ತ ರುಕಾ -'ನರ್ಷನಹಾ ನನ್ನ ರಾಯಷೊರ್‌ 


ಉಪ-ನಿಭಾಗದ ಹೆಸರು 


pe 


8.55 


226.04 


7 
8 


2019-20 EY PES BTS 7] ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ ಸ್ಥ ಧಾರಣ 
2019-20 EOE er) ಕಜ್ಯ ಪದ್ಗಾರಿ ಕಸ್ಟ ಸನಕ 


164.72 0.00 ನ್‌ 


NT) 9.00 


ey STI TENT ಶೋರ್‌ ಇವಾಗ ನತ್ತಾ ವರವ ಹಾಡ T ನ 

37 OT ATTN ನ್ಯಾ ನನ್ಮಾರ ಸಡನ್‌ ನರ್‌ತನ ನರನ ನಾಡಾದ | 473 TE Bri f T57 ಹಾ 
3 55 ETN ನತ್ತ ನರ್ನ್‌ನನ್‌ ಸ್‌ ರಾಹಷಾರು 20.30 3.45 Ra EK) ENE] 65” 95.16 

pl) TI ದಮ್ಮ ಪದ್ಮಾ ನರ್‌ ಕ ಾಾಡಷಾರಡ 3736 12661 T9198 3787 Eres 317.69 

30 TST ನ್ಯಹಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯನ 7ರಾಹಾಚಾರು 72.40 TAS 4383 12288 353.14 

KI] 2030 NTT ್ಡಾ ಮಪ್ತ"ಇತರ ಕಸ ಇರ್ಷ್‌ಪ aa 79.13 46,30 WNC) 75.44 WER 344.39 

F ಕಹಯಾರ ನರವ 2874.18 3195.32 3439 Te. | 2371.30 13366.63 | 
1 SNE I 
ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಪಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಕನಕಗಿರಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು 

™ TO SINT ರಾವಾ ದ್ಧಡಗಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಪಳ XT) 

p] 200-205 4055-80-03 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧ್ರ 0.00 

3 -2019-20 TET T-TREE ರ್ನ ಕೊಪ್ಪಳ 0.00 0.00 0.00 

y1 BIST ETT ನ್ಕಾಹಾಂಗ ರಾಗ ಪಸ ಸಮಾಷ್ಸಯ ನಾನ 0.00 0.00 0.00 

ಥ್‌ MEH SST IRS ನ್‌್‌ ವಗ ನರಡವಾ್‌ ಕ್ಯ 000 T0586 "500 
ESR EE ಸಪತ ಸುಧಾರಣ I FRET) 


[7 TST TITANS ಸಾನ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದನ್‌ 000 300 
|e) KIL) ENS Sg SST AS ಥಾ —— [SN 342.37 
Ti POSE MEET EEE) 883 5594 202.72 
Ip] 0-20 EEE SE EERE OEE) 6.18 0.00 0.00 6.18 
TE} MET TAT ಮತ್ತಾ ನಸಾಧಾಕಗಪ” 1241.23 37.33 7543.88 5191.49 
TF PCT EEE SEC E BCRTT [XT [XT , CN 
7 ME INAS SS SE 333.76 000 [OE TTT) 
TET ET ನ್‌ ಪತ್ತ ನ್‌್‌ 73.31 Sen 78700 327.80 
Mr ಮ PONS BB 
| [1 00 SITS ನ್ಗಷತ್ತುಾ ಇತ ನ್‌ 0.00 0.00 UN 


ಕ:ಸಂ | ವರ್ಷ-2020-21 ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಬಾರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜೆಸರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ _ 
ಹೆಸರು ಅಳಂದ ಅಘಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಅನುದಾನ _ § 
05-20 TT cy pp Ter 3 ಜಿಲ್ಲಾ'ಮಪ್ತ`ಇತರಕಚ.ಎಸ್‌.ಖ ಕೊಪ್ಪಳ 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 
[0 200-20 SETI SKE [oe pS 3755 06 44ರ 15730 | 
pl) 2019-70 STIS TE - ಕಾಷ್ಠ KVKTS ಇ PX RIK 730 
pi TES I ಹನ್ಸ್‌ ಸಧಕನ ವರ್ಡ್‌ ಸಾಪ [7 055 0೫ 05 [7 
KP 205-20 “SNS ವಧ ಇನಾವಾ್‌ಡಗ ದಾ 7 ನರ್ಷಷ Fr [YK FART) 
33 FISOeGT) NITIES SIS TANS ರತಾ ಪಥ [ರ್‌ 006 000 
24 2019-70 6-01-0370 ಕಬ್ಬಡ'ನರ್ಷಡನ್‌ಪತ್ತು'ಡಕ್ನಾ -'ನರ್ನಪಣಾ ಸ್ಸ” ಕಾಪ್ಮಳ 050 [Xi 
25 209-20 ETT ಕನ್ನಡ ನರ್ನಪಣ್‌ಮತ್ತು ಡಕ ಸರ್ವಾ ಪಣ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳ 
ET SE EET ಗ ನಹ ಕನಕಾ Freee 
[NS T5205 BETTINA SE ಸಪರ ನರ್‌ ನರ್ನನಹ್‌ ತ್ಯ ee 
1T 3-3 STII ನಾ ಮಪ್ತಕ ರ್‌ ಸತವಗಹನರ್ವನಣಾ CR ಕೊಪ್ಪಳ 
F305 STS ರ್ಯ ಸವಾರ ನರ್ನಪ ನರನ ಷ್‌ 
37 5 STS ಮಮ್ಯ ಪಾತ್ತಗಾನ್‌ನ್‌ಕಸ್ಸ ಇವನ್ನ ಕಾಷ್ಠ 
31. 2019-20 3054-04-70 ಪ್ನಾ'ಪಪ್ತ"ರ ಗಳ ನರ್ಷಡನ ಕಾಪ್‌ 
ಕಾಪಾ ನಧಾಗದ ಬನ್ನ 277284 1452.04 270940 | 996707 
ವಲಯದ ಒಟ್ಟು 32857.05 17794.77 23061.64 17930.26 59487.97 34794.04 
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